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ПРИКЛАД ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО 
ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
У НОВОСАНЖАРСЬКІЙ ОТГ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 


Проект реалізовано за рахунок коштів 
Програми «0-1. ЕАО з Європою» у 2020 році 
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Проект реалізовано 
за рахунок коштів 
Програми «0-1 ЕАДО 
з Європою» 


ПЕРЕДМОВА 


Програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «0-1 ЕАР з 
Європою» спільно фінансують Європейський Союз та його країни-члени Данія, Естонія, Німеччина, Польща та 
Швеція. Загальна мета Програми - сприяння створенню багаторівневого управління, яке є прозорим, підзвітним 
та може реагувати на потреби населення України. 


Покращення надання послуг є невід'ємною частиною децентралізації, і відноситься, зокрема до підвищення до- 
ступності та якості послуг. Існує необхідність створення нових сервісних центрів надання адміністративних 
послуг, а також модернізації існуючих ЦНАП в громадах малого і середнього розміру, які забезпечать мешканців 
якісними послугами в комфортних умовах. 


В рамках реалізації Фази Впровадження Програми «О0-1ЕАО з Європою» в частині покращення надання адмінпо- 
слуг для населення (2018-2021 рр.) буде збудовано центр надання адміністративних послуг у Новосанжарській 
громаді (Полтавська область). Енергоефективна адміністративна будівля нового Центру спроєктована та буду- 
ється за рахунок коштів Програми «О0-Ц|.ЕАД з Європою». 


Проектна документація, що надається в цій публікації, може бути використана виключно органами місцевого 
самоврядування для створення центрів надання адміністративних послуг в Україні. 


Проектна документація не може використовуватися з комерційною метою. 


Програма «Ю-.ЕАО з Європою» не несе відповідальності за безпеку працівників, якість виконання будівельних 
робіт тощо, при використанні технічної документації цієї публікації. 


Програма також не несе відповідальності за виконання планів робіт та застосування проектної документації у 
разі використання цих документів без узгодження з Програмою. 


Відомість креслень оснобного комплектуц АР 


Маркувальний план 


Експлікація підлог, бідомість битрат матеріаліб 


Схема зашибки стелі гіпсокартонними листами, бідомість опопрядження 
Фрагменти плану, фасаду вхідної групи, специфікація огородження 


План пандуса, переріз пандуса,план сходів, специфікація огородження 
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Формат АЗ 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Загальні Рказібки: 


1. Робочий проект Нобе будібництбо центру надання адміністративних послуг 
Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Нобосанжарського району, Полтабської області 

биконані на оснобі забдання на проектубання. 

2. За нульобцу бідмітку прийнята бідмітка рібня чистої підлоги 1-го поберхц. 

3. Проект розроблений на оснобі технологічних процесіб, які застособуються у будібництбі 
з бикористанням затберджених типобих конструкцій, одладнання, матеріаліб та 
пристосубань серійного виробництва. З зб'язку з цим перебірка на патентоспроможність 
та патентну чистоту не прободилась 

4. Архітектурні рішення розродлені у бідпобідності з діючими нормами, прабилами та 
стандартами. 

5. Перелік бидіб робіт, для яких неодхідно складати акти прихованих робіт: 

а) прийняття поверхні осноф під ізоляцію; 

5) прийняття пароізоляції; 

6) влаштування вогнезахисту дереб'яних конструкцій; 

г) виконання ізоляції від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами; 

9) прийняття шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів; 

е) прийняття біконних та дВверних блоків; 

ж) ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізояляційними матеріалами. 

6. Ступінь богнестійкості будинку прийнята - ЇЇ. 

7. Фундаменти передбачені монолбітні з/б, стіни- газоблок 02400 З 5мм, перегородки з 
газоблоків 100мм, 250мм. Покрібля- дереб'яна, матеріал покриття- фальц. 

9. Зобнішнє опорядження передбачає: биконати утеплення мінераловатним утеплювачем 
група горючості НГ - 50 мм (див. маркувальні плани ) з подальшим одлицюванням фасадним 
каменем. 

9. Покріблю передбачено утеплити мінералобатними плитами група горючості НІ -300мм 
(250мм-50мм) . 


П2020-03/01-АР 


Нобе будібництво НВ надання адміністратибних послуг 
Нобосанжарської селищної ради 


Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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ТОВ "ПК "Інжгруп" 
Загальні дані Кваліфікаційний сертифікат 
о НАШ ЦЕН АР 
М2012343 6ід 07.09.2016р. 
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Фальцеба покрібля ВииККі Цаззіс 0-0,6мм 
Обрешітка-дошка 100х30мм, крок 350мм 


Брусок прижимний 50х30мм по крокбі 
Гідроізоляційна плібка 
Розріз 2-2 Кроква 250х..ккрок.. 


Мінералобатний утеплювач "Технолайт Екстра" 
густиною Ібкг/м? 8 товщі крокв - 250мм 
17 250 Брусок 50х50мм, крок 650мм 


Мінералобатний утеплювач 6 тобщі друска - 50мм 
Прижимна дошка 100х25мм, крок /400мм 


Підшубка стелі ГКЛ - 9 5мм 


Погоджено: 


Керамічна плитка на клейобому розчині - 20мм 
Цементно-піщана стяжка, армобана Вр-1 Й3,5мм 
чарунка 50х50мм - 80 мм 

Теплобідбибний мат 

Утеплюбач-екструдобаний пінополістирол Сагроп Ргої ВР 
густина й 2кг/м3, Г1 - 100 мм 

Гідроізоляційна плівка 100 мк 

Залізодетонна фундаментна плита - 100 мм 

Бетонна підготовка - 50мм 
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500мм від бікна 


2 100 


2800 
3 600 


(Б) й 


Водосточіну трубу блаштубати 


2 100 


Водостічний | 


жолоб 


Водосточіну трубу блаштубати 
500мм 68ід вікна 


Снігозатримубач 


Снігозатримубач 


т 


Вузол карнизу 


Утеплюбач оштукатурити 
по стіці 


Обрешітка-дошка 100х30мм, 
крок 350мм 


Дереб'яний брус 50х3Омм 
під зашибку металевим софітом, 
блаштубати між крокбами 


Щ 50 


Кронштейн жолоба, 


у 


б 
фо 


у 
О 
з 00 


3 850 3 850 


/ 500мм бід бікна / 
А 
/ 


з 100 | 610 


Карнуизна планка. б 
У/ 


02 М 


Я д 


| 


Оу 


У 


и, 


б 
ий | 


Монолітний 
| з/б пояс 


| 510 


Зашибка металебими 


Погоджено: 


олір-графіт |ВА| 7015). 


Покрівля 


Зам.інб Мо 


І 3 | Воронка ринби 80х80 
| Кронштейн ринбу 


З | 

г 5 

2Ї- Труба 80х80 (хЗм 
- 6 Муфта з'єднувальна труби 

1 

є Хомут трубу 

с . 

хо 

5 |з КИ Коліно труби 127 й 
ад 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


| 
4 Водостічний | 


жолоб 


| 


| Відомість елементіб прямокутної Бодобідбідної системи ТМ "САГЕСО" ЗТАЇ 7 


пе 


(9) 


колір-граф 


Ринба водостічна прямокутна Ісім 125мм Приблизно 6Зм/п 


софітами ї-Їмм Дереб'яний брус 


5 

й 

| 
ли 50х30мм 


. | 
2-профіль. і під зашивку 


металебим софітом 


(2) 


Запобнити мінеральною ватою 
"Технолайт Екстра" 
густиною ібка/мі 


Відомість битрат матеріаліб та биродіб на покріблю 


Поз. Найменування Кількість Примітка 


Пи повна сннозоя 0; 
нон рн р 

ро 
р 


Коньок вентиляційний 1 «2000мм 


ол 


-1 
і-й Р у Мо ній 


Сніготримач 1-3000мм 
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Нобе будібництво НВ надання адміністратибних послуг 
Нобосанжарської селищної ради 


за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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Засоріна р 
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М201231 


6їд 02.09.2016р. 


О І 


Ар. зобнішньої стіні по горизонталі та рертикалі 


Клінкерна плитка 545-Кегатік 24 0х "їхТОмм 5 зол 1 Вузол 2 


Копіюваб 


Формат А? 


Клей для клінкерної плитки М-21 
Сітка панцирна | 
и 5 з Мінераловатнуий утеплювач "ТехноФас" и | ЕНН ЕРА КВН - ; 
СЮ Дюбеля фасадні густиною ІЗОкг/м3 - 50 мм ХХ се о 50 мінералобатний аіачи ТехноФас 
Гри Клей для теплоізоляційних плит Сегебії СТ 190 Ко Шуруп р густиною 1З0ка/м" - 50 мм 
АРЕНА, ХХ Кварцева грунтовка Сегезії СТІ? КО Герметизувати . | | івано 
жиє Газоблок "АЕРОК" густиною /00Окг/мі Мо Клінкернуй відлив Зм Пластуна бхіОмм 
п . (Грунтовка по газобетону 600х375х200(Б)мм - 375мм и рекорди чо 
Ср ий зрх РАРАРИ - 
| М Відлиб з оцинкованої сталі Імм а Р АР НЕ ММ вн | (---Підбіконник 
тка паНаМрик., жиє Шар армуючого розчину (егезії СТ85 Мо б КО 
і Клей для блоків АЕВОС стела кструєоранна пнополістероп М й 0,000 Клей для клінкерної У з 
чи --- 3. у горизонтальних шбах РЕВНО ВР густина з/ка/ м", ТІ - 2У мм М РАНО ВИНЕН НН чіт МОЗ М г. 
0 


М 


Ми Мастика ЦЕ ННЯ в ПЕНЯ о ЖИ Есевенн но сннннюо свита ванню ї 
ща 5 Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь М221 9150 ; У 
обананіьх зеянаній Ен со Праймер бітумнуй Техноніколь М201 й ; ій 
вий 2ь0ххтдмм" Ме Р ВИ ПИ НН В 7 пи СЕ: зон х 
М Б палке і 
і. з НО Ра 
4 "--- Арматура Й 8мм через кожні ; ЖК 
хх чотири ряди кладки І 
і 
са : 
о ' 
М9.01 ї 
ник 
б 
ско Р І 

ХХ 

315 


101,50 


Клінкерна плитка Дюбель (6-9 шт/м?) 
545-Кегатік 2/0х "їх ТО мм 


Схема бідлибу на цоколі 


Екструдований пінополістирол-50мм 
й і і -ь З 5 Відлиб кріпити до стіни 
« дюбель-цбяхами 


Профільобана мембрана РІАМТЕВ-5їапдага 


Захисний клей Сегезії СТ100 
| Утеплюбач-екструдобаний пінополістирол 


р 77777 
|14:09929222999990279; 


НИНААНА ННЯ НМЛ НАННЯ МОНО НННАН ОМАН АНОНС 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Мастика приклеюбальна ТехноНіколь М227 М 
| 
1 


ХХХ ХХХ 0 сл Сагроп Ргої ВРгустина й 2кг/ма, Г 1 - 50 мм 
Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь М221 5 
Працмер бітумний ТехноНіколь М201 і М 
Залізодетонний фундаментний блок М 


315 


Віконний відкос утеплити 
теплювачем 50мм 
та облицюбати клінкерною 


плуткою 
Фрагмент оздоблення кцта дцудіблі б осях "1, А" - | - и 
ТУЦИЦИ "|, 2 Ж / 7 3 ГРИ ПРИН САРА 
Й ОС (отр / І БК д/г з | 
ПЕЯЕУЛЛНЮРА; ДО НИНУЛ УЛ УЛ СНУЛІНРЛИ рге-ш Вінн 
ГІ МР 2731-1227 Ро ЕЛ САВА РАНИ тав о ка Г 
ПИ ПИРИПАН ОВО БРАУН ЗР АЕЛКИТИУНИОЮ о РРИР 
Віконний бідкос утеплити ПЕЕТа та МПА і - | ; - 
теплюбачем 50мм ИІХК ИЙ 1 1 | | |, | рн ПРАННІ Й | рі Р Р уд | 
та одлицювати клінкерною ре - | Р і : і | "- - - 2 Ра - 5 7 й | - 
. о ПИ У р Р Р 
З А | РИНРУЛЕРНУЛНО ЯРА (0 |, 12) 7 Ше | 1 ,рИ Клінкерний відлив 
єї | ППИСИ ЕТ С СО, 1 Ж 2/3 1 ПЕ РА ПРП А РО 120х150х 5мм 
а У Вікнах передбачиту ПОД ДАО 7 1 2 ро д/г Кк 7 | | 
о | | імпосту шириною ТИ А Й С ро доа  у  7 
о. пе й | не менше 100мм ШУИІТТІ ІІ І СІ УЖЕ НЯ | (2 ЧИ рани вн ЕЕ 
РН ЕЕ ОН З, з ПАТ ИИ са ші п Р піді Є щЩЮВЛ?єЕЄ Тт6С 3ЯТ00.:2 7 
шов | | о ПИСЦИОИЄС І 1 / ФА ДО 17110 | ГРИ? ПИ ПУЛ "АНУ 2 
4 М УПИРИВИНИИННИ ЗАРАНО р "Д00 ПАРА Р СИР УА РА АН / ТО ИГ/  Й07Т1 1 2 
й Клінкерна плитка Й о | Й ЛЯ | | Чан ВИР пек па а ра 
545-Кегатік 240х11х10мм ГО) ЦІ 1234 21/10 4 «| 4 | 4 2 М | |, , РАТНЕ 
й ронанаю чинити | ПУЛИНИ ЛЕЛРС РН 2 5 НУДНЕ ТЕННЯ З 
Р са РА У Ра 
о.000 лиса авани . и | ПОС ) | ви | "о ра У Ра | | 
0.000 й 9 Й р / й р? РАД 
з регаи Р А М РА НОРРАН УА? Р ПРА СА НН ОН УА Р РН, 07130 2.02, 4 
Ф 1 Тобщуна шба 10мм, Відлиб з оцинкованої сталі Імм т - 
БА: 9007 
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Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
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Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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ТОВ "ПК "Інжгруп" 


Громадська будібля 


о о 
оо оо 
МУ 
о 
ро) 
-.» -.-» 


о |о-о 
МУ ро Мч) 
-.Г 


шини Вузли по зовнішнім стінам . Кваліфікаційний сертифікат 
інженера-проектувальника АР 


контр ля 0 ГО Поаом кеб12343 Від 07.09.2016р. 


що 
У 
"3 
о 

со 

МО МО 


а ПрОЄКТнНу документацію у ра ВИКОРИ аННЯ ОЄ огодження оограмою 


Погоджено: 


Копіюваб 


Формат АЗ 


Зам.інб Мо 


- 
Е 
(з, 
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о 
ж- 
ле 
42. 
с 


-ч 
393 
- 


15 
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Розгортка бікон по фасаду 1-6 


1 180 1 200 1 180 


3 600 250 


Розгортка бікон по фасаду 6-1 


250 3 600 (отвір) 


3 600 (отбір) 


3 600 (отвір) 


ВК-2 


1 1915 (отвір) 
2 300 


2 300 (отвір) 


| 1 095 1 115 1 095 | 


3 345 (отбір) 


ВТР-1 


1 145 (отвір) 


2 300 
2 300 


1 280 1 280 


3 360 


1210 1060 1210 


3 600 


Специфікація бітражіб та дберних оОлокіб 


Марка Примітку 


Вікна та зобнішній бітражний блок 


ВК-1 ДІЕТУ:6 В.46-15-А01Ї В.П.ССПІТ, 735-3,56ПВ/ А2-Б-Б-В-Б-Г 
ВК-2 ДСТУ Б В.2.6-15-2011 В.П.ССПІТ, 735-3,305ПВ/А2-Ь-Б-В-Б-Г 
ВТР3-1 | ДСТУ Б В.2.6-15-2011 | ВТР.П.ССП2,28-3,56ПВ/А2-Б-Б-В-Б-Г 


Вікно алюмінієбе,з дбукамерним 
склопакетом,з поворотно- 
Відкидною стулкою 


Вікно алюмінієбе,з дбукамерним 
склопакетом,з повборотно- 
Відкидною стулкою 


Вітраж 
алюмінієбцй, 
з дберним блоком 2,28х1,20 


рр Вітражні блоки Івнутрішні скляні перегородки) У 
ДСТУ Б В.2.6-15-2011 ВТР.П.ССП2,2-3,6ПВ/А2-Б-Б-В-Б-Г шт. 


Вітраж 

алюмінієбцй, 

з дберним блоком 2,3х106 
Вітраж 

алюмінієбцй, 

з дберним блоком 2,3х0,8 


ВТР-1 


ВТР-2 


ПН 


Вітраж 
алюмінієвий 


ВТР-3 


Двері внутрішні дереб'яні, 
одностулкобі,глухі 


Двері внутрішні дереб'яні, 
одностулкобі,глухі 


Двері внутрішні дереб'яні, 
одностулкобі,глухі 


г ХХ 
Мо -з -з -з Мо -з -з мо ол ЕЕ 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ПРИМІТКИ: 
1. Креслення розглядати сумісно з маркубальними планами . 
2. Габаритні схеми біконт та бітражу зодражено зі сторони фасаду; 


Рання спін і перед замобфленням бікон, дберей та бітражійб розміри 


3. Після биконання м 
прорізіб додаткобо уточнити по місцю; 

4. Вікна, зобнішній бітраж виконати з алюмінієвих профілів, на профілі блаштубати пвх 
плівку М/іпзбіед цинк сяючий; Внутрішні скляні перегородки (вітражі) виконати з 
алюмінієбих профілів білого кольору, розміри уточнити по місцю. 

5, При бстановленні точних розміріб бікон та дберей урахувати індибідцальні 


особлибості 


монтажних зазорів, користубатися ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Конструкції будинкіб і 


споруд. Настаноба щодо проектування й улаштубання бікон та дберей". 
6. Опір теплопередачі вітражів виконати не нужче 0,75 м'К/Вт. 


П2020-03/01-АР 


Нобе будібництво НВ надання адміністратибних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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ТОВ "ПК "Інжгруп" 
Кваліфікаційний сертифікат 
о НАШ ЕН АР 
М2012343 6ід 07.09.2016р. 


Ж 


р 


Петелько 


- 
-й 


Громадська дудібля 


Розробиб Лисиця 


- 
-- 
Ж 
р 
й 
55 
'- Ї 
о 
Х 
- 
-- 


о 
у 
- 


є 

кю 
М 
ЕІ 

о 

о 

У У 
о о 
У МУ 
- 


Перебіриб Засоріна 


Схеми скляних конструкцій, 


У 
Кк 
КУ 


схеми вітражіб, специфікація 


і 
с 
цо 
о 
о 


Н.контр. Лисиця 


Відомість битрат матеріаліб Відомість битрат матеріалів 


од Приміт 
Найменування родоти Вуміру ку 


Меп/п Нацменубання роботи 
ПС 
| 2 обрешітка-дошка 100х30мм І заг:940м 
ЕІ22:27 утеплювач "Технолайт Екстра 

охібкг/м" НГ-250 мм 8 товщі крокв 


0 |Зашибка 6 середині покріблі 
1 |Бри 5О0х50мм І зага380м 


2 Мінераловатний утеплюбач "Технолайт Екстра 
охібкг/м' НГ-50 мм 8 товщі бруска 


Зобнішні стіни бище бідм. 0.000 


Мінераловатний утеплювач "ТехноФас" 4000 
ІЗОка/м' НГ-50 мм 


Клей для плитки М-21 


Клінкерна плитка 505 ВЕКІІЇМ 2Щ40х'їх10мм 


Зовнішні стіни нижче Відм. 0.000 (до землі) 


Гідроізоляція з працмером Техноніколь 


Утеплюбач-екструдований пінополістирол 
Сагбоп Ргої КРгустина ЙОкг/ма2, Г 1 - 50 мм 


Фартук з оцинкованої сталі, шириною 225мм 
Зовнішні стіни нижче землі 


Гідроізоляція з працмером Техноніколь 


Утеплюбач-екструдобаний пінополістирол 
Сагбоп Ргої КРгустина ЙОкг/ма3, Г 1 - 50 мм 


Профільобана мембрана РІАМТЕВ-58їапдагд 


Утеплення монолітного поясу 


Мінераловатний утеплюбач "Техноблок 
Стандарт"рсхібкг/м? НГ-50 мм 


Штукатурення по сітці 


Схема підлогу Дані 
або тип підлоги елементі 


за серією підлоги, мм 


Номер 


Погоджено: 


приміщення 


Клінкерна плитка Орос7по 50о(аг Огапде 
зоїгисїуге на клейобому розчині -20мм 
Цементно-піщана стяжка, армобана Вр-1 


83,5мм чарунка 50х50мм - 80 мм 
Теплобідбивний мат 
Утеплюбач-екструдобаний пінополістирол 
Сагбоп Ргої ВЕ 


ої 
« 
о 
Е- 
р 
5 
со 


Копіюваб 


Формат АЗ 


- густина джен, ГІ - 100 ми ДА КА НИ Я Я 
5 Гідроізоляційна плівка 100 мк "РР Р р РЕ: П2020-03/01-АР 
по . 
Ми знадннни о НН ПОТАПОВА ТТ ТТ Р Р Нобе будівництво Чан надання адміністратибних послуг 
2 ьо Р Р РО РО Р 1(новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
є | : | 
те медок Підп. дата Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
УНН ССС РИН СЕС кредо 
Сходові / | 
засади Керамогранітна плитка на клейобому А В Громадська будібля тро 
і Розробив лися РУГІГ 03.2020 
розчині ЛІР 
зро рн Сходовий марш/зй плита перекриття |Перебіроб | |Засрно | рого розлом Екстікація підлог, ТОВ "ПК "Інжгрцп" 
Мане А Я КИ п боість Випрап р род, 
|Нконтр. || |Лисщя (0 ФО //)- |032020 матеріалі кеб12313 Від 02.09.2016р. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Копіюваб 


Формат А? 


Специфікація елементіб підшибної спелі 


Схема зашибки стелі 
гіпсокартонними листами 


Лист гіпсокартонний ГКЛ 9 5мм 210,0 
ІА гіпсокартонний ГКЛ бологостійки 

ММ 1,80 
Профіль стельовий С(060/21 
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Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Новосанжарської селищної ради за 
адресою: вул. Центральна, 12, смт Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 


Директор м.п. Задорожний АП. 


Київ 2020р. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Погоджено 


Відомість креслень розділу КБ Відомість документів, на які посилаються та додаються 


Підкомплект|Аркуш  |Найменування Випуск Позначення Найменування і 


| КБ ти р Ли ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 
кокошнівощ ВІДОМІЄТЬ креслень. Відомість со о ОВ я мини ДБН А.3.2-2-2018 Охорона праці і промислова безпека в будівництві... 
«ЧЕР || |02 | | Вказівки по веденню загальнобудівельних робіт. Загальні дані. шии» ДБН В.Л.2-2:2006 


й План котловану. План бетонної підготовки ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель і споруд 
Опалубочний план фундаменту ФМ- Настанова щодо проведення земляних робіт та 
5 ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 РАНО МО Й ЗА АН 
основ і фундаментів 


Фундамент ФМ-1. Армування. 
6 Монолітний пояс МП-1. Опалубка, армування, специфікація. ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні 
технічні умови 
ДСТУ 4747:2007 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий 


ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент 


План дерев'яних конструкцій покрівлі. 
- 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови 


58 ереріз 1-1 по покрівлі, вузли покрівлі. 
59 Вхідна група Мо! 
Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні 
арматурні і закладних виробів залізобетонних конструкцій. 


1 Падус. Опалубка. 
Загальні технічні умови 


1 
Падус. Армування. 
Сходи поз. 6.7. по ГП 


ДСТУ Б В.2.6-168:2011 


"Зварювання. Зварні з'єднання сталевих елементів. Частина 2. 
Зварні з'єднання конструкційних елементів, на які не діє 
внутрішній тиск (ЕМ 1708-2:2000, ІОТ)" 


ДСТУ ЕМ 1708-2:2015 


Відомість витрат сталі, кг 


Вироби арматурні ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення 
Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до 
Марка конструкції до40с дБ00С Со45 ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії 
ВСЬОГО 


Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та 
ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 8540:2015 РАННІЙ КІНО ВЕДЕ ЕКО 
ода Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила 


ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення 
ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Цв'яхи будівельні. Конструкція і розміри 
ДСТУ І50 4014-2001 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. 
ДСТУ ГОСТ 7798:2008 Болти із шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і 
розміри. 
ДСТУ 5915:2008 Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри. 
ГОСТ 11371-78 Шайби. Технічні умови. 
ДСТУ 5915:2008 Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри. 


Технічне завдання 


Всього З 4 Всього 


ФМ-1 


0 492.9 2430 3538, 7 0,0 


МП-1 233,9 0 929,2 0,0 


Покрівля 4,4 0 9,2 


Вхідна група 00 


Сх-в(ГП) 00 


Сх-Т(ГП) 00 


0,0 


Пандус 
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Відомість витрат бетону по маркам конструкцій 
Матеріал 

Бетон С8/10 

Бетон С8/10 

Бетон С8/10 

Бетон С8/10 


Бетон С16/20, М/4 


Бетон С16/20, М/4 
Бетон С16/20, М/4 
Бетон С16/20, М/4 
Бетон С16/20, М/4 
Бетон С16/20, М/4 
Бетон С16/20, М/4 


Замість інв. Мо 


Найменування К-сть 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 


ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 


ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 


4,2Г м" 0,000 2 84,550 


СНЖ-ЦНП-03/2020 - КБ 


Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 


0,79 м3 
0,53 м? 
6,02 м? 


3,83 м? 


21,15 мо 
2.17 Мо 
214 м3 

4 у 

45,06 м? 

7 м3 


97,56 контр. | |Задорожний| /7/ | 04. 


а 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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Конструктивні рішення 


Відомість креслень. Відомість витрат | ФОП Задорожний АП. 
матеріалів. КС АР Мо010610 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою АЗА 


Загальні витрати 


Погоджено 


Зказіаки по веденню загальнобудівельних робіт. 


1. Арматурні роботи: 
1.1. Арматуру використовувати класів: термомеханічно зміцнену (або гарячекатану) АЗ500С та А240С довільної марки сталі, по 


ДСТУ.3760:2019 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій". 
1.2. - Арматуру в місцях перетинів кріпити в'язальним дротом діаметром 0.8-1.2 мм в шаховому порядку. 
1.3. Арматуру гнути в холодному стані з мінімальними діаметром оправки: 


: з для стрижнів періодичного профілю діаметром ах Тбмм - 44; 


ОІ 
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р- 
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Підпис і дата 


для стрижнів періодичного профілю діаметром а? 16мм - 74; 
для гладких стрижнів діаметром ах16бмм - 2,54; 
для гладких стрижнів діаметром 4?16мм - 44; 
1.4. Роботи проводити згідно ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування" та ДБН 
А.3.2-2-2009 "Охорона праці та промислова 

безпека в будівництві. Основні положення", ДСТУ 3760:2006 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій". 
1.5. Зварні з'єднання виконувати згідно креслень по ДСТУ Б.В.2.6-169:2011 "З'єднання зварні арматури та закладних виробів 
залізобетонних конструкцій". Врахувати положення розділу Мо2.4 "Рекомендації по застосуванню арматурного прокату до ДСТУ 
3760-98..." 
1.6. В одному перерізі розміщувати не більше 337. напусків арматури. 
1.7. Залежно від прийнятої технології будівництва технологічну арматуру що використовується для монтажу каркасів 
вертикальних елементів та підтримування верхнього шару арматури плитних елементів дозволяється змінювати(додавати, чи 
прибирати, змінювати діаметр та клас) в разі економічної вигоди при погодженні з замовником (або) обгрунтуванні в ПВР. 
Забезпечивши при цьому проектне положення робочої арматури на всіх етапах будівництва. Поперечна арматура (хомути, або 
зварні плоскі і просторові каркаси балок і колон) не є технологічною арматурою. 
2. Бетонні роботи: 
2.1. Роботи проводити згідно ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування", ДБН 
В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування" та ДБН А.З.2-2-2009 "Охорона праці та 
промислова безпека в будівництві. Основні положення" 
2.2. Опалубку знімати по досягненню бетоном 7090 проектної міцності для горизонтальних елементів та 5090 міцності для 
вертикальних. 
2.3. При веденні робіт в зимовий період, використовувати протиморозні добавки, та (або) додаткові заходи по догляду за 
бетоном згідно ПВР. 
2.4. Всі вертикальні поверхні що контактують з грунтом повинні бути гідроізольовані бітумною мастикою за 2 рази по шару 
грунту(праймеру), Якщо в кресленнях розділів АР чи КР не вказано іншого. 
3. Зварювальні роботи: 
3.1. Зварні з'єднання металоконструкцій виконувати згідно креслень по ДСТУ ЕМ 1708-2:2015 "Зварювання. Зварні з'єднання 
сталевих елементів. Частина 2. Зварні з'єднання конструкційних елементів, на які не діє внутрішній тиск (ЕМ 1708-2:2000, ІОТ)" та 
ДСТУ Б В.2.6-169:2011 " З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та 
розміри" 
3.2. Використовувати електроди типу Е-42 або Е-42А, якщо не вказано іншого. 
3.3. Металеві елементи обварити по периметру контакту катетом шва що дорівнює найменшій товщині зварювального 
елемента, якщо не вказано іншого. 
3.4. Всі зварні з'єднання повинні бути зачищені від шлаку та покриті антикорозійним покриттям. 
4. Роботи по монтажу та виготовленню металоконструкцій. 
4.1. Виготовлення металоконструкцій здійснювати у відповідності із ДБН В.2.6-198:2014, кресленнями КМ і КМД. Монтаж і 
прийомку конструкцій вести у відповідності із ДБН В.2.6-198:2014 і проектом виконання робіт (ПВР). 
4.2. Передбачений поелементний монтаж металоконструкцій будівлі. 
4.3. Зварні з'єднання з повним проваром систематично перевіряти фізичними методами контролю (ультразвук, гамма- 
дефектоскопія та інше). 
5. Антикорозійний захист: 
5.1. Захист арматури залізобетонних конструкцій від корозії забезпечується шляхом дотримання захисного шару та 
обмеженням розкриття тріщин зігно ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з 
важкого бетону. Правила проектування". 
5.2. Захист дерев'яних конструкцій від враження шкідниками(біозахист) виконується шляхом просочення конструкцій 
антисептиками, згідно технічних умов виробника, відповідно . У випадку використання безбарвних засобів - обов'язково ввести 
пігмент для контролю виконаних робіт. 
5.3. Заходи по антикорозійному захисту металевих конструкцій розроблені у відповідності з ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист 
металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування», ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 "Настанова щодо захисту будівельних 
конструкцій будівель та споруд від корозії" з урахуванням легкоагресивного середовища. Перед нанесенням грунтового покриття 
сталеві конструкції ретельно очистити від окислів (іржі, окалини, жирових плям) у відповідності до ГОСТ 9.402-80". При цьому 
забезпечивши другу ступінь очищення поверхонь. 
5.4. Антикорозійний захист конструкцій виконати пентафталевими емалями ПФ-115 за 2 рази по грунту ГФ-021. Якщо на 
кресленнях виробу не вказано іншого. 
5.5. Антикорозійний захист здійснювати у відповідності із вимогами: 

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 " Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування" 
- ГОСТ 12.3.005-75" "Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки" 
ДСТУ Б А.З.2-10:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки". 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Загальні положення: 

1. Проект виконано на основі завдання на проектування, архітектурно-планувальних рішень, та звіту з інженерно-геологічних 
вишукувань виконаних ТОВ «Інженерний центр «Геобест» у 2020р. інв.Мо "1509/9117", відповідно діючих будівельних норм та 
правил. 

2. Даний проект є дійсним при дотриманні архітектурно-будівельних рішень та рішень суміжних розділів, що були погоджені 
автором проекту, і забезпечує міцність і стійкість конструкцій при дотриманні даних проектних рішень. 

3. Довговічність конструкцій забезпечується за рахунок використання сертифікованих матеріалів, або комбінації матеріалів і 
належної технології виконання робіт. Довговічність окремих конструкцій або її елементів не перевищує 
гарантованого(виробником) терміну експлуатації(придатності), і тому потребує ремонту(відновлення) при вичерпанні терміну 
експлуатації. 

4. За умовну відм. 0.000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній позначці 84.55 на генплані. 

5. Витрату арматури в погонних метрах вказана для стрижня довжиною 12,0 м. Відсоток збільшення довжини на стикування 
арматури враховано в специфікації, для арматури що наведена в погонних метрах. Технологічні відходи(залишки) арматури в 
спеціфікаціях не враховані. Відхилення перерізу (ваги) арматури згідно ДСТУ 3760:2019 від проектного значення не 
враховане. 


Довжина напуску та коефіцієнт довжини для арматури в Мінімальні діаметри оправки 
погонних метрах У 
Довжина напуску, | Коеф. напуску в 
Діаметр стержня, мм о специфікаціях у» 
АБО0С 
дл0 ння 
б Діаметр стержня, мм | Діаметр оправки мм. 
912 | додос 
220 мн 26 15 
210 25 
АБО0С 
210 10 
212 60 


Дана проектна документація є інтелектуальною власністю ФОП Задорожний А.П. (Виконавець) , і не може бути передана для 
розповсюдження юридичним чи фізичним особам, або іншим чином використана поза межами договору без згоди Виконавця. 
Будь-які дії, пов'язані з порушенням особистих немайнових чи майнових прав Виконавця, як суб'єкта авторського права, на дану 
проектну документацію, тягнуть за собою відповідальність у встановленому законом порядку . 


0,000 - 94,550 


СНЖ-ЦНП-03/2020 - КБ 


Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 


А Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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дані. КС АР Ме010610 


Погоджено 


1250 5 1. За умовну відм. 0.000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху. 
85 500 й 2. Роботи вести дотримуючись вимог ДБН А.З.2-2-2009 "Охорона 
З 1:0.5 у ЦАЄ; у 950 34 900 праці і промислова безпека в будівництві", ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 
ЛАН! Ї "Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування 
са 7 я б. основ і фундаментів", ДБН В.2.1-10-2009. "Основи та фундаменти 
б | споруд". При виконанні робіт користуватися кресленнями генплану 
й; і; та зовнішніх мереж. 
що ча 3. При розробці котловану останні 100мм. розробляти вручну (під 
я б плямою бетонної підготовки). 
т | КАКАО СК нею ї, | здатен 
со 5. У випадку виявлення слабких шарів грунту (насипний, рослинний), 
М необхідно їх вилучити і замінити на ущільнений піщаний або 
супіщаний грунт., 
Ма ХХ - Кк Х 6. Зворотню засипку виконувати пошарово піщаним або супіщаним 
| КА | РУ - ЇХ - ЕМ й ХХ грунтом з віброущільненням, після набрання 8090 міцності бетону 
Ми фундаментів. Товщину шару визначити залежно від прийнятих 
о Як 9750 700 3150 700 3150 700 3150 700 9750 як о машин і механізмів. 
єї Ж | рам | | | ХХ єї 7. Котлован розроблено відносно чорних (існуючий рельєф) відміток. 
У 100 ю 83.000 100 Х 
350 , . ,350 250 , " 350 350 , . ,350 350 , - 350 М 
Х СЯ СН с с АХ З 
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о Ор НИЄ у 5) | | | 
84.400 
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Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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-СТЬ. 


У 
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Конструктивні рішення 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


АЗА 


План котловану. План бетонної 
підготовки. 


Я 


с» с» 
Яр з |Іь 
м» їх» | с» 
с» с» |-1 
мо м» | о 
с» с» 


контр. 
Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Опалубочний план фундаменту ФМ-1 ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ 


( 1: 100) 
-0,550 З А з 2520; 
М . Б с 160; Доп - 60 
ро 1. ЧА 
- З ки А « 2700; 
- 0,000 М Отв.К-1 220х20(5 ЗНАННЯ ОВ 
р СЯ в.низу -1,250 
(ву4--м і і кн с | везінніннаньнь с нині вмів ай бен А з 1380; 
Б є 180; Доп є 60 
1170 315 | 3450 125 ав 3350 4 125 ав 3350 84 125 НІ 125 | 3350 | 125 НІ 125 | 3450 80840 315 1170 з 
ооо -- о А з 1380; 
со у да а Б х 120; Доп - 60 
о о о 9 «0,000 -0.550 
0550 0000 250, , , 250 250, , 250 250, , 250 250, , 250 РУТ 
| | | Б « 480; В « 80; 
(6 ни о Пи р р Ли Доп 2 25 
з зи і 
СА о ай Б є 300; В « 80; 
2 Доп - 25 
(А) Мозок - 
Ж - - б б А - 440; 
| Б 2 140; В «40; 
| Й | -0,615 Доп - 15 
і -0,550 | ІЕЖЕІИНННИНННО СИН ВЕС ПЕ СЕБЕ Я 
-0,180 || -0,180 А з 480; 
| -0020 19870 -0.315 -0,315 | -0,615 Б - 40; Доп - 15 
| 3700 3850 3850 - 3850 3700 
й ї А х 300; 
і .-0,020| 18950 р Б « 40; Доп 15 


А - 200; 
Б - 40; 


Специфікація Фундаменту монолітного ФМ-1 
" - див. відомість деталей, "" - довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 


А - 100; 
Б - 40; 


Поз. Позначення Найменування 


Погоджено 
б бб'' (б: 
б А Й! 
В бб'б б! 


Деталі 


ДСТУ 3760:2019 


| заг, м.п 


ДСТУ 3760:2019 


| заг, м.п 


ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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ДСТУ 3760:2019 
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Матеріали 


ДСТУ Б В.2.7-176:2008 


Бетон С8/10 


ДСТУ Б В.2.7-176:2008 
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Бетон С16/20, М/4 
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послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 


Опалубочний план фундаменту ФМ. 


Конструктивні рішення 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


АЗА 


Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 


Ж 


1-1. Опалубка. 1-1 
1:25 | 1:20 2.2 
рус фо Газобетон АЇТа; 1 (020 АБООС) - 1:20 
род До Р тн! учзМЯШЕ о5Я | 
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С а 7 к400 4 4 
х нн о| ЗІЗ 4912 АБООС 
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А обмазувальна с (10 АМОС о с 
- гідроізоляція «і о "к400 і 
-ї 
о 6 (012 АБООС) 
ш о!) 4 Ж 7 к250 
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1,450 Аня со 
о а. 1 (220 АБООС Со 
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ре и рр з 10 (26 А240С) 
М о -- | Зк 
сої З ПИ В о д20 Лобо У чо ЧР 0 (012 АБООС) 
ЧР Є 5 10, ую 
ПО) 315 | КОРА Бі 115 і) 500 і) 
100 1 , | 565 |, 100 З (2) 
(А) 
Р 500 Р 
4 125 250 125 
ЩО 2-2. Опалубка. па 
| 4: 25) ММ / 80 80 
40 Я 45, Ра Їц5 7 - 6 (912 АЗО0С) 
85 | Кк. 250 
: Газобетон | зали 7 . 10 (26 А240С) 
4 -0,000 я 4 (012 АБО0С) М 
5 р 1 МР тот: о М 9 (010 А240С) 
яю п З жи КУА 4 п б 1-56 к 400 
б 2 шари руберойду 9 а 
й їі -ЧГ. 
| п со 
б - - 
с16/20 и ге Р-Н ЧЕННІ 
5 З - і ж пера 
2 о) С з дн | : | (920 АЗООС 
з б зетеніеечвні 
Е- п | 
5 обмазувальна Ї апа АЗООС ТО , І 325 250 8 (910 А240С 
з гідроізоляція | / З (010 АБОО ГО? 
Ко 1,250 2 "Ук 
Сл6/20 0,000 2 84,550 
-1,450 рн (з) Зіновій 
- 
я -еррро сказане 
б М 
о 9 - бро рр Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
І М послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Е Р: | | | | 
| Кат 


(2) Зм. -СТЬ, Арк. | Ме док ідпи?; 
озробив | | Задорожний| 7" 


(10 АБООС 
вини кан ної 

ро 
линии 
нини 


снструктивні рішення 


1. Загальні дані див. арк. 2. 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою АЗА 


Фундамент ФМ-1. Армування. 


с» со 
Р- РІЗ 
мо о | с» 
с» с» |- 
2 м» | о 
со со 


а 


Опалубочний план монолітного поясу МП-1 


ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ 


1-1. Опалубка. 


(1: 100) (1:20) 
Д (016 А24ОС) | | 150, 225 
кВ р 3825 бу 3600 250 3600 250 3600 3825 і Випуски МПА 1 Аз 660. 
9 (016 А240С) Вус 115 ново МПА. - Б « 660; Доп 60 
4 (016 А240С) | і і 
о | 7 А 1320; 
(ГУ 74 Б с 180; В «40; 
"М м Доп з 15 
со Ша 
5. й 170 А с 180; 
Б - 190; В « 40; 
(в) сей Доп - 15 
- СО Со 
- Со ША 
ге РА то р | З(д6А2400) 1 (812 АБООС) 
чо |. 100 
М 
са 
(Б) НОР ЕРИ НОР АНМОЯ з ВЕНЬ ни вка вка о а в я -ї 
Д (016 А24ОС) о 
с) | К 800 4 б у рення Ечикіннклено линолинилню? и 
со три 216 АДАОС РА УТ 
СА б - СП 
У Ех: | | 5 (26 АО40С) 
і ренневіяа /3 5 Ч к. 100 
і 06 / ІЙ ів 2 (012 АБООС) 
9 (916 А240С) ій в і б (26 АЗА0ОО 
К. 
ТТГ З 3825 б 3600 у 150 1200 , 150 ., 3600 ій 3825 ї 7 «1 
а 1. 35 000, 35 
й я и 25 125, 
| 3700 3850 3850 й 3850 3700 ія у 250 | 
о і, 18950 й, (4) 
є 
З о (2) з) (9 (5) (9) 1-1 9.9 
| пи . 
4 (916 А240С) АВКОВНЕНЯ 1:20 
1. Загальні дані див. арк. 2. к800 | 0 6 (06 А240С) 
2. На заштрихованих ділянках (над отворами) поперечну арматуру встановлювати з кроком 100мм. 5 (96 АОМОС) с з нор Зк100 
3. Накінці випусків під мауерлат виконати різьбу на 2мм. менше діаметру арматури. 1280мм. З 200 о со с! 1 (012 А5О0С) 
і СА СА еп хо 
1 (12АБООС) 2 З 4 Аа 
І 35,50 150 35 
з 375 359090, 35 
5 і 1 250 
5 у У 
З Специфікація Монолітного поясу МП-1 (А) (3) 
» - див. відомість деталей, "" - довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 0,000 - 84,550 


ня 

о Деталі 

Е ря ДСТУ 3760:2019 і заг, мл 
2» ДСТУ 3760:2019 |з 1270 
3 ДСТУ 3760:2019 іх 700 
4 ДСТУ 3760:2019 |з 480 
з і ДСТУ 3760:2019 і 1100 


|з 850 


ДСТУ 3760:2019 


Матеріали 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Бетон С16/20, М/4 
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ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


АЗА 


Монолітний пояс МП-1. Опалубка, 


ДЕД армування, специфікація. 


Нжонтр. | |Задорожний|,/7 | |м 


с» с» 
Ф-ь Ж 
м» м» 
с» (-- 
мо М» 
с» Г-- 


Погоджено 


Специфікація дерев'яних елементів покрівлі 


Об'ємізаг.) 
Найменування м3 Примітки 
| | | Балка дерев'яна Покрівля 0,31 мі 
1(08) 200х200(п)3900мм. 


КО, | | КА Ма) Балка дерев'яна Покрівля 0,15 ма 
ньо | ни" | 200х200(н)3830мм. 
Єндова (спарена кроква) Покрівля 50х250(Н) 0,90 м? 


1 28200 мм 
Кроква Покрівля 50х250(П) 2,44 м 
Мауерлат Покрівля 150х200(Н) 1,69 м? 
Опорний брусок Покрівля 75х75(П) | 2525 0,12 м? 


717 
Опорний брусок Покрівля 100х150(п) 12500 0,03 м? 
мм 
г Спарена Кобилка Покрівля 50х150(П) 0,65 м? 

121218 мм 
Я МЛ Спарена накладка Покрівля 50х200(П) 0,11 м? 


| 2350 мм 


| 
) 


(о) - 

у 2100 | у, 
1450 , 125 у 
п 
ра 
/ | 
М 

РН 


1250 
бе 
Х 


1800 
3600 
| 


СКУ 


1250 
ва 
з 


Б-Р -- ка | Ди 121750 | | 15015075 
(5) СА | г | Ме | я Р, ча 

РН чию | | 

"в М Й Му З 3 (016 АОС) У щ 

ря «4 
ал РА сни нин шо, З яв 4 (916 А240С) Є Цв'яхи КАх100 
У Ж | чо й М А (07) "к800 Шт.11 
У/ | - (А) 


-б 
Р- 
ол 


73450.50, 
Л 
/ 


3700 | 3850 | 3850 | 3850 | 3700 | 315 РАМ 


ч 
і ; ; 18950 Н | і і | чо РУ 
о з з) - 5 о 2, 


1. Загальні дані див. арк. 2. 

. Накінці випусків під балки покрівлі виконати різьбу на 2мм. менше діаметру арматури. 1280мм. 

Анкер для балок встановлювати при зведенні кладки, всі анкери оснастити гайкою і контргайкою по ДСТУ 5915:2008 та шайбою 
по ГОСТ 11371-78. Балки між собою кріпити за допомогою пластин П-4, до анкера -- П-3. 

4. Крокви кріпити до мауерлату за допомогою гнутих пластин ГП-2, діагоналі (єндови) до ГП-1. 

Дерев'яні елементи виготовити з деревини хвойних порід (сосна) не нижче ЇЇ сорту якості, вологістю не більше 1590. 
Специфікація деталей кріплення покрівлі Дерев'яні конструкції покриття та обрешітку обробити антипіренами та антисептиками типу БС-13 по ГОСТ 28815-96, або 


аналогічні. 
Поз. Позначення Найменування Кіл, шт іш» ОД, Примітки 7. Дерев'яні елементи в місцях контакту з кладкою чи бетоном, відмежувати двома шарами рубероїду. 
8. Обрешітку та підшивку звісу виконувати по вказівкам розділу АР. 


Деталі 
ДСТУ 3760:2019 016 А240С 4 
ДСТУ 8540:2015" Пластина іЗх70 9 
ДСТУ 8540:2015" Пластина іЗХ50 98 
ДСТУ 8540:2015 Пластина Мх100 2 


рр 
ДСТУ 8540:2015 Пластина Мх200 2 РО 5 
Специфікація деталей з'єднаннь Зм. | Коль Ко док. | Підриє 


мі озробив || Задорожний | 7 


Позначення Найменування ОД, КГ Примітки 
ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Цв'яхи Кбх200 
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ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Цв'яхи К5х150 
ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Цв'яхи КАХ100 
ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Цв'яхи К3х70 
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План дерев'яних конструкцій покрівлі. 
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егляна кладка 


5 рядів, армувати 1 та Ай ряд 


дЗ ВР-Т(50х50 


Газобетон 


- 1 (0 


в'яхи К5х15 
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Шт.8 
в'яхи КЗх15 
Шт.12 


З ) 
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| і Р Р Р Р р 
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б егляна кладка 16.225 пра -- - ран - 
М ЕР 216 А2 50 (ро ро ро Рг Р Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
і «бо. 2 50 о ЩО о о , бро 5 рр послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
г а а Дн У на ТЗ | | Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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Аркушів 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


АЗА 


Конструктивні рішення 
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Специфікація Вхідної групи Мо! 14 (26 д240С) 400х400шл. | 
- ДИВ. відомість деталей, " - "- довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 


ша ОД, 
п Позначення Найменування Кіл, шт Примітки 


Деталі 
| заг, м.п 
ГІ 2050 
ДСТУ 3760:2019 (с 630 
ДСТУ 3760:2019 |з 840 


Матеріали 
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Бетон С16/20, М/4 9,83 м? 


Ж 


ДСТУ 3760:2019 


ДСТУ 3760:2019 
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нене 


0,000 - 84,550 


СНЖ-ЦНП-03/2020 - КБ 


Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 


АЗА 


Вхідна група Мої 


З 
с с 
Ф-ь р)іІі- -м 
 - | с | -1 
м о» | 02 
с» с 


ч 


контр. 


Пандус. Опалубка 4-4 185900 


185,200 ( 1: 50) 1:50 ТОЇ 
Мо - 
с ю 
"А -85,900 "| 
- 
п | 
з зі з 
- | св/20 Та 
1 
ОЗ г | С8/10 (Підготовка) 
с 483500 5 
| 484,500 є 
14 || 4 
оо РН РР ЕЕ Є 
й ша 600 4-4 160 о 
а «тт 
8 | 3200 
Ж 
101) 
2 
| н85.,200 1 - 1 
жо Є : я 
а ПЛРЕИ РЕАЛ АР т тр ( 1 : 50) 
п У зай 
о До стві20 ств/20 и СЛР ми 
з з ню З 
ГО "| 71 3000 160 1ЗІЮ | 8750 | 1800 
4 '- 
' зе С16/20 С8/10 (Підготовка) со 
СО 
- 
Ге) от 
хе 200, 360 0 1340 8750 1500 
С ї Я У 
Біо с 
Р" | 7300, 160 980 160, , | "ко 160, 300, 
Е С16/20 4 | 2600 | 
5 С8/10 (Підготовка) и 
Е | 1 


й 0,000 - 84,550 


СНЖ-ЦНП-03/2020 - КБ 


Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 


(рр 
РР 
РР 
ВИ 
сть | Арк | Медок 
нене Задброжни, РТ 
ДИ 
А б б 
(ро 
НИ ОРРЯ 
контр. | |Задорожний| /2" | 04 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою АЗА 


с 
Е- 
Га») 
| як Щ 
о 
ж 
С 
ЛГ 
с. 


я 


н-вь 
Сл 
с» 


Конструктивні рішення 


1. Загальні дані див. арк. 2. 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 
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с» с 


Специфікація Монолітного поясу МП-1 
" - див. відомість деталей, "" - довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 


з Маса о 
Позначення Найменування Кіл, шт Примітки 


Принципове армування пандуса Деталі 
4:20 іе ДСТУ 3760:2019 СО АЗО0С І заг, м.п 2698,9 
дз ДСТУ 3760:2019 СО А240С іх 780 520 
3" ДСТУ 3760:2019 26 А240С іх 200 338 
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Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт 
Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області 
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Конструктивні рішення 


Б з 200; В з 260); 


1. Загальні дані див. арк. 2. 


ФОП Задорожний АП. 
КС АР Мо010610 
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Падус. Армування. 


і 0,000 с 84,550 
ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ЧЕНО СНЖ-ЦНП-03/2020 - КБ 
| . оз 
Р р 
- дз 120 


с» с» 
мо Мо 
с» с» 
мо мо 
с» с» 


Погоджено 


1(13) Сходи поз.6 по ГП. Сходи поз.7 по ГП. 


84800 


Специфікація сходів поз.6 по ГП 
" - див. відомість деталей, "" - довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 


4: 50) ( 1: 50) Поз. Позначення Найменування 
284,000 1250 Й 284,000 Деталі 
її М ДСТУ 3760:2019 210 АЗО00С | заг, М.П 
ДСТУ 3760:2019 010 АБООС | 640 
п ДСТУ 3760:2019 210 А5ООС (2 500 
и Р й - о ДСТУ 3760:2019 010 АЗО00С | 490 
с, Р! б І ДСТУ 3760:2019 26 АОС 2 180 
З 5 | 
-- 183,200 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Бетон С8/10 
езанни .2.1-176: етон 
284,750 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Б С16/20, М/4 
Руни шо ро 0000 еф Ж Специфікація сходів поз.7 по ГП 
" - див. відомість деталей, "" - довжину стержнів дано в погонних метрах з урахуванням напуску 
2 413) з М 
о , | аса од, 
160, | 3000 ТИ 160 и о 02 и 3) Поз. Позначення Найменування Кіл, шт - Примітки 
3320 Й Деталі 
ї 2 
284.000 ДСТУ 3760:2019 010 АЗО00С | заг, М.П 153,12 
ДСТУ 3760:2019 010 А5ООС | 2540 16 
3-3. Опалубка. -. ДСТУ 3760:2019 О10 АБООС ц2 2500 16 
1:50 У 1155 | | 160 ДСТУ 3760:2019 010 АБООС ц2 650 1927 
(1: 50) ДСТУ 3760:2019 010 АБООС 12 510 2,88 
у 990 6х300-1800 184,000 Н. ДСТУ 3760:2019 26 А240С Із 180 208 
-- Й Матеріали 
с 2 3-3 ДСТУ Б В.27-176:2008 Бетон СВО 
б ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Б С16/20, М4 
б 1:50 2.1-176: етон 
ГО 483000 | 7 (1: 50) 9 (20 АБО0С) 
- | 5 10 АБООС к. 200 
й Ущільнений ЛОТО АОС) 1 (910 АБООС) 
со Схо- грунт 
й з 8 5 опо АЗОО 2р 6 (210 АБООС) 1. Загальні дані див. арк. 2. 
і (210 АЗООС) чі к. 200 2. Під сходами виконати бетонну підготовку по 
С8/10 (Підготовка - 1 (910 А500С) 2 - 2 ущільненому грунту 
|З к. 200 (1: 50) 3. Арматуру сходів завести в огороджуючі стіни. 
І сії ч. | З Т (010 АБООС 1:50 рани 4. Шов бетонування в стінах виконати по нижній грані 
ТР к. 200 сходів. 
СА мМ о із 
1-1 (опалубка) ПОН 
4 ЩО 1 (010 АБО0С) 
( 7: 50) 7х300-2100 о ПИ 3 кою 
ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ їі 185,800 оо З 
| о) «З 9 (96 А240С) 400х400ш.п. 
М У . 
Р" Ескіз З и о ню ці 
Е Чон 484750 0 а 
2 А є 380, о У З 
5 "б 280. -50 "ТБ Б - 520; В - 240; а 25| 125 
г - 280; Доп 5 Доп 2 50 Ущільненний грунт 
З ех 160 
А « 280: а вн і - 0,000 - 84,550 
Б 2 260; Доп є 50 щі з і 
: Б б чррерче ската 
- - 
е А с 380; А з 400; 3 (010 АБООС) РО Р Р РО Р6' Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
3 Бади вада цер зо БАР о чн ера паца зе ти аг 
1 шт 5 
Зм. | Коть. | Арк. |Модок.| Під Дата 
ду ВД 
А 2 280), 2 ОТО АЗООС) зе Розробив || Задорожний | // | 042020 
- 200; к.200 й . Кк р 
Б з 260; Доп 5 50 4 (010 АБООС) бі | | р РЕНІ У ВР РИГА 
к.200 рр 
баб | (ДНО АБО0С) ро Ро ре ФОП Задорожний А.Л. 
Б «40; к.200 и б'б'бі'РШЄ Сходи поз. 6.7. по ГП КС АР Мод 1 061 0 
контр. | |Задорожний|,///" | 1042020 7 
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Експлікація боцдібель і спорцд 
а 


Мо 
Е Побер- 
Центр надання адміністративних послуг 


Майданчик для автомоділіб 
Майданчик для белосипедіб 


Зобнішні сходи 


Зовнішній пандус 
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Техніко-економічні показники за генеральним планом 


вмів 
Площа земельної ділянки 
Площа забудови 


Площа тбердого покриття 
Площа озеленення 
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Умобні позначення: 
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«У  /чУ. | Перед виконанням робіт 
о У по блаштубанню | 
т Зах ПОКРИТТЯ стоянок, кабелі 
Б захистити цеглою. 
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| - земельна ділянка, площею - 0.1300 га 
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: ВВ СВ СИН СЕ ВО З 
С П2020-03/01-ГП 
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о Р Р І р Нобе дудібництво пови надання адміністративних послуг 
г Др РО Р Ми КО ЖОВ о ШО ради за адресою: б Б БНШРОЛРЬ Му 12, смт 
Це; обі Санжари, Нобосанжарського рачонуц, Полтабської області 
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уО-ЦЕАОВ 


86.85/87.00 
87.50 


85.65/85.80 
86.50 


86.60/86.75 


Обережно кабелі 10 кВ!!! Земляні 
роботи виконувати вручну. Перед 
виконанням робіт по влаштуванню 
покриття стоянок, кабелі захистити 
цеглою. 


Заміна | поазажено. 


Нобе будібництво центру надання адміністративних послуг 


б; 
є 
б; 
дз; 
З 
5 Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
во 


Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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Відомість об'ємів земляних мас 


Кількість (м3) 


Найменування грунту 


В межах землекристування 


но ДО вічно 


Грунт планування території 54 


2 |Витиснутий грунт 


722 


в т.ч. при улаштуванні 


підземних частин будівель (споруд) 


автошляхових покриттів 


виїмка родючого грунта 


с» 
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2 


197(за межами) 


9 


досипка замість виїмки 


родючого грунта 


підземних мереж 


Всього 


С В В НН 
озеленення території 

С В В НН 
ожм рукою переробаиья | 16 | 26 | 


д) 


м 


виїмка під дорожний одяг 


0.63х110-69м3 
0.63х216-136м3 за межами 
0,34х113,75-39м3 
0.63х300-189м3 
0,63х97-61м3 за межами 


Заміна Мо З поазажено. 


Нобе будібництіво центру надання адміністративних послуг 
Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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бід 07.09.2016р, 
Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Туп 1 (проїзду) 


- Фем "Моноліт" - рБ-0,08м 

- монтажний шар з Фідсіву (0-5) - б з 40 мм 

- розклинюючий шар з Фідсіву з замифкою (0-5) - Б з 30 мм 
- основа з ЩПС (0-40) з ущільненням - ба 150 мм 

- осноба з ЩПС (0-70) з ущільненням - На 200 мм 

- геотекстуль Пірріех Вз516 

- основа з піску річкобого з ущільненням - Б-200 мм 

- грунт осноби з модулем пружності 25-30 МПа 


Газон Бортовий камінь 


ли БРО100.20.8 по ГОСТ 6665-91 
ЗИ ПІДУ УМ Міка ЛДУ УМ Манн ДУ МіоаакаціМ НДУ МИ Моньсав Пул 
СРРЧНЕТО НОРІ ВОРРЕРРТИ 


«БТ ЛЬ ЛЬ ЛЬ поль о ААРОН акараєьни аа ть чо чі ті кб проь НЬСРО, ЛЬНІ 
тезівів; езіго; 2 мете оо, его мето его г Фі зі9го го с(вто ето сво нате мФте мето нате вто звів Іво гівіо во ФГ 


о ма де но 2аї5, дата ана оо є зе дао ой ех. дата зеї» ее зем змо зв 8 дома бе де зам здат» до зе зе зе бе еїа: СХ чата: где 


((ПОЕЗДІИТПІТЕНТТІЙ. 


б цементно-піщаним 


родючий розчином спіббідношенням Т3 


шар грунту 


Тип 2 (бимощення) 


- ФЕМ (плити мощення) - Ба0,0йм 

- гарцобка, 0-150кг/м? - б:0,06м 

- гранітний бідсіб фракції 0-5мм, о21,76т/м3? - На0,02м 

- гранітний щебінь фракції 20-ШОмм, ос1,76т/м3? - На0,10м 
- пісок, ос2163т/м3 - На0,10м 

- геотекстиль, 0с120г/м? - ба0,0012м 

- ущільнений грунт (без рослинних залишків 

та будівельного сміття), о21,62т/мі? 


Газон Бортовий камінь 


и БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 
ль ПД УИЇ Мка ЗМ ПЛДУр УК Мона ДУМИ Мавка М ПЛДУ ММ Мои Ду. 
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б цементно-піщаним 


РоЗювий розчином спіббідношенням 13 


шар грунту 


Тип З (парковка) 


Відомість т бій аріб, доріжо та майцданчикіб - Фем "Моноліт" - Б20,08м 


| Площа, м? | | Площа, м? | - монтажний шар з бідсібу (0-5) - Б « 10 мм 

М Найменування правки ножами Примітки - розклунюючуй шар з бідсібу з замивкою (0-5) - п з 30 мм 
й рЕКМтЮ - основа з ЩПС (0-40) з ущільненням - ба 150 мм 
наііні я 


Тротуарна плитка "Абеню Сіті" - основа з ЩПС (0-70) з ущільненням - ба 200 мм 


Колір - зує цо з бордюром із бортового (о вої 0 і Е - геотекстиль Тірріех В516 
меню БР 100.20.8, 1-2300 п.м - основа з піску річкобого з ущільненням - На200 мм 


ДОНОРИ плитка "Модерн" 35- - грунт осноби з модулем пружності 25-30 МПа 
і Колір - сірий 


Центр надання адміністративних послуг 
Майданчик для абтомодбіліб 


Бортовий камінь 


Майданчик для белосипедіб 


Зобнішні сходи 


| | Зобншнісошю 0 р | ор 
15 || Зовнішній ну | | | (| | рою р || 
15 | Зовнішні си (| Р 9 р 


Газон 


и БРО100.35.15 по ГОСТ 6665-91 
а ЗУ ПІДУ МИ Мак ЇМ ЛДУ УЛ Мамо ДУМИ Максі ПІ /Ди УМ Маса ПЛ 
ПОРА! АН, АН 


Покриття "газонна решітка" з бордюром із 
бортобого каменя з бордюром із бортобого |300,68| 27,0 
каменю БР 100.20.8, 1-10 п.м 


остов ура уруг убогу о уро п о о а А ОО Б о о Уч 
Р С о о ОО ОЗ ОЗ8К308КХ 
дао о ві, 50. де 350 паї; Я зе» 5о баз о де; дао: рана дао зна ет» з ва ме детег іа зе за ва зма дае: ав дог: а зете: ав даїз; Таз дез чай 509 не ето; не пен: чаю: стать м 


Родючий Зароблення цементно-піщаним 


шар грунту розчином спіббідношенням Т3 
Відомість елементіб озеленення ї Межі території з уклоном ин ВЕР 
Найменування породи Вік, |Кількість | Позначення Примітка Специфікація малих архітектурних 
роки на генплані 


Ялівець китайський "Олд голі" | Ялівець китайський "Олд голі" | "0лд голд" ПЕРЕ саджанець 


П2020-03/01-ГП 


Нобе будібництво центру надання адміністративних послуг 
Нобосанжарської селищної ради 


за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської області 
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План благоустрою території Кваліфікаційний сертифікат 
М 1:250 інженера- проектувальника АР 
5 від 07.09.20 


міч 
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Погоджено! 
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Експлікація дудібель і споруд 


(2) 

- - Побер- 

на Найменубання 
00 000000 хобість забудови. м" 


а | зобнинісои | - | юе р 
|з | Зобиішній тнє 0 | - | зв р 
|в | Зобншнісоши (| - | з | 1 


Умобні позначення : 


Кадельна лінія осбітлення ВВІГ -14ха оакВ В ПВДІ ПНД 
труді діаметром 5ОММ 


Осбітлюбальний надір всБаА 54АІ- 3,5 СРА 1 Ашгіз5 скла Д4ЄТЬСЯ 3: 
меч. Ме - алюмінієба опора осбітлення 5АІ- з,5/ вбо, бисотою з,5м 
- сбітильникід Вова СРА 1 лід лампу з патроном Е- 27 (боВт)- ашп 
розсіюбача дикгіз ао0 з кришкою 
анкерного бузла 


сн.опора ов, до якрі підключається - щитка для заподіжникіб і заподіжнику 


роддти, / конубати дручну. Перед 
Виконанням родіт по 
блаштубанню покриття стоянок, 
кабелі захистити цеглою. 


480,95 
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Підключення до сн. 


мережі подутобої к -ї 2200 
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вул. Центральна, 1 


ФОП Недінь 
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Я - | Існуюча опора оакВ 


---В1--- - 0 Мережа водопроводу 


Мережа господарсько- подутобої каналізації 


--К 1-х - 


1 | Підключення до електричних мереж електроустанобок згідно з ТУ М?2су 70в бід 


14.04.2020 року биданими Нобосанжарською філією АТ "Полтабаодленерго" бід оп.7 
ПЛ- о,акВ /1- з бід З1ТІЇ- 535. 


Підключення до мереж каналізубання згідно з 14 2/136 бід 07.05.2020 року биданими 
ПК "«Полтабабодоканамл" . 

Падключення до кільцебої мережі бодопостачання згідно з ТУ М? бід 17.03.2020 року 
биданими КІ! "Джерело" Нобосанжарської селищної ради. 
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Нобе дудібництбо центру надання адміністративних послуг 
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Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, 
смт о Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської одласті 
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ТОВ "ПК "Інжгруп" 
Кваліфікаційний сертифікат 
інженера- проектувальника 
АР Меолазаз бід о7.09.2016р. 
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Збедений план інженерних мереж 


Согласобано 


Адреса: Україна, м. Киїб, 
бул. Нобокостянтинібська, ІВ. 


3 2, Хе єЗ Телефон: 38 (04) 425-06-39 
Е-таїї: іпро(ф5апага. сота 


Меб: мим/.сахараца 


ГІП.Шпулюр Петро Степанович, Сертифікат Серія АР Ме 011282 (Ме 10027 8 реєстрі атестованих фахівців Мінрегіону Чкраїни, з 29.07.2015 р.) 


РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання 
адміністратибних послуг Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. 
Центральна, 12, смт Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської 

області 


Система опалення та охолодження - 13032020ЛТВ-ОВ--Т: 
Система бентиляції та кондиціонубання - 13032020ЛТВ-ОВ-2; 


Система бодопостачання та каналізації - 13032020ЛТВ-ВК; 
Тепломеханічна частина - 130372020ЛТВ-ТМ; 
Центральний порохотяг - 130320/0ЛІТВ-ТХ; 


Директор ТОВ "(ахара": Даниліб С.П. 
; Голобний інженер проекту: Шпилюр П.С. 
Інженер проектубальник: Горський В.В. 
Китб - 2020 
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НІНА УЯІОЧУГОПООСЇ ОЛОНЧІГУНАИОМ-ОЯОІЛІМЖ УА, 
УЯІЛИНЯТГАЯ АМІЙЯЄОМ ОЛОНЧІГУНОМЯА ОЯ1О4ЧІОТНТИ 
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ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 


Позначення Нацменубання Пруимітку 


ІЗ032020ЛТВ-ОВ-1 || Система опалення та охолодження | 0014041 
ІЗОЗУЮ2ОЛТВ-ОВ-2 || Система вентиляції та кондиціонування | 0004044 
ІЗОЗЗО20ЛТВ-ВКО | (Система Водопостачання та каналізації 00000000 | 0000404 
ІЗОЗ2О20ЛТВ-ТМ | | Тепломеханічна частина | 0040404 


13032020ЛТВ-ТХ Центральний порохотяг 
ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 13032020ЛТВ -ОВ-1 


Арк. Найцменубання Примітки 


1.1 Система опалення та охолодження. Загальні дані 


12. Технологічні рекомендації по монтажу системи опалення "тепла підлога" 


Система поверхнебого опалення/охолодження. План 1-го поверху 


п (Відм. 0,000) 


14. |Схема прокладання деформаційних ифів. План 1-го поверху (відм. 0,000) 


15 |Схема підключення розподільчих колекторів. План 1-го поверху (Відм. 0,000) 


1.6. 130 бид схеми підключення колекторіб 


ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 


ДОКУМЕНТИ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ 


ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, бентуляція та кондиціонубання. 
ДБН В.25-61:2012 


ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. 
ДБН В.2.2-15:2019 Жиптлобі будинки. Оснодні положення. 


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 
| Теплотехнічний розрахунок 00000000 


Додаток 1 Теплотехнічний розрахцнок. 
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Проект розродлено бідпобідно до діючих норм, прабил і стандартіб 


Голобний інженер проекту Шпилюр П.С. 
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 


Даний розділ проекту розроблений на підстабі забдання на проектубання, технологічного забдання і архітектурно- 
будібельних креслень, бідпобідно до бимог ДБНВ.2.5-67:2013 «Опалення, бентиляція та кондиціонування», 

ДЬН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та ДЬНВ.2.2-15:2019 "Житлобі будинки. Основні положення". Технічні 
рішення, прийняті 6 робочих кресленнях, бідпобідають бимогам державного стандарту Чкраїни, екологічних, санітарно- 
гігієнічних, протипожежних та інших норм і прабил, що задезпечують безпечну для життєдіяльності та здороб'я людей 
експлуатацію об'єкта при пробеденні заходіб, передбачених цим проектом. 

Для підтримання нормованої температури побітря 6 приміщеннях проектом передбачено блаштубання системи 
опалення, яка розрахована на бідшкодубання битрат тепла через огороджубальні конструкції, а також на нагрібання 
побітря, яке надходить ззовні через дбері при відкриванні та за рахунок інфільтрації у холодний період. 

В проекті прийняті наступні технічні рішення: 

1. Розрахункобі параметри зовнішнього повітря для проектубання системи опалення прийняті на оснобі 
кліматологічних даних для рацону будібництба по параметру «Б»: -23 "С. 

2. Температура побітря 6 приміщеннях прийнята бідпобідно до бимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, бентиляція та 
кондиціонубання» і завдання на проектубання та набедена 8 додатку 1. 

3. В будівлі запроектобана система плберхнебого опалення. Підтогубання параметрів теплоносія відбувається 8 
паливній. 

4. Магістральні трудопрободи та трубдопрободи підбодіб системи опалення запроектобані із металопластикобих 
трубопрободів ЕгапКізсПе ашрех-дцо Х5. Всі елементи системи опалення: трубопроводи, розподільчі колектори, 
бідгалудження биконано прихобано 8 конструкції підлоги та стіни. Грудопрободи прокладаються 8 захисній 
теплоізоляції тобщиною 9 мм. 

5. Трубопрободи 6 приміщенні паливної прокладати з мінімальним нахилом 0,002 86 сторону злибу боди. Опорожнення 
та напобнення теплоносія у системі опалення здійснюється через спускні бентилі, розташовані 6 нижніх точках. У 
берхніх точках бстанобити повітроздирачі з абтоматичними побітроспускниками. 

6. Кріплення трубопроводів виконати за допомогою хомутів з резинобими бкладками та теплоізоляцією. 

7. Злиб боди з системи опалення 6 аварійних бипадках здіцснюється згідно з "ДБНВ.2.5-67.2013 Опалення, бентиляція 
та кондиціонубання". 

9. Обладнання бстаноблюється у бідпобідності з кресленнями проекту, бимогами забодів биродникіб та технічною 
документацією. 


Основні показники тпеплобого набантаження 


Розрахункова битрата, кВт "середній (максимальний) 


Найменубання системи Поберхнебе опалення Всього 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
11 Кіл. Нобосанжарського району, Полтабської області 
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Аркуш Аркушіб 
ЧІ 


«Сахара 


Формат 


Максимальний зимовий 
режим при Ї3:-22С 


Літній режим із» 8 С 


Шпулюр П.С. 


Внутрішні інженерні мережі 


Лубенець 


Горський В.В. 


СистемаСопаленняптаеохолодження. Загальні дані 
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КОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОЇ ВОДЯНОЇ ПІДЛОГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО МОНТАЖУ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ 


Максимальна температура подачі 507С. 
конструкція підлоги бключає наступні елементи: 


Уздовж дічних стін необхідно прокласти краєбу ізоляційну стрічку. Потім на теплоізоляцію розкласти 


- несучу підоснобу (бетонна плита перекриття); гідроізоляціну плібку, поберх розкладається труба із зазначеним у проекті кроком. Труби розкладаються 

- гідроізоляцію, якщо така неодхідна (зазвичай наноситься на плити перекриття, що доторкаються безпосередньо до землі, і безпосередню по плівці та кріпляться за допомогою гарпцн-скодб. Тобщина бетонного залибання, на трубою 
8 вологих приміщеннях); побинна бути не менше 50мм, 8 сукупності, при бідліку бід поберхні плівки - 70мм. Варто застособубати 

- збуко - і теплоізоляційний шар; бетон класу В 20 з добабкою пластифікатора, що поліпшцє властивості бетону. 

- краєва ізоляційна стрічка для бід стінної ізоляції, побщина 10 мм; 

- шар з трубами, що розподіляє набантаження (рекомендцється додаткобе армування металевою сіткою); Армування бетону побинно перериватися 6 районі деформаційних шбіб. Деформаційні шви з мінімальною 

- підлогобе покриття. шириною 5мм неодхідно переддачати 6 наступних випадках: 


якщо поверхня гріючої плити перевищує 10 м.; 

якщо добжина бетонної плити перевищує 8м; 

спіббідношення добжини сторіб більше, ніж 2:7; 

поле плиту має складну, непрямокутну форму (наприклад, типуі., 2 тощо); 
гріюча плита вкрита різними бидами підлогобого покриття. 


Приклад конструкції підлоги при використанні гріючих труб РгапКізсПе її-їПегт ФІбх2 предстаблений на малюнку: 


Трудопробід може переходити через розділові шви тільки 6 захисній трубі довжиною не менше 500мм. Перед 
бетонубанням труд неодхідно провести бипродування труд під тиском 8 бар та під час бетонубання, труби 
також повинні дути під робочим тиском. Покриття на підлогу барто укладати після пуску при температурі 
підлоги близько 20"С. При укладанні керамічної плитки на підлогу, необхідно збернути убагу, щоб шви 
покриття збігалися з деформаційними шбами. 


ЗАПУСК УСТАТКУВАННЯ 
Запуск устаткування 6 експлуатацію здіиснюється після затбердіння бетону. Початкоба температура 
боди не побинна перебищубати 20-25"С, а потім щодня підбищубати її на 5"С, поки не буде досягнуто 
значення 45"С. 


ста 


КОХ і го, - 
знеосеовнннммннИХ 


Загальні примітки. 
1. Щільність укладання труд залежить бід: 
- необхідної теплобіддачі підлоги (тепловтрат приміщення), 
тупу покриття підлоги, 
- прицнятих параметрів подачі боди, 
температури побітря 6 приміщенні. 


Внутрішня штукатурка. 
Плінтус. 0 М прю б 
Краєва ізоляційна стрічка для відспінної ізоляції. 2. Рекомендується поблизу зовнішніх стін (граничної зонці і 6 місцях з найбільшими теплобтратами 
Плитка керамічка (паркеті). прокладати трубу з мінімальним кроком, з метою збільшення температури підлоги і теплобіддачі. 
Мастика. 

Цементна стяжка. 

Опалювальна труба РгаепкКізсПе Твх2,0. 

Захисна плівка (поліетиленова плівка). 

Тепло - і збукоізоляція. 

10, Гідроізоляція (для вологих приміщень). 

ИЙ. Плита перекриття, 
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Розміри стяжки не приводяться, оскільки бони повинні бизначатися у кожному конкретному випадку. Нацкращими 
матеріалами, що підходять для теплої підлоги є камінь, мармур, чи керамічна плитка. Можна бикористобубати 
покриття із ПВХ, а також паркет, чи дерев'яну підлогу. ПВХ-плитку, чи ПВХ-доріжки рекомендується приклеюбати. 
Для паркету можлибе застосубання технології з приклеюбанням. З цьому бипадку необхідне використання 


деформаційиних шбіб. Для дощатої дереб'яною підлоги існцє окрема технологія. бю 13 0 З /; 0 /; 0 Л Т В 0 В 1 
Ме док.|  Підпус 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Нобосанжарського району, Полтабської області 


Стадія Аркуш Аркушів 
Внутрішні інженерні мережі 12 


Технологічні рекомендації по монтажу систему ЧУ | ахара 


Формат 


Підпис і дата 


Шпилюр П.С. 


Лубенець 


Горський ВІВ. 
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опалення "тепла підлога" 
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Система поберхнебого опалення/охолодження. План 1-го 


Експлікація приміщень цокольного поберху 


2800 
3 600 
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Примітки: 
1. Розбедення трубопрободіб поберхнебого опалення Т1.1/Т2.1 
2. Трубопрободи підбоду до контуріб поберхнебого опалення прокладаються 6 ізоляції тобщиною 6 мм. 


3. Біля зобнішніх огороджуючих конструкцій передбачити граничні зони шириною 500 мм з кроком укладання труб 100 мм. 
ц. Трубопрободи прокладати з використанням фіксаторіб повороту та з мінімальною кількістю з'єднань труб б підлозі. 


биконати трудопроводами ЕРгапКізспе її-їПегт Фібх2 0. 


9 


о 


5, В приміщеннях встанобити кімнатні термостати. Місця встановлення погодити з дизайн-проектом. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Номер Имя Площа 
поверху (|Відм. 0,000) 
1 |Тамбур 1,6 м" 
М 1 100) 2 Офісні приміщення 86,3 м? 
3 Дитячий куточок 75 м. 
Ї Переговорна 8,6 м" 
що? з Мо2 а Ме Є Ме б Мо; В Моб 5 Кімната для роботи з документами 1,6 м" 
ОРОВЕООТТ 8,0й м" МА 100/150| | 12,871м'  МАТ00 8,0 м? МА 100/150 | (80й. м" МА 100/150| (і68м' | МА 100 6 |Санвузол 7 м? 
916.20 916х2,0 Р16х2,0 916х2,0 Р16х2,0 Р16х2,0 9 інвентарна 26 м? 
і | -68,1. м | 292,7 м |272,0 м | 267,9 м | 256,1м | - а 2 
| 2555 м 9 Кімната для пруицому їжі 9,6 м 
До кол. 2 До кол. 1 До кол. 2 До кол. 1 До кол.: 1 | 2 
До кол. 2 Мо 9 Приміщення для розташування 60 м 
265 м?  УА100 інженерного обладнання 
916х2,0 
Розподільчуй колектор | 238,0 м 
Оапіо85 РЕНР 8-8 Мо2 2 До кол. 1 
о Шафа КАМ 5М/Р-ОР | | (гос | - 
"| 50х180хИ0(ВХШХГ) НО -| М з 
іі | КІС | 831м' | МА 150 
К-«НІн ЕЕ Й16х2,0 
її | 255,8 м 
Мо До кол. 1 
7,9 м" МА 100/150 
м оби У. 00/50 Номер приміщення-- ---Крок ПР 
До кол. 2 Р16х2,0 Площа контура-- і РУ 
| 270,3 м У 1 У 
Мо | До кол. 1 1159м? МА 100/150 
8,51, м? МА 100/150 БАС Мо2 ж 16х2,0 че 
о о | гло! 838 м? | УА 150 -е983 м 
б | 267,9 м | (| | 816х2,0 До кол. 1 
СА З й 
До кол. 2 Х | | 258,6 м Довжина контура || || Діаметр х тобщ. 
7 До кол.: 1 стінки 
: Ме хо9 Позначення розпо- 
Ті м'  МАТ50 мог 9 Мо? и мот Мо2 й 60ме МАЛ50 дільчої гребінку 
рр 8,18 м? "МА 150 8,02 м? МА 100/150 1,59 м" МА 100/150 8,02 м" МА 100/150 816х2,0 
-ЩО; " В16х2,0 й16х2,0 916х2,0 916х2,0 | 39,9 м 
До кол.: | 257,1 м резв М | 271,0 м 1258,7 м До кол. 1 
До кол. 2 До кол. 2 До кол. 1 До кол. 1 
3 100 3 850 3 850 3 850 3 100 Й 
- вра п ен рен - Розподільчуй колектор 
18 950 Оапіоз55 РЕНЕ 10-10 МО1 
см у Шафа КАМ 5М/Р-ОР 


п50х780х ПО(ВХШХГ) 


Умовні позначення: 
- Т11/ 72.1 подаючий/зворотній трубопробід поберхнебого опалення/охолодження 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


Нобосанжарського району, Полтабської області 


 ІНЕ І 13032020ЛТВ -0В-1 


Шпилюр П.С. 


Внутрішні інженерні мережі 


Лубенець 


Аркуш Аркушіб 
13 


Горський ВІВ. 


Система поберхнебого опалення/охолодження. 


«Сахара 


Формат 


План 1-го поверху (Відм. 0,000) 


Погоджено 


Експлікація приміщень 1-го поберху 


Схема прокладання деформаційних шбіб. План 1-го 


, Номер Имя Площа 
поверху (|Відм. 0,000) 
1 Тамбур 7,6 м' 
М 1: 100) 2 Офісні приміщення 86,3 м" 
3 Дитячий куточок 75 м. 
і Переговорна 8,6 м" 
5 Кімната для роботи з документами 1,6 м" 
6 | |Санбузол 7 м 
7 Інфентарна 2,6 м" 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м" 
9 Приміщення для розташубання 6,0 м? 
(т | ; | інженерного обладнання 
Ре 3 515 3 600 3 600 3 600 я і 
- я А 5 о З З 
і й С С с 42200 0 Й 215 5 
ож 3 - х п 
2 655 1. 895 3 850 5 035 2 515 
-И- 2 2 2 2 5 ПРОКЛАДАННЯ ТРАНЗИТНИХ ТРУБ 
га с с с пп с -р - - 
і ЧЕРЕЗ ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ШОВ 
(53- ві 
Же | 3 515 3 600 з 600 з 600 1 060 РЯЕННН» 55 КОВО ООВЮ АЛМ Полієтиленова ||| Покриття 
- Є " є " и (по 0,25м 8 кожну сторонці направляюча ТУ 
СА СА СА б 


Клецобий розчин 


«| Цементно-пісчана 


алоогця, оре 


ЦІ вно 
Труба РгапКізсПе 
| уд уза Р. ре Т6х2мм 
їй о до ХО 3 Утеплювач 35 мм 
3 100 3 850 3 850 3 850 3 100 
н- че ва чим че б Плута перекриття 


Умовні позначення: 
- Демпферна стрічка 


Зам. інб. Ме 


- Деформаційний розділовий шоб 


Примітки: 
й М пан и , М Нобе будібництво адміністративної дудіблі центру надання адміністратибних послцег 
1. Крацобими деформаційними швами неодхідно бідділити всі місця стику гріючої плити та вертикальних будібельних конструкцій. Новосанжарської селищної ради за адресою: Вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Ме док.| Підпис 


2. Деформаційний шоб також прокласти по всій довжині погору дберних отборів. Нобосанжарського району, Полтавської області 


3. Крацобу деформаційну стрічку укладати бід несучої осноби та бище планованого напольного покриття. 
і М НИ а гати Стадія Аркуш Аркуші 
щ. При напольному покритті у бигляді керамічної пллитки , шби покриття повинні спібпадати із деформаційними швами. и | | 
5, В якості деформаційного шва слід використовувати стрічку із поліуретанової піни розміром 8х150 мм з фартухом з плівки ПЕ. еВ натрІшнР чере ери нів ві 41 
6. Деформаційний шоб, труби гріючого контуру не повинні пересікати. Лубенець 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


7. Підбодки до гріючих контурів що проходять через деформаційний шоб прокладати у захисному кожуху добжиною 1 м. Горський В.В. 
Схема прокладання деформаційних швів. План 1-го «ес 
поверху (відм. 0,000) ахер)е 


Формат 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Погоджено 


Схема підключення розподільчих колекторіб. План 1-го 
поверху (|Відм. 0,000) 


| 
Розподільчуй колектор 
Дапіо55 ЕНЕР 8-8 Мо2 


М (1 


: 100) 


Експлікація приміщень 1-го поберху 


Номер Имя Площа 
1 Тамбур 76м 
2 Офісні приміщення 86,3 м 
3 Дитячий куточок 75м 
і Переговорна 8,6 м 
5 Кімната для роботи з документами 76м 
6 | |Санбузол 7 м 
7 Інфентарна 2,6 м" 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м 
9 Приміщення для розташубання 60 м 

інженерного обладнання 


2 100 


Шафа КАМ 5М/Р-ОР 
150х180хХИ0(ВХШХГ) 


300 8117 


2800 
3 600 


177 Т2-826х3,0 


Т1-Й26х3,0 


Трійник / РР5Й аірех-дио 


Й 32 - 26 - 26 


До системи 


тепло- холодопостачання 


2 100 


Розподільчуц колектор 


17, 
Т1-Й32х3,0 


Т2-р32х3,0 


3 100 


3 850 


ДБапіоз55 ЕНЕ 10-10 МФ1 


Шафа КАМ 5МР-ОР 
т50х780х ПО(ВХШХГ) 


3 850 


3 100 


Зам. інб. Ме 


Примітки: 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


1. Підключення розподільчих колекторіб биконати трубопрободами ЕРгапКі5сПе аїрех-дио Ф76х3,0, ФЗ2х3,0 
2. Трубопрободи прокласти з використанням фіксаторів побороту, та з мінімальною кількістю з'єднань б підлозі. 


Умовні позначення: 
- Т1/Т2 подаючий/зворотній трубопробід системи опалення 


13032020ЛТВ -ОВ-1 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


ин ЛО; 


Нобосанжарського району, 


Внутрішні інженерні мережі 


Лубенець 


Горський ВІВ. 


1-го поверху (відм. 0,000) 


Схема підключення розподільчих колекторіб. План 


Полтавської області 


Стадія Аркуш Аркушів 
15 


а Сахара 


Формат 


Погоджено 


30 Бид схеми підключення 


Колектор М22 


Колектор М21 


ї 
З 
Ж 
е 
Ц 
|у 
г 
9 
б 
а 


сміуос||г|| о 


АВ 

ЛЕ 

У«їВ 

2 

1 

2 | 
5 

і 

З 

2 

2 

Й 

2 


х 
р 
М 
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Розподільчуй колектор 
Оапіо55 РНЕ 8-8 Ко 


Шафа КАМ 5МР-ОР 
п50х780х ПО(ВХШХГ) 


Т1-Й26х3,0 
Т2-Р26х3,0 


Зам. інб. Ме 
МУ 


Че 10100 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Примітки: 


1. Підключення розподільчих колекторіб биконати трубопрободами РгапКі5сПе аїрех-дио Ф26х3,0, ФЗ2х3,0 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


2. Трубопрободи прокласти з використанням фіксаторів побороту, та з мінімальною кількістю з'єднань б підлозі. 


колекторіб 


До системи 
тепло- холодопостачання 


Розподільчуй колектор 


Озпозз ЕНЕ 10-10 Мої 0 ЇЇ 
Шафа КАМ 5М/Р-ОР б 
т5охт80х ИО(ВХШХГ) - Гц, КА 
1832310 
12-8323| 


Т1-Й26х3,0 


Т2-Р26х3,0 


Умовні позначення: 
- Т1/ Т2 подаючийц/зворотній трубопробід системи опалення 


пен П.С. 


13032020ЛТВ -ОВ-1 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Нобосанжарського району, Полтабської області 


Стадія Аркуш Аркушів 
1,6 


а Сахара 


Формат 


Внутрішні інженерні мережі 


Лубенець 


Горський В.В. 


30 Вид схеми підключення колекторів 


Погоджено 


ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 


Позначення Нацменубання Прумітку 


МЗОЗ2О20ЛТВ-ОВ-1 || Система опалення та охолодження | 00040 
ПВОЗЗЮТОЛТВ-ОВ-2 || Система вентиляції та кондиціонування | | 000 
МЗОЗЗОФОЛТВ-ВКО | (Система Водопостачання та каналізації 00000000 | 00004044 
МЗОЗ2О20ЛТВ-ТМ | |Тепломеханічна чатина | 040 


13032020ЛТВ-ТХ Центральний порохотяг 
ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 13032020ЛТВ -0В-2 


Арк. Найцменубання Прумітки 


21 |Система бентуляції таїкондиціонубання. Загальніданінчі 


22 |Система вентиляції. План 1-го поберху (відм. 0,000) 


2.3. 130 бид системи бентиляції 


21. |Система кондиціонування. План 1-го поберху (відм. 0,000) 


25 130 Вид схеми підключення фанкойліб 


2.6. |Схема відбодуц конденсату бід фанкойлів. План 1-го поверху (відм. 0,000) 


2.1 130 бид схеми відводу дренажу бід фанкойліб 


ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 


ДОКУМЕНТИ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ 


Зам. інб. Ме 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Проект розродлено бідпобідно до діючих норм, прабил і стандартів 


Голобний інженер проекту Шпилюр П.С. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 


Даний розділ проекту розродлений на підстабі завдання на проектубання, технологічного забдання і 
архітектурно-будібельних креслень, бідпобідно до бимог ДБН В.2.5-61.2013 «Опалення, бентиляція та 
кондиціонубання», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В.2.2-15:2019 "Житлобі будинки. 
Оснобні положення". Гехнічні рішення, прийняті 6 родочих кресленнях, бідпобідають бимогам держабного 
стандарту України, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і прабил, що 
забезпечують безпечну для життєдіяльності та здороб'я людей експлуатацію об'єкта при пробеденні заходів, 
передбачених цим проектом. 

В проекті прийняті наступні технічні рішення: 

1. Розрахункові параметри зовнішнього побітря для проектубання системи бентиляції та кондиціонубання 
прийняті на оснобі кліматологічних даних для району проектубання по параметру «Б», ДО 1У-Н Б В.1.1-2 2010 
"Будібельна кліматологія": розрахункоба температура для системи кондиціонування внутрішнього побітря 
станобить «2470, та «29"С зобнішнього побітря. 

2. Система вентиляції запроектобана із установкою одбродки побітря Зитьїаг 100 компанії Аегоз5баг, з 
об'ємною витратою повітря 1000 м?/год, монтажу під стелею. Приточно-витяжна установка забезпечцє 
мінімально неодхідний побітроодмін протягом бсього дня. Подача та забір побітря здіцснюється двома 
малошумними та енергоефектибними бентиляторами, Розбедення виконується оцинкобаними побітропрободамиу . 

3. Систему кондиціонування биконано за допомогою настінних фанкойліб компанії Меосіїта типу РУМ/М450 та 
РМ/МЗ00. 

Щ. Від бентиляціцної устанобки та фанкойліб передбачено бідбід конденсату до системи каналізації через 
сифон НІ 138. Від фанкойліб де нема можлибості бідбести конденсат самоплином через сифон, бстаноблено 
дренажні конденсатні насоси типу тіпі огапде, для перекачубання конденмату б систему каналізації. 

5. В приміщенні паливної передбачена природна бентиляція, яка забезпечує Зх кратний побітрообмін. 
Приплиб та битяг побітря забезпечцється за рахунок каналів бибедених на покріблю згідно бимог. 

6. Монтаж одладнання прободити у бідпобідності з кресленнями проекту, бимогами забодіб биродникіб та 
технічною документацією. Після закінчення монтажних родіт внутрішні поберхні елементіб системи неодхідно 
очистити бід залишкіб бруду. Після очистки систем виконуються пусконалагоджубальні роботи. Родоти биконцє 
організація, що має ліцензію на устанобку і пуск даного одладнання. Одслуговбубання обладнання може 
прободити тільки кбаліфікобаний персонал. 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Зк й Арк. |Ме док.| Підпис Нобосанжарського району, Полтабської області 
ГП 


Шпилюр П.С. Аркуш Аркушів 
Внутрішні інженерні мережі сасіви 
Лубенець 
Горський ВІВ. 
Система вентиляції та кондиціонування. Загальні 
дані 


«Сахара 


Формат 


Погоджено 


Експлікація приміщень цокольного поберху 


О0-ЦЕАО Система вентиляції. План 1-го поберху (відм. 0,000) 


Номер Имя Площа 
М (1: 50) 
1 Тамбур 7,6 м" 
2 Офісні приміщення 86,3 м' 
3 Дитячий куточок 15 м: 
і Переговорна 8,6 м" 
5 Кімната для роботи з документами 7,6 м" 
6 Санвузол ІТ м 
й; Інфентарна 2,6 м" 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м" 
і Приміщення для розташубання 6,0 м? 
інженерного обладнання 
Витяжний вентилятор Витяжний вентилятор 
НеПоз5 М1/100 НеПоз5 М1/100 
зі зборотнім клапаном зі зроротнім клапаном 
та реле часу 
72 й Раа й ЗР ЕІ - сн» НИЖ: СЇєА«АИУ«ЯА УНІ ІІІІІЇІДСДНИНСНЬНЖНЕ» ІТ И7777777777716777,; "РИРИРЬ 
(г і /) | Решітка приточна ІГР Рг. 
| з а 3 о У 
Лончина - З00х125 12160 0м'/г0д о ДСО сіно й й | 
| - 2125 1-30 0м'/ год У, «| Ї Заклад яви 
ета 1 
У, то 7 то у» яри ри -- У 
(«-ь 
е 7 5 Фк , 7 до те Ра ТОжЗ / жі» -Зр200х150 /, -зривох30 у 
СА 
а и 41 41 Й 
М | До ооо 1100 б 


Решітка витяжна 
250х150 | 2281. 0м' / год 


Решітка битяжна Решітка битяжна 


се ЗБОхО | 2281. 0м'/ год и т 250х150 | 2281. 0м' / год 


1 200 Й» | І 


Дифузору припливний 


ре 2125 1-60/0м3/ годі | 
ній 
Щі КУ 
г 7 - 
ри 
т Ір 


Х 


1 868 


РА 1 615 
а 


Дифузор витяжний 
2125 | «60,0м'/ г0д 


2800 
3 600 


Шумоглушник 
8250 «їм / 


Дифузор приплибний 
2125 |«80,0м'/ г0д 


М 


2 100 


--1 610 300х150 


Викид побітря 


Шумоглушник 
0250 1-1м 


Решітка пруиточна 
300х125 1-160,0м'/год 


ол. 


у 
«т 


СОМ У КУ СУ У ХО ОМ С ХУ ХХ М У ХОМ КОХ М ХО ХК М КО ХК СУ КОХ У У ХУ М ХХ 


777 
Гм 


4 


АЙ й - бі 2 
- 3 100 3 850 3 850 3 850 3 100 


Забір побітря 


18 950 


(1) 2) (з) (ю (5) (6) Умобні позначення: 
Е-----3- побітропробід приточного побітря 
Е-----1- повітропробід витяжного побітря 
ро 
40 - приплибний дифузор/решітка 
МИ 


Зам. інб. Ме 


ЗИ 
ухега - битяжний дифузор/решітка 
го 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
: Нобосанжарської селищної ради за адресою: Вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Примітки: і і зенадосабооьні і 
Зм. Кіл, Арк. |? док.| Підпис 
ГІП 


| 
Е 
о 
по 
| 
с) 
с 
со 
С. 


Нобосанжарського району, Полтавської області 
1. Система бентиляції биконуцється оцинкобаними побітропроводами, які прокладаються під стелею. Повітропрободи 
Шпилюр П.С. Аркуш Аркушіб 
ізолювати фольгобаною самоклеючою ізоляцією тобщиною 8мм. аа 
| - Внутрішні інженерні мережі 
2. Остаточна приб'язка приточних/витяжних решіток бідпобідно до дизайн проекту. р 2.2 
убенець 


3. Від приточно битяжної устанобки передбачено бідбід конденсату через сифон НІ 138. 


Горський В.В. 


Система вентиляції. План 1-го поберху 


(відм. 0,000) 


«Сахара 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разіїі використання без погодження з Програмою фена 


Погоджено 


У-ЦЕАО 


Зам. інб. Ме 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


30 бид системи бентиляції 


Решітка витяжна -6,125 


250х150 1 «281. 0м'/ год п - 


Витяжний бентилятор 
М1/100 


Решітка витяжна 
250х150 | 2281. 0м' / год 


Решітка битяжна а280 150х300 


250х150 1284. 0м'/ год 


Дифузор витяжний 
2125 | «60,0м'/ г0д 


-6,385 з «2,021 
| ев а а 150х200 3111 рн 
зані й ; г Решітка приточна еко М 2250 
Уч 300х125 |-160 0м'/год | 7 Шумоглушник 
280 150х100 9250: «21 м 25 Викид повітря 
о р Решітка приточна Шумоглушник - 
р» 300х125 | «160,0м'/ год 9250; Іс1 м -2,.20 
реші 300х150 
за 10 Решітка пруточна зе ака 4250 
300х125 1-160 0м?/ год НУДМЕОНАЗІОНСЯВО и 
«2,998 | Ж 
| РО ій о -220 


г! «-  Дуфузор витяжний 
2125 1230, 0м'/ год 


сте 


Вентиляційна устанобка 
ЗШті5їаг-1000 


Забір побітря 


200х150 


Дифузор приплибний 
2125 | «60,0м'/ год 


з2,100 


Решітка пруиточна 


300х125 1 «160 0м'/ год 


р МУ 
2,00 Дифузор приплувний 


125 |є80,0м'/год Умовні позначення: 
Е-----1- побітропробід приточного повітря 
Е-----3- побітропробід витяжного побітря 
Уч 


М О » - приплибний дифузор/решітка 
МИ 


у 
і; о 4 - битяжний дифузор/решітка 
од 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Ме док || Підпис Нобосанжарського району, Полтабської області 


Примітки: йо П.С. Стадія Аркуш Аркушіб 
1, Система бентуляції биконується оцинкобаними побітропрободами, які прокладаються під стелею. Повітропроводи . пр. Внутрійні інженерні мережі 23 
ізолюбати фольгобаною самоклеючою ізоляцією тобщиною 8мм. | Лубенець 


2. Остаточна приб'язка приточних/битяжних решіток бідпобідно до дизайн проекту. Горський В.В. 
3. Від приточно битяжної устанобки передбачено бідбід конденсату через сифон НІ 138. 30 вид системи вентиляції а Сахара 
Формат 


Погоджено 


Схема підключення фанкоцліб. План 1-го поберху 


(бідм. 0,000) 
М (1: 100) 


ре чі 


ро ож 77-77-77-77-77-77-77-7777 Настінний фанкойл ние Ен 
4972 ШИ ТТ. Хеокіта но 2 ОП -фанкойл 
ЗвОх203и 280 (ДХШХВІ 


12510 ом' / год; (21515 Вт 
й 10/15 " | | | 


Настінний фанкодл 


(2) 
не 


МеоКіїта РУ/М450 


- 1095х01 зх 2 |ДХШХВ) 
ій 12850 Ом? / год; 022520 8п | 
й 10/15 ес 


/ 
7 
у; 
й 
«А 
з 7» 


" 
СЯ 


КУА А А 3 


Кеокіта ЕМИМІ50 


1095х21 хі 2 (ДХШХВ), 


| / | 2850, Ом" / год; 02520 Вп 


Й26х3,0 


вк 


б 932х30 


ОТ 


Настіннуй фанкойл 
МеоКіїта РМ/М300 


Трійник / РР5Й а/рех-ацо 


(т) 2800 
3 600 
в - 


ни Трійник / РРЗИ аірех- шо 


Й 26-20 -20 


ІІ СІ 
ун С.-- 


Трійник / РРЗИ а(рех-дшо 


3 100 


3 850 


Настінний фанкойл | 
1-1 Меок(їта РАМЩЗО | 


Й 32 - 20 - 32 


10/15 "С 


1095уд15х 312 (ДхШХВ) 
1 2850 Ом' / год; 022520 Вт 


До сустеми 


; 880х203х 280 (ДХШХВІ 
| «510, 0м' / год; О-1515 Вт 
рТ0/15 9 С 


3 850 


3 100 


Зам. інб. Ме 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Примітки: 


1. Фанкойли монтувати згідно схеми К?1; 
2. Підключення фанкойліб виконати металопластикобими трубопроводами РгапкКі5сПе аїрех-дцо; 
3. Трубопрободи прокладати приховано 8 конструкції стіни та підлоги. 
Щ. Всі трубопроводи та арматура побинні бути ізольобані теплоізоляцією товщиною 13 мм 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


тепло/холодопостачання 


Шпуилюр П.С. 


Підпис 


Лубенець 


Горський ВІВ. 


Експлікація приміщень 1-го поберху 


Номер Имя Площа 
1 Тамбур 76м 
2 Офісні приміщення 86,3 м 
3 Дитячий куточок 75м 
і Переговорна 8,6 м 
5 Кімната для роботи з документами 76м 
6 Санбузол 7 м 
7 Інфентарна 2,6 м" 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м 
9 Приміщення для розташубання 60 м 

інженерного обладнання 


Схема КО1. Кріплення фанкойла 


1. Монтажна пластина. 
2.Гумоба простайка. 
3. Дюбель 


Умовні позначення: 


- подаючиц/зборотній трубопробід системи кондиціонування Х1/Х2 


13032020ЛТВ -0В-2 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Нобосанжарського району, Полтабської області 


Стадія Аркуш Аркушів 
2.1 


а Сахара 


Формат 


Внутрішні інженерні мережі 


Система кондиціонування. План 1-го поберху 


(відм. 0,000) 


Погоджено 


30 бид схеми підключення фанкойліб 


Схема КО1. Кріплення фанкойла 


Й20х2,0 


1. Монтажна пластина. 
2.Гумоба простайка. 
3. Дюбель 


А 
р 
Настіннуй фанкойл 
МеоКіта РИ/М450 
1095х215х 312 (|ДХШХВ) 
| «850, 0м' / год: 0-2520 Вт 
Ре10/15 9 


Й26х3,0 


Й20х2,0 


Й20х2,0 


Настіннуй фанкойл 
МеоКіїта РМ/МЦ50 


1095х215х 312 (ДХШХВІ 
| 2850, 0м'" / год; 02520 Вп 
Т110/15 "С 


Щ До системи 
І тепло/холодопостачання 
«А 


Настіннуй фанкойл 
Меокіта Р/М300 
880х203х 280 (ДхШхВ) 
| «510 Ом" / год; О21515 Вт 


Зам. інб. Ме 


Й20х2,0 


Настіннуй фанкойл 


з2,.10 МеоКійта Ри/МЛ.50 


1095 х215х 312 (ДХШХВ| 


М | 2850, 0м3 /г0д; 022520 Вт 
реТ0/И5 9 С 302 


Настіннуй фанкойл 
а збі Щ Меок(іта ЕМІМ300 
880х203х 280 (ДХШХВ) 


и | «510, 0м' / год; 021515 Вт 
«2,450 Та10/15 "С 


Д20х20 в 


Умовні позначення: 


- подаючий/зборотній трубопробід системи кондиціонування Х1/Х2 


13032020ЛТВ -0В-2 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


Нобосанжарського району, Полтабської області 


1. Фанкойли монтубати згідно схеми К?1; Н. контр. Лубенець 


10/15 "С 

о 

Е 

ів! 

го 

ЕЕ 

с 

по 

п 
Зм. Кіл, Арк. |КО док.| Підпис 
ГП Шпуилюр П.С. 

Примітки: Кер. пр. 


Аркуш Аркушіб 
Внутрішні інженерні мережі 
2.5 


2. Підключення фанкойлівб биконати металопластикобими трубопроводами РгапкКі5сПе аїрех-дцо; Розробив Бонеркой ВІВ. 


3. Трубопрободи прокладати приховано 8 конструкції стіни та підлоги. 


30 бид схеми підключення фанкойліб 


3. Всі трубопроводи та арматура побинні бути ізольобані теплоізоляцією товщиною 13 мм 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


«Сахара 


Формат 


Погоджено 


Зам. інб. Ме 


- 
є 
о 
по 
го 
і 
с 
о 
| 


Ар 


мобана трубка 


Схема бідбоду конденсату бід фанкойліб. План 1-го 
поверху (|Відм. 0,000) 


М (1: 100) 


Армобана трубка 


ТИ 


(6 мм) 


с 


Сифон НІ 138 


Армобана трубка 


1/4." (6 мм) 


Підключити до системи 


каналізації 


2800 


1/1." |6 мм) 
з 
о Армобана трубка 
Же Встанобути дренажний 1/1" (6 мм) 
Й 8359 880 / | насосптіпі огапде 880 710 
НГ С-У » зле 
ОРоЛАНВИ Брю с Настіннуй фанкойл са 
МеоКкіїта Р/М300 -- р Чеокінта ЕИЬСО -- ми 
з я а я 
ди б т Настіннуй фанкойл 
1 Меокіта РМ/МИЗО 
Встановити дренажний о 
насос тіпі огапде со 
І Встановити дренажний 
и насос тіпі огапде Настінний фанкойл 
- 
Ж МеоКіїта РМ/МЦ50 


Гн наспіній фанкойл 


Експлікація приміщень 1-го поберху 


Номер Имя Площа 
1 Тамбур 76м 
2 Офісні приміщення 86,3 м 
3 Дитячий куточок 75м 
і Переговорна 8,6 м 
5 Кімната для роботи з документами 76м 
6 | |Санбузол 7 м 
7 Інфентарна 2,6 м" 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м 
9 Приміщення для розташубання 60 м 

інженерного обладнання 


МеокПїта Р/М300 


3 100 


3 850 


3 850 


3 850 


3 100 


18 950 


Примітки: 
1. Від фанкойліб передбачити 61ідбід конденсату до системи каналізації; 

2. Дренажні трудопроводи прокладати прихобано у конструкції стіни та стелі; 
3. При прокладанні армованого трубопрободу бід дренажних насосів, биключити можливість перегинання. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


о П.С. 


Лубенець 


Горський ВІВ. 


Умовні позначення: 


- Армована трудка 1/4" (бмм) 


- полімерна каналізаційна труба 


13032020ЛТВ -0В-2 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Внутрішні інженерні мережі 


1-го поверху (відм. 0,000) 


Полтавської 


Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Нобосанжарського району, 


області 


Схема відбоду конденсату бід фанкойлів. План 


Стадія Аркуш Аркушів 
2.6 


а Сахара 


Формат 


Погоджено 


30 бид схеми бідбоду дренажу бід фанкойліб 


Настіннуй фанкойл 
МеоКіїта РМ/МЦ50 


Встановити дренажний 
насос тіпі огапде 


Настіннуй фанкойл 
МеоКіїта РМ/МЩ50 


ЩІ Настінний фанкойл «2.1.50 
МеоКіїта РИ/М450 
Армобана трубка 
1/1. " (6 мм) 
з 2,150 
Підключити до системи 
2,09, каналізації 
ки ції 
Р МИ 12236 
Настіннуй фанкойл 1 920 
Меокійта Ри/М300 » 832 


Сифон НІЛ38 


ої 
«о 
о 
ке 

ра 

о 
ем 


- 0,500 


Підключити до системи 
каналізації 


Підпис і дата 


Примітки: 
1. Від фанкойліб передбачити 61ідбід конденсату до системи каналізації; 
2. Дренажні трудопроводи прокладати прихобано у конструкції стіни та стелі; 


Інб. М? ориг. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


3. При прокладанні армобаного трубопрободу бід дренажних насосів, биключити можлибість перегинання. 


Настіннуй фанкойл 
МеоКіїта РМ/М300 


Встановити дренажний 
насос тіпіогапде , 


Армобана трубка 
1/1." |6 мм) 


гар П.С. 


Лубенець 


Горський В.В. 


Встановити дренажний 
насос тіпі огапде 


Армобана трубка 
1/4." |6 мм) 


Умовні позначення: 


- Армована трудка 1/4" (бмм) 


- полімерна каналізаційна труба 


13032020ЛТВ -0В-2 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
Полтавської області 


Стадія Аркуш Аркушів 
2.1 


- Сахара 


Формат 


Нобосанжарської селищної ради 
Нобосанжарського району, 


Внутрішні інженерні мережі 


30 Вид схеми відбоду дренажу бід фанкойліб 


Погоджено 


ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 


Позначення Нацменубання Прумітку 


13932020ЛТВ-0В-1 Система опалення та охолодження 
13032020ЛТ8-08-2  |Система бентуляції та кондиціонубання 
13032020ЛТВ-ВК Система водопостачання та каналізації 
13032070Л18-ТМ Тепломеханічна частина 
13032020ЛТВ-ТХ Центральний порохотяг 


ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНТЗОЗ2020ЛТВ -ТМ 


Арк. Нацменубання Прумітки 


11 |Тепломеханічна частина. Загальні дані 


Щ.2. |Принципоба схема теплопостачання 


Розміщення оснобного обладнання. Фрагмент плану цокольного поберху 


й (Відм. -2,800) 


3. (|Розріз 1 


4.8 130 бид розта шубання основного одладнання 


ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 


Позначення ДОКУМЕНТИ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ 
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, бентуляція та кондиціонубання. 
ДБН В.2.5-67:2012 Система бодопостачання та каналізації. 


Технічне керібництво по проеткубанню та монтажу систем бнутрішнього 
мікроклімату. 


ДЬН В.2.5-77:201ш Котельні 


РгаепКізсПе 


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 
13032020ЛТВ-ТМ.С Специфікація оснобного обладнання. 
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Е- Голобний інженер проекту Шпилюр П.С, 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 


Даний розділ проекту розроблений на підстабі забдання на проектубання, технологічного завдання і 
архітектурно-будібельних креслень, бідпобідно до вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, бентиляція та 
кондиціонування», ДБНВ.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та ДЬНВ.2.2-15:2019 "Житлобі будинки. Основні 
положення", ДЬНВ.2.5-77:2014, «Котельні» . Технічні рішення, прийняті 6 робочих кресленнях, бідпобідають бимогам 
державного стандарту України, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і прабил, що 
забезпечують безпечну для життєдіяльності та здороб'я людей експлуатацію об'єкта при пробеденні заходіб, 
передбачених цим проектом. 

В проекті прийняті наступні технічні рішення: 

1. Котельня розміщується 86 технічному приміщенні та передбачена для тепло-, холодопостачання дудіблі. 

2. Для бизначення необхідної потужності котельні дуло пробедено теплотехнічний розрахунок згідно ДСТУ 150 
6946:2007 та ДСТУ Б ЕМ 12831. Детальні розрахунки по приміщенням набедені 8 Додатку 1. Розрахунки виконано у 
програмному задезпеченні КАМ 0/6 6.9 Вабвіс. 

3. Оснобним джерелом теплопостачання є побітряний тепловий насос СНОРОУ АЕУС-10390 потужністю 10 кВт. 
Резербне джерело - електричний котел ТепКо Економ 10 кВт. 

4. Температурний графік бідпуску теплоносія споживачам на потреди: 

- поберхнебе опалення - 45/40 С; 
- поберхнебе охолодженя - 15/20 "С; 
- охолодження фанкойлами - 10/15 "С; 

5, Для компенсації гідравлічного температурного розширення теплоносія 6 системі наявний розширювальний дак, 
ємністю 80 л для системи опалення з номінальним тиском 5 бар. 

6. Всі роботи биконубати у бідпобідності із проектом та ДБНВ.2.5-77:2014. «Котельні». На підлозі б котельній 
передбачити гідроізоляцію на рібень залибу водою 100 мм. Грубопрободи підключення технологічного обладнання 
биконати з мідних труб. Всі трубопрободи та металебі частини теплоізолюбати. 

7. Після закінчення монтажних робіт бнутрішні поберхні елементів системи неодхідно очистити бід залишків бруду. 
Після очистки систем виконуються пусконалагоджубальні родоти. Роботи биконцє організація, що має ліцензію на 
установку і пуск даного обладнання. Обслугобубання обладнання може прободити тільки кваліфікований персонал. 


Основні показники тпеплобого набантаження 


Розрахункова витрата, кВт "середній (максимальний) 


Поберхнебе опалення Всього 


Найменубання системи 


Максимальний зимобий 
режим при Ї3--22С 


Літній режим їз» 8 С 


о рооо ра 


І1З032020ЛТВ -ТМ 


Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


С ія Арк. |Ме док.| Підпис Дата Нобосанжарського району, Полтабської області 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


ГП Шпиулюр П.С. Стадія Аркуш Аркушів 
Кер. пр. Внутрішні інженерні мережі 
Р РП 11 
Н. контр. Лубенець 
Розробив Горський В.В. 


Тепломеханічна частина. Загальні дані 


«Сахара 


Формат 


Согласобано 


Инб. К? подл. Подпись и дата Взам. цнб. М? Р Р 
(||| 


Принципоба 


Чмобні позначення 


мо 1 трубопробід системи теплопостачання прямий 

--ооо Т2 трубопробід системи теплопостачання зворотній 
--е-еоТ3оооо--- Трубопробід системи гарячого бодопостачання 

й Й Л циркуляційний трубопробід системи гарячого водопостачання 
мо ВІ трубопробід системи холодного водопостачання 


Електричний котел 


схема теплопостачання 


Аб-нуй(  побітроспускник 


(м, а 


2-ходобий кульобий клапан з 
пруибодом ВЕУ, Кр 1 1/4", Куз 100, н/з 


Е|ехуепі /" 
ТепКо Економ 10 кВт ; 
А! 
- Р і 
Теплобий насос СПоГи 4 
ДАЕУС-10390 10 кВт МАНЕЙ 
Оп20 
ГО 3 Й 
АВ-ний повітроспускник Оп20 2-ходобий кульобий клапан з 
й Б (ехуєпі У" я" прибодом ВЕУ, Кр 1 1/4", Куз 100, н/з 
ф35х15 Аб-ний побітросп ФАТИ 
ги Р|ехуепі Й 
щі Ф35х15 
Си 
КК р 8 її; 
0015 озшурювальній бак 
АЙ РЕЧІ 
У 
2 
КК ОТ" б " 
Оп25 чем б 
ф35х15/ 
Буферна ємкість ТЕЗУ Су 


Група безпеки (розповітрювач з 


Кран кульовий (КК) запобіжний клапан) 


Клапан зворотній (К3) 
Група безпеки бойлера ГВП 


Фільтр механічний 
б Насос циркуляційний 
Клапан трьохходовий цуркуляц 


Підключення розширювального баку МАС-бентиль Аїгіго . 
Розширюбальний бак 


ХорідноО» ХХ 


Кран кульобий з термометром 


б 
(2, 
І 


Автоматичнуй побітроспускниук 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 
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Система кондиціюбання 


(од 


ІЗОЗДОДОЛТІВ ТМ 


Будівництво адміністративної будіблі під центр надання 


адміністративних послуг за адресою: Полтабська область, 
Нобосанжарський рацон, смт. Нобі Санжари, бул. Центральна, 12 


"ТЕР 
Принципова схема теплопостачання чу Сахара 


Формат АЗ 


Внутрішні інженерні мережі 


Погоджено 


ої 
«о 
о 
ке 

ра 

о 
ем 


Підпис і дата 


Інб. М? ориг. 


План 1-го 
М (1: 25) 


| 
2-ходобий кульобий клапан з приводом 


ВЕУ, Кр 11/47", Км5 100, н/з 


поверху (|Відм. 0,000) копия 1 


Експлікація приміщень цокольного поберху 


Електричний котел 
ТепКо Економ 10 кВт 


Б 2 
1030 


Р ма ціановіц вана Шо зі Р ЕЕ ВЕ Р ЕР Ек 
зечанитечнтакь-свисвь гриви 
- те од о 


2 100 


| 


- Її 
Бак теплодкумулятор 3 330 
ТЕЗУ М100 60 РО 
1 Розширювальний бак 
х мії о-Н 50л 
- 
бо Електричний бойлер 50 л 
ОР 
3 100 


Примітки: 


1. В приміщенні котельні стіни биконати негорючими. На підлозі передбачити гідроізоляцію на рібень залибу бодою 100 мм. 


2.В котельні передбачена система бентиляції через решітку, що забезпечцеє Зх кратний побітроодмін. 
3. Монтаж і запуск основного обладнання биконубати згідно рекомендації фірми-биродника. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Номер Имя Площа 
1 Тамбур 7,6 м' 
2 Офісні приміщення 86,3 м? 
3 Дитячий куточок 75 м. 
Ї Переговорна 8,6 м" 
5 Кімната для роботи з документами 1,6 м" 
6 Санбузол Щ, 7 м 
7 Інфентарна 2,6 м 
9 Кімната для прицому їжі 9,6 м" 
9 Приміщення для розташубання 60 м 
інженерного обладнання 

со Ї 

ом 
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рани тепловий насос 
Спобуи АЕУС-1039) 


Умовні позначення: 


- Т1/ Т2 подаючий/зворотній трубопробід системи опалення 


1З032020ЛТВ -ТМ 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


пт ЛИ; 


Нобосанжарського району, Полтабської області 


Внутрішні інженерні мережі 


Лубенець 


Стадія Аркуш Аркушів 
1.3 


Горський В.В. 


Розміщення основного обладнання. Фрагмент 


плану цокольного поферху (відм. -2,800) 


- Сахара 


Формат 


Погоджено 


У-ЦЕАО 1 


З Є В РРО Пп 0 Ю 


Проект ревлізовано М 1 і 20) 


за рахунфк коштів 
Програми «0-1 ЕАД 
з Європоф» 


Вентиляційна установка 


УПті5Гаг-1000 


Електричний котел 
ТепКо Економ'Ї0 кВт 


бойлер 50 л 


я пня пай и 


й 
- 


2-ходобий кульобий клапан з прибодом 
ВЕУ, Вр 11/47", Км5 100, н/з 


Ж 


ПОбітрянуй теплобуй насос 
Спобу АЕУС-1039Ю 


До системи фанкойліб - 0,500 


План 1-го поверху 


"В ї 
| 
11 | 


| (відм. 0,000) «г 
Бак теплоакумулятор Розширюбальний бак 0 
До системи теплих підлог ТЕЗУ 100 60 РІО МИЇо-Н 50 л 


3 700 
Умовні позначення: 


- ТІ/ Т2 подаючий/зборотній трубопробід системи опалення 


Нове будівництво адміністративної будіблі центру надання адміністратибних послуг 
Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 
11 Кіл. Арк. зате Нобосанжарського району, Полтабської області 
ГП 


Стадія Аркуш Аркушів 
Внутрішні інженерні мережі 
РП 2.Щ 
Лубенець 
Горський В.В. 
- чу Сахара 


Формат 


Зам. інб. Ме 
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Примітки: 


1.В приміщенні котельні стіни биконати негорючими. На підлозі передбачити гідроізоляцію на рібень залибу водою 100 мм. 
2.В котельні передбачена система бентиляції через решітку, що забезпечцє Зх кратний побітрообмін. 
3. Монтаж і запуск оснобного обладнання виконувати згідно рекомендації фірми-виробника. 


Шпиулюр П.С. 
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Погоджено 


30 бид розта шубання оснобного обладнання 


Електричний:бойлер 50 л 


Вентиляційна установка ПОбітряний тепловий насос 
ЗПті5Раг-1000 СПпоїи АЕУС-10390 
- 2,240 


Електричний-котел 
ТепКо Економ 10 кВт 


2-ходобийжульобий клапан з прибодом 
ВЕУ, Вр 11/47, Км 100, н/з 


б - 0,500 


Електричний бойлер 50 л 


Розширюбальний дак 
міїо-Н 50л 


Бак теплодкумулятор 
ТЕЗУ М100 60 РО 
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Примітки: 


2.В котельні передбачена система бентиляції через решітку, що забезпечцеє Зх кратний побітроодмін. 
3. Монтаж і запуск основного обладнання биконубати згідно рекомендації фірми-биродника. 
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Вентиляційна устанобка 


Електричнийжкотел 


ЗПті5їаг-1000 


ТепКо Економ 10 кВт 


нм кульобий клапан з прибодом 


Бак теплодкумулятор 
ТЕЗУ М100 60 РО 


Розширюбальний дак 
міїо-Н 50л 


ПОбітряний тепловий насос 


СПоїу АЕ 


УС-10390 


Умовні позначення: 


ВЕУ, Кр 11/47", Км5 100, н/з 


- Т1/ Т2 подаючиц/зворотній трубопробід системи опалення 


Арк. |М? док. 


Шпилюр П.С. 


0 ИЗОЗ2020ЛТ8.ТМ | | |||/|/ 0 ИЗОЗ2020ЛТ8.ТМ | | |||/|/ 


Нобе будібництбо адміністратибної будіблі центру надання адміністративних послуг 


Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 12, смт Нобі Санжари, 


Нобосанжарського району, Полтабської області 


1. В приміщенні котельні стіни биконати негорючими. На підлозі передбачити гідроізоляцію на рібень залибу бодою 100 мм. 


Лубенець 


Горський В.В. 


Внутрішні інженерні мережі 
30 Вид розта шубання основного обладнання 


Стадія Аркуш Аркушів 
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Одиниця Маса 


Тип, марка, позначення 


Код обладнання, Забод- 
документа, 


доці 
биробу, матеріалу биготовлювач ромітка 


бимірю- | Кількість | одиниці, 
кг 


5 5 Р 7 | 8 | 


опитубального луста 


Система поберхнебого опалення 


Шафка внутрішня Радо 1250х625х130мм 2 р 


т ит МИНА ВО | р 

кг/кб.м м.кб. 14.5 
| 13 | | Демпферна стрічка 8х150 з фарм | 000 | 00000 | 

| М |Термодюбель з цвяхом мим 00000000 0 р 00 р 000 шт 
| 15 | |піна монтажна 50мл професійна 0 | 0 00 | 000 п 


Труба поліетиленова їЕ-їбегт тиіїі / РЕ-КТ 16 х 2 тт ШируУг В тт 

| (духта 600м) М. 
Труба металопластикоба їигаїес тий! / РЕ-ВГ / АЇ| / РЕ- шир. ЩІ 

ВТ 32х3тт 
Труба металопластикова Ригаїес тиіїі / РЕ-ВТ / А / РЕ- липу 1 пВ.щЕ. 

ВТ 26х3тт 
р Привненни атак Гі 

МТ нав 


што 
-ч 
Перехідник з зовнішньою різьдою / латунь арех-йцо 26- шпроуу 1/0 / 1 РН 
| 1МТ ШТ 
| ММ трійник редукційний / РРЗШ аїрех-фио 32 - 26-26 | |  ( (| 
| М2 | Кутник 909 / РРЗЦ арехфи 32-32 | (500 
што 
ши | 
ши | 
што 
што 
| компо | 


Е 
З 


-- 
я 
Сл 


Сл 


9 


- 


1300 


ре 


Кутник 907 / РРЗУ аірех-би 26 - 26 .'| ШРІ ит 
Єброконус нікельований 16 - 3/4" ЕТ піскеі-ріаієд РЕХ | | | 0 шт 
спрічка деформаційного шва В 
Скода ТАСКЕВ ЗУ ТЕМ р бо 
Колектор Оапіозз РНЕ 10 контурів з Випрапомірами 00 | 00000000 000000 ит 
Колектор Оапіозз ЕНЕ 8 контуріб з Випрапонраи | | | 0000 р 00000000 ит 
Торцеба секція колектора з ручним побітробідбідником ШтеероееетЬЬЬ» ті. 

420 Торцеба секція колектора з абтоматичним 

| побітровідбідником т. 
Монтажний кронштейн для колектора, коплект В НЯ 

422 Кульові крани лат. Оапіо55 Ду25 (2шт.) для підключення 

| колектора пара 
Фіксатор повороту труби З0гр(опал) 16/11 а !б'бб'бб бб::ЄЕН'б'Є 


ср | 


3900 


шт 36 


А Я Я А 13932020ЛТ8-08-1С 
чере РН сь уркарункати ЗОдонакацЙ зони ре ЗН рр 

Вул. , 12, Нові С , Нобосанжарського рацониц, 
ня я нар Ма 
по Шоилюр | | ||| 
Кер.пр. рр Внутрішні інженерні мережі ве , 
Нкконтр. (Лубенець | | | || 

Специфікація виробів, обладнання та З С . 
нНЕНННН им "Ж Сахара 


Найцменубання та технічна характеристика 


Туп, марка, позначення 
документа, 


Код обладнання, Забод- 


биробу, матеріалу биготоблюбач 


Ізоляція трубна Сітабйїех 5Табії 35х9 з чербоною оболонкою 


Кутнук латунний ОР 33 1 хі 


Зам. інб. Мо 


- 
Е 
о 
го 
о 
кі 
с 
4 
уп 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


опитубального луста 


| | | | | 
| | | | | 


Одиниця Маса 


Кількість 


бимірю- одиниці, 


Рання 


ке 


Е !Е 
з 13 
Ре 


- 


І 


Е 
23 
- 


пара 


Е 
2 


Е |Е 
з |З 


Е 
еУ 


р щої 
6 
6 
50 


Е Є 
з 13 
-ь | 
МО сь 
с» (о 


Е 
З 
ре 


13032020ЛТВ-0В-Т1.С 


Примітка 


Арк. 


й 


Позиція Найменубання та технічна характеристика 


123 Шуруп б6х/0 


Система охолодження настінними фанкойлами Кеодціїта 


| 21 | Насос збору конденсату Міпі (гате (| (| (| (| шо | з | 

РЕ Я А А У ПАЄ 

| 23  |Труба металопластикова аірех-фио Х5 / РЕХ-А- РЕ | | р ро | но рою | 

А Я А А 
1 ру 


Рукабиці х/б оранжебі 


ГТ 
г 
о 
Бех 

р 

о 
п 


| 25 (Труба металопластикоба ТГигаїес тціїї / РЕ-ЕТ / А| /РЕ-КТ 


Підпус и дата 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Тип, марка, позначення | Код обладнання, 


документа, 
опитубального листа 


Система бентиляції з рекуперацією тепла 


тло авпбонокоч КВАС ОлоБА | ро рр рт 
| 12  |Канал 05 | (| (| (| ||| шш | 2 
| 13 |8іт5іаг оС | | | | | ||| | шо | 1 
| Ме |Круалий дифузор Мепі МВ По | | (| ( ((( (| (| (| шш | з | 
| 15 | |Вентилятор Неїїоз МІ-100, стандартне виконання | | 0 | | о | шо | 1 
| 16 | |Вентилятор Неїїоз МІ-Т00 М/С, з затримкою Вимкнення | || | (| (| | шо | 1 
| ТР | Повітроводи з оцинкованої сталі б5имм | | 0 | | 0 | мк | 50 | 
| 18 | | Фасонні Вироби з оцинкованої сталі 05мм | | 0 | | 0 | мк | 20 | 
| 196 | Фасонні Вироби з оцинкованої сталі 05мм (нестандартні ||| | 0 000 | | 0 0 | мк | 5 | 
| 140 |ізовент НОЯ | 0 Р (| | | || | шо | 1 
| МО | Хомут металевий ЦО 0000 Р | | | || шо | 6 
| 42 || Шумоглушник СР 200/900 (| ( ( (| (| (| шт | 2 
| 13 0 |Спяжка що 00000000 Р 0 | | | 0 | шо | о | 
| Мо || Автомат 1-полюсний АВВ 5НИТСТА | (| (| | | шо | 1 
115 |ГофратвКО || | | | |м | 
| 116 | |Кабель ПВС | (| (| (| (| мо | 5 
| 119 |Кабель ПОЗ | | (| (| (| | | мо | 5 
| 118 | Металорукав РОБ | | | (| ( ( (| (| || ш | 8 
| 149 | |Полотно ППЕ фольговане ТОмм самокледна | | (| (| 0 | мк. | Б 
| 120 | Стрічка алюмінієва вим ом (| (| (| о (| мк. | тю | 
| 121) |НІЛЗВ Сифон для кондиціонерів ДУзажіюооо | (| | | шо | 1 
ЕП А У 
ширутко ру 


Одиниця Маса 
бирод еповне вимірю К-сть | одиниці 
Р 79 виготовлювач реч Й и 
матеріалу кг 


РІ | | І 13932020ЛТ8-08-2С 

РІ | | С 

ЕНН Р А ни 

ни бул. Центральна, 12, смт Нобі нени мо З НРК ОрЕрново рацону, 

| Зм. ЇКільк| Арк. |Медок| Підпис |Дата Полтавської оддаст 

УГТ РУУРУННИ НИ НИ 

Керол. |  ( Р Р Внутрішні інженерні мережі кни 

ПРАГИ контр о ь ие ле 

п п а нь Специфікація виробів, обладнання та "- Саха з 
в - ли 

І С С амалиій 


Тип, марка, позначення | Код обладнання, заВод- Одинуця - Маса ол 
Позиція Найменубання та технічна характеристика документа, биробу, бимірю- | К-сть | одиниці, 
| биготовлюбач 
презе оррю опитубального листа матеріалу бання кг 
А Я С С З С С 
| 20хдпт р | | | | нирру У 
| 2.6 | Перехідник з зовнішньою різьбою / латунь аїрех-фио 321 | | | ( ( ( ( (| (| | | шт | 2 нирру У 
| 27 | Перехідник з зобнішньою різьбою / латунь аірех-фио 20 - 3/4 МТ) | | | (| (| | шт | | нирру У 
| 28 | Трійник редукційний / РРЗЮ аірех-фио 32 -20-32 | | | | |  ( (( ( (| (| |шт | м нирру У 
| 29 | Трійник редукційний / РРЗШ аїрех-дио 32 - 26-26 | | | |  ( ( (( (| (| (| шт | 2 нирру У 
| 210 | Редукція / РРЗЦ аїрех-фо 26-20 | | | (  ( ( (( (|  ( ( (( (| (| |і | 2 |! ' б 
| 2 | Трійник редукційний / РРЗЮ аірех-фшо 26 -20-20 | | |  ( ( ( ( (| (| | шт | 2 |! б'б'бе 
Кутник 909 / РРЗЮ аірех-ди 32 - 32 р | | ||| шт | | нирру У 
| 23  |Кутник 907 / РРЗШ аірех-фи 26-26 | | (( ( (( (|  ( (( ( (| (| | | т |! 'б 
| 2 | Кутник 907 / РРЗУ аірехфш 20-20 | |  (  (( (| ( ( ( ( (| (| | | їш | 30 | и |бб'е 
| 215  |Тримач гофротруви 25 | (| (| | | | шо | 5 | В |!б'б'е 
| 216  |Тримач гофротруи 20 ( ((( ( (( (| (| | || | шо | 5 | |! б б бе 
| 21 |Гофатвх До | | | | ||| | мо | то |! ''б 
| 218 | Кабель ПВС (| | | | | | мо | 50 нирру У 
| 219  |Кабель ПВСЗхі5 (| (| (| | мно | лю В !б!б 
| 2.20 | Труда гнучка армована, Дб ммї8Х | |  ( ( (|  ( ( (( (| (| || | ш шт | 50 | Й |бб'б'е 
| 221 | Вбудований сифон для кондиціонеру НІ 38 (|  (((( (| (| |шш | 1 б 
| 222 | Заглушка внутр. 32 б5іепфогі | (| (| (| | шт | 1 и |!б'б'е 
| 2.23 | Труба каналізаційна внутр. 322250 Озіепіогі | |  ( ((( (р (| 0 | ши нирру У 
| 224 | Труба каналізаційна внутр. 3222000 О5іепфог | (р (| | шт | 2 |!!! 
| 225 | Труба каналізаційна внутр. 3221000 Озіепфог (| (р (| | шт | 2 В |!б'!б 
| 2.26 | Труда каналізаційна внутр. 32150 Озіепіого (|  ( (( (| (| | |шшт | 4 А!!! 
| 2.29 | Коліно Внутр. З2жібо Озіенфого | (| (| (| (| шо | 2 | | !б'б'б'е 
| 2.28 |Коліно Внутр. З2ж8йо (віеміогф (| (| (| (| шо | 2 | бе 
| 229  |Муфта насувна внутр. 32 Осі (| (| (| (| шо | 6 | ироу У 
| 230 | Технічний Вазелін 250 грамм Овен (| (| (| о | шо | 1 | Й 
| 231 | Хомут МР-І-1 20-26 мвиМО | | |  ( ((((( (| ( ( (Ц| (|| | ||| | шо | тю | В!!! 
| 232 | Хомут МР-ЇНІ 25-38 | (| (| (| | | шт | т | и 
-| | 233 (Універсальний дюбель НДО 0 ро | 0 | 0 | ш | 2 УЮ 
3) Р 235 | Теплоізоляція каучукова КаїНіех ЕР-Е 1385 | | | | (| | ( (р (| | |шш | 2 нирру У 
| 236 | Теплоізоляція каучукова Каїнех ЕР-Е 38 | (|  (((( (| (| | | шо | 20 | нирру У 
«| | 239 | Теплоізоляція каучукова КаїНіех ЕР-Е 132 | (| р (| р шт | 60 | и !|б'б!б 
3| р 238 | Клей Агтабіех -«АС50 05 (| (| (| (| шо | 2 нирру У 
| р 240 | Стрічка ПВХ чорна 50мизм | (р (| (| | | шт | 2 нирру У 
| 241 | Теплоізоляція каучукова КаїНех ЕР-Е 92 (| |  (((( (| (| | шт | ю | |! б'б 
Інну ЮРЕ нт |! 'б' боб 
о 
пане ВИЙ 
- | Зм. ЦКільк.| Арк. ЇМодок| Підпис |Дата 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


| Позиція 


| 
| 213 


0 


Зам. інв. 


с 
- 
с 

є 
О 
о 
С 

о 

п. 


Інв. Мо ориг. 


Найменубання та технічна характеристика 


Фанкойл настінний РМ/М (2-х трубний) РМ/М 450 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Тип, марка, позначення | Код обладнання, Одинуця Маса 

документа, биробу, зиВоюе бимірю- одиниці, ол 

биготоблюбач 
опитубального листа матеріалу кг 

ЕХ ГО С С С С 
р р р | шо | 3 и || 
р р р | ши | 5 а |!б'б'б: 
ЕЕ ЛОВ 2 а 'Є2І;: 
р рр | м | 5 в '' '':: 
ЕЛЕН ЄВ и 
р рр | шо | б !|!|!!;';: 
р р р | шо | 2 и ''бо 
р рр | шо | 8 | |!б'б'бО 
р рр | ш | 2 а |!бб'бе 
р р | | шо | 1 | нини |! бе 
А бббН'Е'''ЛЕННХ Я и ' б 
р р | | м | 5 и бб 


04-04 -2019ДІГВ -ОВ-2.( 


Арк. 


б 


ГТ 
Є 
о 
ри пе 
о 
р 
- 
о 
а 


Подпись и дата 


Код 


Тип, марка, позначення Одиниці Маса 


блад Кіль- 
НН Забод-Ввиродник | бимірю- Чи 


Рання 


Позиція | Нацменубання та технічна характеристика документа, 
опитубального листа 


биробу, реа Прумітка 


матер іалу 


кість 


ЗК ЗОН Бо я Б З Б я Б и а и 


Тепломеханічна частина 


ле Електричний котел Тепко Економ ТОкВіт З8ОВ нору 7.9) 11 УУ11 1 
Бак акумулятор ТЕЗУ м 100 Ей АС рн теплообмінника 100л шио))))))у)у у и? 


бих.- 15-6 Баг) 
ЕН оінілннанвіа кН НН В НИ РН НИ 
3/ "ух 3/й" 


| 5 | Автоматичний розпобітрювач з бідсічним клапаном 3/8 х /2 | | | | (Р (шт | з | | 
парам фільтр сітковий 3/5" Аїгізо ННЯ КО КО ОА А Я 


б шт 2 
нини 


| 9 | (Бойлер АНапіа 5Мт 5іеаіне УМЗ0л. (р (р (| || шо | 7 

1 10 8 стяжка зо 0000000 р р | | | |шт | юю | || 
| 1 0 Наконечник втулковий ізольований 15-08 мм | ро (ро | (| | юю | || 0006 
| 12 | | Наконечник Втулковий ізольований 40-09 нм | ро (ро | |шт | юю | || ||| 
| З | |спяжка 5008 0 00 0 00 00000000 0 р р | | | | |шт | юю | | 
| 1 Автомат І-полюсний АВ ЗНИССА | | (р | |т | 1 | | ||| 
| 5 Гоа 0 р р | |н | 59 | | 
| 16 | |Кабельпвозо5 | (ро (ро (| | |н|о| 1 
| ТО Кабель пвоз5 | (ро (р о | |н | 5 | | 
| 18 | |Кабель ПВС | (р (р о | |н|іюо| | |з 
1 19 | Коробко (| | | | |н|5| | 
НРУ І. ВН! :!ИП | 
(МО Американка латунна Видані, пряма 831" | | | (| (| ( |шт| в | 1 
| 22 || НО Американка латунна Видаііі, пряма В31/" (р (ро | |шт | 2 | | 0 | 
| 23 0 | Мо Американка латунна Водаіїі, пряма В33/ГО | | | (Р 0 | |шт|и | | з 
(3210 Муфта ВВ 1/2 (бронза) | (| (р | | |про 1 
|3240 Муфта редукційна 8В 1 М х 1 (брона) | | (((( (| (1 Іішт | 21 (1111 


| | | | і3932020ЛТ8-ТМС 
| | | | 


РР РО Р Нобе будібництбо адміністратибної дудіблі центру надання 
Я Я А НН адміністративних послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: 
"зи. Їкіьк | Медок. Р Підпис |Дата, бул. Центральна, 12, т - з ОН 9» ОЕОДИ ВРЕНКОКО радону, 


с |З |«х |х 12 


ІП п ню Аркушів 
Кер. пр. Внутрішні інженерні мережі 
РП 1 
Н. контр. 
Розробиб 


РР НИ 
оте НИ Специфікація оо паенОвня биробіб та б Сахара 
нини ян і0 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Код 
Туп, марка, позначення Одиниці 
обладнання, Кіль- 
Забод-биробник | бимірю- | 
биробу, кість 


Рання 
матеріалу 


2 | з | з | 5 | е|т'| ве | 591 
3280 Мель 33 З рони 9 РО 
| 2 |З260 Муфта редукційна ВВ 1 х З/й (бронза) || 


28 3241 Футорка ЗВ 1 х 3/1. Цбронза) 

5 
Сбердло по дереб 
Свердло по деребу 432 

31 Свердло по дереву д/0 


Маса 


одиниці, Примітка 
кг 


Найменування та технічна характеристика документа, 
опитубального листа 


р 


Мо 


- 


Е ЕЕ (НЕ ПЕ ПЕБСПІЕ |Є.(|(Е 
з 13 13 13 15 153 |5 |З 


о індикатор 


136 Паста-флюс 250г (м'яка пайка) 
бе Припій для паяння міді, м'який МеЗ (250 гр.) А А Я НН 


Щітка для міді 35 
Щітка для міді 22 


Е 
-З 5 


20 Зачистка для міді 60х130 


|Зачистка для міді охо 00000000 
ПИСК Н 
| 42 || Труба мідна пберда 35 х15 | | | (| (р ( ( ( (р (|  шш |н|ію| | | ||| 
| 43 | (Труба мідна пберда 810 0 (р о (ро | |н|2| |з 
| М Труба мідна пберда2х10 0 (ро (ро (| |н|в8| | 
| 45 | Труба мідна пберда 510 (| ( ( (( (ро (| |н|іл| | 
| 46 || Муфта мідна з нак. гайкою ВР" (| (р | (| т | | ||| 
| 47 | Муфта мідна з нак. гайкою ВР | | (р | (|т | о | ||| 
Ра ниєть ніна редрани вела ра | | 
| 49 | |Ніпель мідний редукційний ВПЗП 282 (ро (ро | (| | 2 | | | 

(Коліно мідне дбохкелихове довге 90/35. | | | ||| (| ( ( ( (| (|  ( ( ( |шт|в| | 
п СЕУ З В КА КА 


- 


ГТ 
є 
--; 
ря пе 
о 
р 
- 
о 
а 


Подпись и дата 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 
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р 

(о р 
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| їй 

о 

ЖХ 

ЧИЙ 

о, 

- 

а 

лю 
-ь 
со 
о» 
со 
Мо 
о» 
МО 
о» 
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о 
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б 
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Код 
Туп, марка, позначення Маса 
обладнання, 
документа, - | одиниці, Примітка 
биробу, 


опитубального луста | 
чн 


а |Лееха міді з зро рр р 
зо Перекід ніс зро р рр | ра | 1 
но Перед ніді з зр || рр | ре | 1 
5 о Ітріник мідні сь» | р рр | ра | 01 
во о тріник мідні во | р рр ра | 01 
Гл 3 Грідина йля запробки сислени Тепро-БЛ фасок | | р ЦРр'Ц|на4рно 101 
Дн Пі опи он п рф р 


169 | | Двогвинт М-Д ВО 00000000 М-Д 8х100 
Го КЕ рнлацютям | р |Ар9роро- 
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Кран кульовий ВР-ВР, 1/2" з ручкою "метелик"|силумін), РМ-25, 
Корпус з кобаної латуні, нікельобании, згідно ЕМ 12420 

Кран кульобий ВР-ЗР, 3/4" з накидною гайкою, з ручкою 
"метелик" |силумін), РМа:25. Корпус з кованої латцні, 
нікельобании, 

Кран кульовий ВР-ЗР, 1/2" з накидною гайкою, з ручкою 
"метелик" |силумін), РМа:25. Корпус з кованої латцні, 
нікельобании, 

Кран кульобий ВР-ЗР, 11/47 з накидною гайкою, з ручкою 
"метелик" |силумін), РМа:25. Корпус з кованої латцні, 


ГТ 
є 
--; 
ря пе 
о 
р 
- 
о 
а 


нікельобании, 
Кран кульобий ВР-ЗР, Т з накидною гайкою, з бажільною ручкою 
зп РМ-25. Корпус з кобаної латуні, нікельобании, згідно 
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Итоги - Общие 


Общие даннье: 


Название проекта: 


Будівництво центру надання адміністративних послуг 


(ЦНАП) 


Город: смт. Нові Санжари, Полтавської області 
Адрес: вул. Центральна, 12 
Проектировщик: Горський В.В 


Дата расчетов: 


Понедельник 4 мая 2020 18:18 


Понедельник 4 мая 2020 18:18 


Дата создания проекта: 


Файл данньх: 


Е:ХСАХАРАХЛО00 ПРОЕКТИХЦНАПЛАКапо?слцнаП .озга 


Нормь-: 


Норма для внполнения расчета козф. теплопередачи: 


ДСТУ ІЗ5О 6946:2007 


Норма для внполнения расчета проект. тепловой нагр 


ДСТУ Б ЕМ 12831 


Климатические даннье: 


Климатическая зона: Полтава 
Проектная наружная температура бе: -23 оС 
Средняя годовая наружная температура б е: 7,8 ою 


Грунт: 

Вид грунта: Песок или гравий 
Теплоемкость : 2,000  МДж/ (м2-кК) 
Глубина периодического проникновения тепла 6: 3,167 м 
Козффициент теплопроводности Ха! 2.0 Вт/ (м-К) 
Основнье итоги расчетов здания: 

Отапливаемая площадь здания Ан: 139,9  м2 
Отапливаємьй обьем здания Ун: 487,7  м3 
Проектнне потери тепла за счет теплопередачи Ф"': 7897 вт 
Проектнне потери тепла на вентиляцию Фг-: 1750 вт 
Общие проектньие потери тепла Ф: 9647 вт 
Избьиток тепловой мощности Фен: 0 вт 
Проектная тепловая нагрузка здания Фні,: 9647 вт 
Показатели и козффициенть потерь тепла: 

Показатель Фні по отношению к поверхности фні, а: 69,0 Вт/м2 
Показатель Фні по отношению к кубатуре фні, у: 19,8 Вт/м3 


Итоги расчетов вентиляции для нужд проектной тепловой нагрузки: 


Инфильтрующийся воздух Уіпеч: 46,9 м3/ч 
Дополнительно инфильтрующийся воздух У. іпіч: 0,0 м3/ч 
Требуемьи воздух, подаваемьй механически У-и, піп! 588,9  мЗ/ч 
Воздух, подаваємьй мех. У-: 588,9  м?/ч 
Требуемьи воздух, удаляемьй мех. Уех,піпі 588,9  мЗ/ч 
Мех. удаляєемьй воздух У»ех: 588,9  мЗ/ч 
Среднее количество воздухообменов п: 1,4 
Количество подаваемого вентиляционного воздуха У,: 682,7  мЗ/ч 
Средняя тепмература подаваФемого воздуха 0.,,: 12,4 оС 


Параметри расчетов проекта: 
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Итоги - Общие 


Вьполнение расчета теплопередачи при мин. Лбиїгп 


4,0 


Кк 


Вариант виполнения расчетов потерь тепла в помещения из соседних групп: 


Вьшолнять расчет с ограничением до 605.,, 


Минимальная дежурная температура 65,и: 14 чІС 
Вьполнять расчет потерь в помещения из соседних 

зданий так, как бни они не отапливались: Нет 
Автоматический расчет теплових мостов: Да 
Расчет теплових мостов упрощенньм методом: Нет 


Даннне по умолчанию для расчетов: 


Тип здания: 


Офисное или адм. 


Тип конструкции здания: Средняя 

Тип системью отопления в зданий: Конвекционное 

Ночной режим отопл. с пониженной темп. теплонос.: Без понижения температур 
Регулирование теплоснабжения в группах: Индивидуальное рег. 
Степень герметичности наружньх огражд. констр.: Пользователя 

Кратность обмена внутр. воздуха под: 3,8 1/ч 

Степень заслонения здания: В - городские территорий 


Даннне по умолчанию касающиеся вентиляции: 


Система вентиляции: 


Приточно-вьитяжная с рекуперацией тепла 


Температура подаваемого воздуха 8-и: оС 
Температура компенсационного воздуха 80-: 19,0 оС 
Данньие по умолчанию, касающиеся рекуперации и рециркуляции: 
Температура подаваемого воздуха бех,гесі 20,0 оС 
Проектньй козф. полезного действия рекуп. Пуесирі 70,0 5 
Сезонньй козф. полезного действия рекуп. Те, гесирі 49,0 5 
Проектньй процент использования рециркуляции Пуесіг: к: 
Сезонньй процент использования рециркуляции  ТПе,гесігх! к: 
Геометрия здания: 

Отметка уровня грунта: -0,30 м 
Отметка пола по умолчанию Іє: 0,00 м 
Отметка грунтовой водьи по умолчанию: -10,00 м 
висота зтажа по умолчанию Н: 7,00 м 
Вьс. помещений в свете перекритий по умолчанию Н:: 6,70 м 
Площадь пола по грунту Аді 100,00 м? 
Периметр пола по грунту в свете нар. стен Р.: 40,00 м 


Поворот здания: 


Без поворотаБбБез 


поворот 


Статистика здания: 

Количество зтажей: 1 
Количество зон здания: 

Количество групп помещений: 

Количество помещений: 9 
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Итоги - Ведомость ограждений 


Символ Описание о Фт Фтоь 
вт/м2-К вт вт 
РІдв вн Дверь внутренняя 1,000 0 
РІ|ДВЕРІ Дверь наружная 1,600 165 
ЦПОКРІВЛЯ Кровля 40,0 см 0,255 1460 
ІШВІКНО Окно наружное 1,330 3243 
Отдача тепла от перекрития вверх 5,9 см 2,464 0 
ЕВПІДЛОГА Пол по грунту 50,0 см 0,194 466 
«ІСТІНА 260 Стена внутренняя 26,0 см 1,000 0 
«ІСТІНА 120 Стена внутренняя 12,0 см 1,000 0 
|| ЗОВНІШНЯ Стена наружная 42,5 см 0,229 825 
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Итоги - Ограждения 


Символ а Описание материала 2 р Ср 1-4 
м Вт/ (м-:К) кг/м'кДж/ (кг'К)ум2-к/ВТ 
|| ЗОВНІШНЯ Стена наружная 42,5 см 
Вид ограждения: Стена наружная, Влажностньие условия: Нормальньй 
Г(ЛАЕРОК 0,3750 Газобетон 0,125 400 1,000 3,000 
"ТЕХНОБЛОК 0,0500 Мінераловатний утеплювач 0,042 45 0,750; 1,190 
Сопротивленейие теплопередаче внутри В;, |м2:к/Вті: 0,130 
Сопротивление теплопередаче снаружи Ве, |м2д-к/вті: 0,040 
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. В, |м2-Кк/Ввті: 4,360 
Козффициент теплопередачи 0, ІВт/ (м2-К)1: 0,229 
ЕВПІДЛОГА Пол по грунту 50,0 см 
Вид ограждения: Пол по грунту, Влажностньие условия: Нормальньй 
Стена, примнкающая к полу: ЗОВНІШНЯ 
Разница вьисоть пола и грунтовой водь Дам! 9,70 м 
Горизонтальная теплойзоляц.: САБВОМ ВЕ толщиной а - 0,10 м и длиной Бр, - 0,30 м 
Вертикальная теплойзоляц.: САВВОМ ВЕ толщиной а,, - 0,10 м и длиной р, - 0,30 м 
Є КЕРАМ. ПЛ. 0,0200 Плитка кераміча 1,050 2000 0,840 0,019 
НЕСТЯЖКА ЦЕМ  0,0800 1,300 2200 0,840 0,062 
/ САВВОМ ВЕ 0,1000 Екструдований пінополістирол Сагроп Ргої 0,032 42 1,420 3,125 
«ЙПОЛИЗТИЛЕН  0,0001 0,200 1300 1,420 0,001 
ДГРУНТ-ЗДАН  0,3000 1,740 1800 0,840 0,172 
Равноценное сопротивление грунта вместе с сопротивлениями теплпередаче Ва" |м2-к/вті: 1,770 
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. В, |м2:К/Вті: 5,148 
Козффициент теплопередачи 0, ІВт/ (м2-К)1: 0,194 
З ПОКРІВЛЯ Кровля 40,0 см 
Вид ограждения: Кровля, Влажностньие условия: Нормальний 
ЙИВООККІ СІА 0,0005 Фальцева покрівля ВийшКкКі Сіазчбіс 110,000 7100 0,390 0,000 
"|СОСНА-ВДОЛ  0,0300 0,300 550 2,510 0,100 
ВОЗ.ПРОС 0,0300 Невентилируемая воздушная прослойка 0,160 
«ЙПОЛИЗТИЛЕН  0,0001 0,200 1300 1,420 0,001 
"ВОЗ.ПРОС 0,2500 Невентилируемая воздушная прослойка 0,160 
Ї ТЕХНОЛАЙТ 0,0500 Мінераловатний утеплювач "Технолайт Екст 0,036 45 0,750 1,389 
"ВОЗ.ПРОС 0,0300 Невентилируемая воздушная прослойка 0,160 
ГИПС-КАРТ 0,0090 0,230 1000 1,000 0,039 
Сопротивленейе теплопередаче внутри В;, |м2:к/Вті: 0,100 
Сопротивление теплопередаче снаружи Ве, |м2-к/вті: 0,040 
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. В, |м2-к/Ввті: 3,925 
Козффициент теплопередачи 0, |Вт/ (м2-:К)1: 0,255 
Отдача тепла от перекрития вверх 5,9 см 
Вид ограждения: Отдача тепла от перекрнития вверх, Влажностньие условия: Нормальньй 
"СОСНА-ВДОЛ  0,0500 0,300 550 2,510 0,167 
ГИПС-КАРТ 0,0090 0,230 1000 1,000 0,039 
Сопротивленейе теплопередаче внутри В;, |м2:к/Вті: 0,100 
Сопротивленеийе теплопередаче внутри В;, |м2-К/Вті: 0,100 
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. В, |м2-к/Ввті: 0,406 
Козффициент теплопередачи 0, ІВт/ (м2-К)1: 2,464 
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Итоги - Ведомость помещений 


Символ Описание діпе,н А 7 Фні, Фті 

ос м2 м3 Вт Вт 
1 Тамбур 20,0 7,85 17,6 1136 108 
2 Адміністративний зал 20,0 84,43 367,7 6150 88 6 
З Архів 18,0 7,80 16,8 255 115 
4 Переговорна 20,0 8,55 18,4 537 98 
5 Дитячий куточок 22,0 7,80 16,8 365 149 
6 Санузел 6 24,0 4,72 10,1 315 73 
7 Інвенторна 18,0 2,77 6,0 129 87 
8 Кімната прийому їжі 20,0 9,67 20,8 604 115 
9 Технічне приміщення 20,0 6,31 13,6 230 106 
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Итоги - Помещения 


Зтаж: 


1 ПОВЕРХ 


Зтаж 1 ПОВЕРХ 


Площадь и кубатура: 


Аз 139,9 т? 


Урі 487,7 п 


Отметка и ввБсоть: 6тє- 0 м на2м наз 2 м 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Ф", ІВтТіІ: 7897 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Ф-, І|ІВтТі|: 1137 
Общие проектнье потери тепла Ф, І|ВТІіІ: 9034 
Избьиток тепловой мощности Фен, ІВТІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фн, ІВТІ: 9034 
ПоказательФуні, Отнесенньй к площади 9 ні, ГВвт/м21 64,6 
Показатель Фні Отнесенньй к кубатуре фні,у, ІВт/м31: 18,5 
Помещение: 1 6. е 20,0 7С Фні - 1136 Вт Тамбур 
Площадь и кубатура: А- 7,85 м? уУ- 17,6 м3 
Отметка и висота: Зх- 0,00 м не. 2,24 м 
Зтаж: Зтаж Тип помещения: Прихожая 
Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 
Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 
Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:ЛОі оп К Ївно 0,0 Вт/м2 
Система вентиляции : Индивидуальная приточно-витяжная с рекуперацией тепла 
Гигенические требования: !п,їр- 0,50 1/ч УМаїт 8,8 м'/ч 
Инфильтрующийся воздух:  Уіпеу- 4,0 м?/ч Уп,іпеуг? 0,0 м?/ч 
Приточньй воздух: Уви,шіпт? 8,8 м3/ч Уваї 8,8 м?/ч 
Удаляемьй воздух: Уех,піптї 8,8 м3/ч Уехітї 8,8 м3/ч 
Вентиляционньй воздух: по: 0,7 1/6 У,- 12,8 м3/в 6.« 5,2 "С 
Ограждения в помещений :1 
» Символ Ор. Помещениеє или 0 де і или А Н А, Лл8 Фт 
оС оС м; м2 м2 Кк Вт 
о | Н ЗОВНІШНЯ юз Шт- -23,0ес -23,0 2,25 1,00 з!,2 43,0 32 
0  |ШВІКНО юз Шт- -23,0ес -23,0 7,74 1,00 7,7 43,0 443 
0  |ШВІКНО юз Шт- -23,0ес -23,0 2,58 1,00 2,6 43,0 148 
0  |ШВІКНО юз Шт- -23,0ес -23,0 2,58 1,00 2,6 43,0 148 
0 юз Шт- -23,0ес -23,0 2,40 1,00 2,4 43,0 165 
0 (312 20,0ес 20,0 1,11 1,00 1,1 0,0 0 
0 (412 20,0ес 20,0 5,45 1,00 5,5 0,0 0 
0 (312 20,0ес 20,0 5,47 1,00 5,5 0,0 0 
0 (411 20,0ес 20,0 9,14 1,00 9,1 0,0 0 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2;97С 2,3 9,14 1,00 8,3 17,7 29 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Фт, ІВтТІ: 1072 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фи, І|ВтТі|: 65 
Корректирующий козффициент, учитьвающий висоту помещения Е,: 1,00 
Общие проектнье потери тепла  Ф-(Ф'"Фу) Її, ІВТІ: 1136 
Избьиток тепловой мощности Фенг-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фнг, ІВТІ: 1136 
Показатель Фиі помещ., отнес. к его площади фні, є, ІВт/м211: 144,8 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м321: 64,6 
Козффициент проектньх потерь тепла, вьизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 24,92 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, |ВТ/КІ: 1,50 
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Итоги - Помещения 


Помещение: 2 0: « 20,0 "С Фні - 6150 Вт Адміністративний зал 

Площадь и кубатура: А- 84,43 м? у- 367,7 м3 

Отметка и висота: Гєз 0,00 м нНніз 4,36 м 

Зтаж: Зтаж Тип помещения: Офис 

Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 

Степень герметичности: Пользователя п5902 3,8 1/ч 

Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 


Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:ЛОі оп К 


ївні 0,0 Вт/м2 


Система вентиляции: 


Индивидуальная приточно-вьітяжная с рекуперацией тепла 


Гигенические требования: !п,їр- 1,00 1/ч 


Уаїог? 367,7 м?/ч 


Инфильтрующийся воздух: Узпіуг 83,8 м3/ч 


Уп,іпеу" 0,0 мЗ/ч 


Приточньй воздух: Уви, піп? 367,7 м3/ч 


Удаляємьй воздух: Уех,піпт? 367,7 м3/ч 


Уваї 367,7 м?/ч 
Уехії 367,7 м3/ч 


Вентиляционньй воздух: по: 1,2 1/ Ута 451,5 м3З/ь 8,- 10,4 ос 
Ограждения в помещений : 2 
» Символ Ор. Помещениеє или 0 і. или А А, Л8 Фт 
ос ос м? Вт 
0 «ПОКРІВЛЯ св Шт- -23,09с -23,0 2,32 1,00 2,3 43,0 25 
0 «ПОКРІВЛЯ св Шт- -23,09с -23,0 54,92 1,00 56,6 43,0 620 
0 «ПОКРІВЛЯ св Шт- -23,09с -23,0 1,81 1,00 1,8 43,0 20 
0 «ПОКРІВЛЯ св Шт- -23,09с -23,0 70,15 1,00 72,6 43,0 796 
о | Н ЗОВНІШНЯ св Шт- -23,09с -23,0 9,65 1,00 13,9 43,0 137 
о  |ШВІКНО св Шт- -23,09с -23,0 6,41 1,00 6,4 43,0 366 
0  |ШВІКНО св Шт- -23,09с -23,0 6,41 1,00 6,4 43,0 366 
0  |ШВІКНО св Шт- -23,09с -23,0 6,41 1,00 6,4 43,0 366 
о  Н ЗОВНІШНЯ юз Шт- -23,09с -23,0 3,24 1,00 4,9 43,0 49 
о | Н ЗОВНІШНЯ юз Шт- -23,09с -23,0 3,24 1,00 4,9 43,0 49 
0  |ШВІКНО юз Шт- -23,09с -23,0 0,77 1,00 0,8 43,0 44 
0  |ШВІКНО юз Шт- -23,09с -23,0 6,41 1,00 6,4 43,0 366 
0 юз Шт- -23,09с -23,0 6,41 1,00 6,4 43,0 366 
0 120 (313 18,09С 18,0 1,03 1,00 1,0 2,0 0 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,22 1,00 0,2 0,0 0 
0 120 (31 5 22,0ос 22,0 1,03 1,00 1,0 -2,0 0 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,22 1,00 0,2 0,0 0 
0 120 319 20,09с 20,0 1,07 1,00 1,1 0,0 0 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,25 1,00 0,3 0,0 0 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,25 1,00 0,2 0,0 0 
0 120 (31 6 24,09сС 24,0 1,07 1,00 1,1 -4,0 -4 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,70 1,00 0,7 0,0 0 
0 120 318 20,09с 20,0 8,05 1,00 8,1 0,0 0 
0 120 1314 20,09с 20,0 6,45 1,00 6,4 0,0 0 
0 120 1312 20,09с 20,0 0,70 1,00 0,7 0,0 0 
0 120 (311 20,09с 20,0 1,11 1,00 1,1 0,0 0 
0 260 1312 20,09с 20,0 3,16 1,00 3,2 0,0 0 
0 260 2319 20,09с 20,0 5,43 1,00 5,4 0,0 0 
0 260 (311 20,09с 20,0 5,45 1,00 5,5 0,0 0 
0 260 1312 20,09с 20,0 3,19 1,00 Зг 0,0 0 
0 260 1312 20,09с 20,0 3,24 1,00 Зг 0,0 0 
0 260 (311 20,0ос 20,0 5,47 1,00 5,5 0,0 0 
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Итоги - Помещения 


0 260 (313 18,09с 18,0 5,50 1,00 я 2,0 
0 260 1312 20,0ес 20,0 3,26 1,00 Рис 0,0 
0 260 1312 20,0ес 20,0 3,20 1,00 Мр. 0,0 
0 260 (31 6 24,09С 24,0 5,52 1,00 5.5 -4,0 -22 
0 260 (31 5 22,09ес 22,0 5,54 1,00 5-5 -2,0 
0 260 1312 20,0ес 20,0 3,18 1,00 хе ПА 0,0 
0 (21 5 22,09С 22,0 1,50 1,00 1,5 -2,0 
0 (319 20,0ес 20,0 1,80 1,00 1,8 0,0 
0 (31 6 24,09сС 24,0 1,80 1,00 1,8 -4,0 -7 
0 1314 20,0ес 20,0 1,60 1,00 1,6 0,0 
0 312 20,0ес 20,0 3,85 1,00 3,9 0,0 
0 (312 20,0ес 20,0 4,38 1,00 4,4 0,0 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2;9"С 2,3 31,82 1,00 30,6 17,7 84 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2;9"С 2,3 4,38 1,00 4,4 17,7 12 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2;9"С 2,3 22,73 1,00 21,9 17,7 60 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2;9"С 2,3 31,94 1,00 30,7 17,7 84 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 2:9"С 2,3 3,85 1,00 3,9 17,7 11 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Ф"т, ІВтТіІ: 4674 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фу, ІВтТі|: 1476 
Корректирующий козффициент, учитьвающий висоту помещения БЕ: 1,00 
Общие проектнье потери тепла  Ф-(Ф'"Фу) Її, ІВТІ: 6150 
Избьиток тепловой мощности Фен-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фнг, ІВТіІ: 6150 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его площади фні, є; ІВт/м211: 72,8 
Показатель Фиі помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м31: 16,7 
Козффициент проектньх потерь тепла, віизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 108,70 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, І|ВтТ/КІ: 34,32 
Помещение: 3 0; - 18,0 "С Фні - 255 Вт Архів 
Площадь и кубатура: А- 7,80 м? - 16,8 м3 
Отметка и висота: Зх- 0,00 м не: 2,15 м 
Зтаж: УЗтаж Тип помещения: Подсобное пом. без окна 
Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 
Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 
Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:Лбі оп К Ївно 0,0 Вт/м2 
Система вентиляции : Индивидуальная приточно-витяжная с рекуперацией тепла 
Гигенические требования: !п,їр- 0,50 1/ч Уаїот 8,4 м?/ч 
Инфильтрующийся воздух: Уіпеу- 0,0 м3З/ч Уп,іпеуг? 0,0 м?/ч 
Приточньй воздух: Уви, іп? 15,0 м3/ч Уваї 15,0 м3З/ч 
Удаляємьй воздух: Уех, піп? 15,0 м3/ч Уехт 15,0 м?/ч 
Вентиляционньй воздух: по 0,9 1/Г У" 15,0 м3/в 8,- 18,0 ес 
Ограждения в помещений : З 
» Символ ор. Помещение или 0 бе ії или А Н А, Л0 Фт 
оС оС м; м2 м2 Кк Вт 
о | Н ЗОВНІШНЯ юз Шт- -23,09есС -23,0 1,27 1,00 3 41,0 12 
о | Н ЗОВНІШНЯ юз Шт- -23,09есС -23,0 5,76 1,00 Й 41,0 60 
о  Н ЗОВНІШНЯ Сз Шт- -23,0ес -23,0 0,81 1,00 і 41,0 8 
о | Н ЗОВНІШНЯ Сз Шт- -23,0есС -23,0 3,34 1,00 ; 41,0 35 
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0 «ІСТІНА 120 1312 20,0ес 20,0 1,03 1,00 1,0 -2,0 
0 «ІСТІНА 120 1314 20,0ес 20,0 6,44 1,00 6,4 -2,0 
0 «ІСТІНА 260 1312 20,0ес 20,0 5,50 1,00 55 -2,0 
0  ЕЕПІДЛОГА Шт- з,а9с Зуй 9,37 1,00 8,5 14,8 25 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Ф", ІВтТіІ: 255 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фу, |Вт|: 0 
Корректирующий козффициент, учитьвающий висоту помещения БЕ: 1,00 
Общие проектнье потери тепла  Ф-(Ф'"Фу) :Їїк, ІВТІ: 255 
Избьиток тепловой мощности Фенг-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фні, ІВТІ: 255 
Показатель Фиі помещ., отнес. к его площади фні, є; ІВт/м211: 32.17 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м31: 15,2 
Козффициент проектньих потерь тепла, вьіизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 6,22 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, І|ВтТ/КІ: 0,00 
Помещение: 4 0; «- 20,0 "С Фні 2 537 Вт Переговорна 
Площадь и кубатура: А- 8,55 м? У- 18,4 м3 
Отметка и висота: Зє- 0,00 м Нн.- 2,15 м 
Зтаж: Зтаж Тип помещения: Конференц-зал 
Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 
Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 
Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:Лбі оп К Ївно 0,0 Вт/м2 
Система вентиляции : Индивидуальная приточно-витяжная с рекуперацией тепла 
Гигенические требования: !п,їр- 2,00 1/ч Уаїог- 36,8 м3/ч 
Инфильтрующийся воздух: Уіпеут- 2,8 м'/ч Уп,іпеут? 0,0 м?/ч 
Приточньй воздух: Уви, піп? 36,8 м3/ч Увиї 36,8 м3З/ч 
Удаляемьй воздух: Уех, піп? 36,8 м3/ч Уехії 36,8 м?/ч 
Вентиляционньй воздух: п: 2,2 1/Г У,- 39,6 м3/в 0,- 15,1 оС 
Ограждения в помещений : 4 
» Символ Ор. Помещениеє или 0 де і. или А Н А, Л8 Фт 
оС оС м; м2 м м2 Кк Вт 
о | Н ЗОВНІШНЯ Сз Шт- -23,0ес -23,0 2,67 1,00 35 43,0 35 
0 Сз Шт- -23,0ес -23,0 5,38 1,00 5,4 43,0 308 
0 120 (31 5 22,09!сС 22,0 6,44 1,00 6,4 -2,0 
0 5 120 (313 18,09ес 18,0 6,44 1,00 6,4 2,0 
0 «ІСТІНА 120 (412 20,0ес 20,0 6,45 1,00 6,4 0,0 
0  ЕРідв вн (3412 20,0ес 20,0 1,60 1,00 1,6 0,0 
0  ЕЖБПІДЛОГА Шт- 2;97С 2,3 9,80 1,00 9,1 17,7 31 
Проектнне потери тепла, визванньие теплопередачей Фт, ІВТІі: 471 
Проектнне потери тепла на вентиляцию Фу, І|Вті: 66 
Корректирующий козффициент, учитьивающий висоту помещения Е,: 1,00 
Общие проектньне потери тепла  Ф-(Ф' Фу) Її, ІВТІ: 537 
Избьиток тепловой мощности Фен-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фні, ІВТІ: 537 
Показатель Фні помещ., отнес. к его площади фні, г, ІВт/м211: 62,8 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м31: 29,2 
Козффициент проектньих потерь тепла, вьіизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 10,96 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, І|ВТ/КІ: 1.53 
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Помещение: 5 0. с 


з2зії 1С 


Фні, з 365 Вт 


Дитячий куточок 


Площадь и кубатура: 


А- 7,80 м? 


У- 16,8 м3 


Отметка и висота: 


Іс 0,00 м 


Ніс 2,15 м 


Зтаж: Зтаж 


Тип помещения: 


Классная комната 


Параметрь обтекта: 


Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 


Степень герметичности: 


Пользователя 


пог 3,8 1/ч 


Отопление: 


Конвекционное 


Без понижения температйндивидуальное рег. 


Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:ЛОі оп К 


Євні 0,0 Вт/м2 


Система вентиляции: 


Индивидуальная приточно-вьітяжная с рекуперацией тепла 


Гигенические требования:! 


паї 2,00 1/ч 


Упвіпт 33,5 м3/ч 


Инфильтрующийся воздух: 


МУірпіч 0, 0 м3/ч 


Приточньй воздух: 


Уви, тіп" 33,5 м?/ч 


Удаляемьий воздух: 


Уех, піп" 33,5 м'/ч 


Вентиляционньй воздух: по: 2,0 1/ Уч 33,5 м3/в 8,- 18,0 ес 
Ограждения в помещений : 5 
» Символ Ор. Помещениеєе или 0 бе і или А А, Л8 Фт 
оС оС м; м2 м2 24 Вт 
0 І| ЗОВНІШНЯ св Шт- -23,0ес -23,0 7,61 1,00 8,4 45,0 87 
0 І| ЗОВНІШНЯ Сз Шт- -23,0ес -23,0 4,14 1,00 4,6 45,0 47 
0 «ІСТІНА 120 (412 20,0ес 20,0 1,03 1,00 1,0 2,0 
0 «ІСТІНА 120 1314 20,0ес 20,0 6,44 1,00 6,4 2,0 
0 «ІСТІНА 260 (312 20,0ес 20,0 5,54 1,00 5,5 2,0 
0 "дв вн (312 20,0ес 20,0 1,50 1,00 1,5 2,0 
0 ЕВПІДЛОГА Шт- 1,42С 1,4 9,38 1,00 8,3 20,6 35 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Фт, ІВтТІ: 319 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фи, ІВТіІ: 46 
Корректирующий козффициент, учитьвающий вьсоту помещения БЕ: 1,00 
Общие проектнье потери тепла  ф-(Ф'ЧФу) їь, ІВТІ: 365 
Избьиток тепловой мощности Фенг-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фнг, ІВТіІ: 365 
Показатель Фні помещ., отнес. к его площади дні, г, ІВт/м211: 46,8 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВт/м31: 21,8 
Козффициент проектньих потерь тепла, віизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 7,10 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, |Вт/КІ: 1,01 
Помещение: 6 0. - 24,0 "С Фні - 315 Вт Санузел 6 
Площадь и кубатура: А- 4,72 м? У- 10,1 м3 
Отметка и висота: Зх- 0,00 м на: 2,15 м 
Зтаж: Зтаж Тип помещения: Санузел 


Параметрь обтекта: 


Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 


Степень герметичности: 


Пользователя 


пог 3,8 1/ч 


Отопление: 


Конвекционное 


Без понижения температйндивидуальное рег. 


Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:ЛОії оп К 


Євні 0,0 Вт/м2 


Система вентиляции: 


Индивидуальная приточно-вьітяжная с рекуперацией тепла 


Гигенические требования:! 


Пппіп- 0,50 1/ч 


Уаїот 5,1 м'/ч 


Инфильтрующийся воздух: 


МУірпіу 0, 0 м3/ч 


Уп,іпеу" 0,0 мЗ/ч 


Приточньй воздух: 


Уви, піп" 36,0 м?/ч 


Уваї 36,0 мЗ/ч 


Удаляемьй воздух: 


Уех, піп" 36,0 м?/ч 


Уехі 36,0 мЗ/ч 
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Вентиляционньй воздух: по 3,5 1/Г У - 36,0 м3/в 8,- 18,0 ес 
Ограждения в помещений : 6 
» Символ Ор. Помещениеє или 0 де ІТ или А А, Ло Фт 
оС оС м; м2 м2 Кк Вт 
о | рН ЗОВНІШНЯ св Шт- -23;09сС -23,0 5,52 1,00 6,1 47,0 66 
0 5 120 318 20,09с 20,0 2,64 1,00 2,6 4,0 11 
0 120 1312 20,09с 20,0 1,07 1,00 1,1 4,0 4 
0 120 (217 18,0ес 18,0 4,32 1,00 4,3 6,0 26 
0 «ІСТІНА 260 1312 20,09с 20,0 5,52 1,00 5 5 4,0 22 
0  ЕРЕідв вн 1312 20,09с 20,0 1,80 1,00 1,8 4,0 
0  ЕРЕідв вн 217 18,09с 18,0 1,20 1,00 1,2 6,0 
0  ЕЖПІДЛОГА Шт- 0,59С 0,5 5,76 1,00 5,2 23,5 25 
Проектнние потери тепла, визваннье теплопередачей Фт, ІВТІі: 241 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фу, ІВТі|: 73 
Корректирующий козффициент, учитьвающий висоту помещения Е,: 1,00 
Общие проектнне потери тепла  Ф-(Ф'"Феу) Її, ІВТІ: 315 
Избьиток тепловой мощности Фенг-А:Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фнг, ІВТІіІ: 315 
Показатель Фні помещ., отнес. к его площади дні, г, ІВт/м211: 66,6 
Показатель Фиі помещ., отнес. к его кубатуре фні,у, ГВвт/м31: 31,0 
Козффициент проектньх потерь тепла, вьизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 5,13 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, І|ВтТ/КІ: 1,56 
Помещение: 7 0; «- 18,0 "С Фні - 129 Вт Інвенторна 
Площадь и кубатура: А- 2,77 м? уз 6,0 м3 
Отметка и висота: Зхез 0,00 м Нн.а 2,15 м 
Зтаж: Зтаж Тип помещения: Подсобное пом. без окна 
Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 
Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 
Параметрь понижения темпеТ,-  ч: теплоносителя:Лбі оп К Ївно 0,0 Вт/м2 
Система вентиляции : Индивидуальная приточно-витяжная с рекуперацией тепла 
Гигенические требования: !п,їр- 0,50 1/ч Уаїг 3,0 м?/ч 
Инфильтрующийся воздух: Уіпеу- 0,0 м?/ч Уп,іпеут? 0,0 м?/ч 
Приточньй воздух: Уви, іп? 15,0 м3/ч Уваї 15,0 м3З/ч 
Удаляемьй воздух: Уехк, піп? 15,0 м3/ч Уехт 15,0 м?/ч 
Вентиляционньй воздух: по: 2,5 1/Г Ус 15,0 м3/в 8.,- 18,0 ес 
Ограждения в помещений : 7 
» Символ ор. Помещение или 0 бе ії или А А, Л0 Фт 
оС оС м; м2 м2 Кк Вт 
о | Н ЗОВНІШНЯ св Шт- -23,09С -23,0 1,68 1,00 1,9 41,0 18 
о | Н ЗОВНІШНЯ В Шт- -23,09С -23,0 0,65 1,00 0,7 41,0 
о | Н ЗОВНІШНЯ В Шт- -23,09С -23,0 0,67 1,00 0,3 41,0 
о | Н ЗОВНІШНЯ юв Шт- -23,09С -23,0 0,34 1,00 -0,1 41,0 -1 
0 юв Шт- -23,09С -23,0 3,80 1,00 4,2 41,0 40 
0 318 20,09с 20,0 3,57 1,00 3,6 -2а,0 0 
0 (31 6 24,09С 24,0 4,32 1,00 4,3 -6,0 -26 
0 (31 6 24,09С 24,0 1,20 1,00 1,2 -6,0 -7 
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Итоги - Помещения 


0 ЕВЕПІДЛОГА Шт- з,г9С з,2 3,61 1,00 3,0 14,8 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Ф"т, ІВтТіІ: 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Ф-, |Вті|: 
Корректирующий козффициент, учитьвающий вьисоту помещения Ен: 
Общие проектнне потери тепла  Ф-(Ф'ЧФеу) Її, ІВТІ: 
Избьиток тепловой мощности Фвн-А:Ївн, ІВТІіІ: 
Проектная тепловая нагрузка Фні, ІВТІ: 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его площади ні, є, ГВт/м211: 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м31: 
Козффициент проектньх потерь тепла, вьіизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, І|ВтТ/КІ: 
Помещение: 8 0. е 20,0 7С Фні - 504 Вт Кімната прийому їжі 
Площадь и кубатура: А- 9,67 м? у- 20,8 м3 
Отметка и висота: Зх- 0,00 м Нн:- 2,15 м 
Зтаж: Зтаж Тип помещения: Кухня с окном 
Параметрь обтекта: Тип: Офисное или адм Тип конструкции: Средняя 
Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 


Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:ЛОі оп К Ївно 0,0 Вт/м2 


Система вентиляции: Индивидуальная приточно-вьвиітяжная с рекуперацией тепла 


Гигенические требования: !п,їр- 1,50 1/ч Уаїогт 31,2 мЗ/ч 


Инфильтрующийся воздух:  Уіпеут- 3,2 м'/ч Уп,іпеуг? 0,0 м?/ч 
Приточньй воздух: Уви, піп? 72,0 м3/ч Уваї 72,0 м?/ч 
Удаляємьй воздух: Уех, піп 72,0 м3/ч Уегхі 72,0 м?/ч 
Вентиляционньй воздух: по 3,6 1/Г Уа 75,2 м3/в 0.,- 16,3 ес 
Ограждения в помещений: 8 
» Символ ор. Помещение или 0 бе ії или А Н А, Л0 
оС оС м; м2 м м2 Кк 
0 І| ЗОВНІШНЯ юв Шт- -23,0єС -23,0 3,81 1,00 4,8 43,0 
0 юв Шт- -23,0єС -23,0 5,62 1,00 5,6 43,0 
0 120 319 20,0ес 20,0 1,38 1,00 1,4 0,0 0 
0 120 (31 6 24,09с 24,0 2,64 1,00 2,6 -4,0 -11 
0 120 (17 18,09сС 18,0 3,57 1,00 3,6 2,0 
0 ій 120 (319 20,0ес 20,0 6,21 1,00 6,2 0,0 
0 «ІСТІНА 120 (312 20,0ес 20,0 8,05 1,00 8,1 0,0 
0 ЕВПІДЛОГА Шт- УС о в 2,3 11,07 1,00 10,2 17,7 


Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Фт, ІВтТІ: 


Проектньие потери тепла на вентиляцию Фу, І|ВтТі|: 


Корректирующий козффициент, учитьвающий вьисоту помещения БЕ: 


Общие проектнье потери тепла  Ф-(Ф'"Фу) Її, ІВТІ: 


Избьиток тепловой мощности Фен-А: Ївн, ІВТІіІ: 


Проектная тепловая нагрузка Фні, ІВТІ: 


Показатель Фині помещ., отнес. к его площади ні, є, ГВт/м211: 


Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, Гвт/м31: 


Козффициент проектньх потерь тепла, вьіизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 


Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, |Вт/КІ: 


Помещение: 9 6. е 20,0 7С Фні - 230 Вт Технічне приміщення 
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Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Итоги - Помещения 


Площадь и кубатура: 


А- 6,31 м? 


уУ- 13,6 м3 


Отметка и висота: 


Ієз 0,00 м 


Ніс 2,15 м 


Зтаж: Зтаж 


Тип помещения: Тепловой узел 


Параметрь обтекта: 


Тип: Офисное или адм 


Тип конструкции: Средняя 


Степень герметичности: Пользователя п5оз 3,8 1/ч 
Отопление: Конвекционное Без понижения температйндивидуальное рег. 
Параметрь понижения темпетТ,-  ч: теплоносителя:Лбії оп К Їївно 0,0 Вт/м2 


Система вентиляции: 


Индивидуальная приточно-вьітяжная с рекуперацией тепла 


Гигенические требования:! 


Ппоїо- 0,30 1/ч 


Упіпт 4,1 мЗ/ч 


Инфильтрующийся воздух: 


МУірпіу 0, 0 м3/ч 


Уп,іпеу" 0,0 мЗ/ч 


Приточньй воздух: 


Ува,тіп" 2,1 мЗ/ч 


Уваї 4,1 м3/ч 


Удаляемьй воздух: 


Уех,піп" 2,1 мЗ/ч 


Вентиляционньй воздух: 


па 0,3 1/в 


0,2 18,0 ос 


Ограждения в помещений: 9 


» Символ Ор. Помещениеє или 0 бе і. или А А, Лл8 Фт 

оС оС м; м2 м2 Кк Вт 
0 І| ЗОВНІШНЯ юв Шт- -23,0ес -23,0 2,19 1,00 2,4 43,0 24 
0 юз Шт- -23,0ес -23,0 6,56 1,00 Тез 43,0 72 
0 (718 20,0ес 20,0 1,38 1,00 1,4 0,0 0 
0 (312 20,0ес 20,0 1,07 1,00 1,1 0,0 0 
0 318 20,0ес 20,0 6,21 1,00 6,2 0,0 0 
0 (312 20,0ес 20,0 5,43 1,00 5,4 0,0 0 
0 (412 20,0ес 20,0 1,80 1,00 1,8 0,0 0 
0 Шт- 2;97С 2,3 7,77 1,00 7,0 17,7 25 
Проектньие потери тепла, вьзваннне теплопередачей Фт, ІВтТІ: 2217 
Проектньие потери тепла на вентиляцию Фи, ІВТіІ: З 
Корректирующий козффициент, учитьвающий висоту помещения БЕ: 1,00 
Общие проектнье потери тепла  Ф-(Ф'"Фу) їк, ІВТІ: 230 
Избьиток тепловой мощности Фенг-А: Ївн, ІВТІіІ: 0 
Проектная тепловая нагрузка Фнг, ІВТІ: 230 
Показатель Фні помещ., отнес. к его площади фні, г, ІВт/м211: 36,4 
Показатель Фи, помещ., отнес. к его кубатуре фні, у, ГВвт/м31: 16,9 
Козффициент проектньх потерь тепла, віизванньх теплопередачей Н", ІВТ/КІ: 5,28 
Козффициент проектьх потерь тепла на вентиляцию Н,, |Вт/КІ: 0,06 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 
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Погоджено: 


Й 3 Побутова каналізація 


Відомість родочих креслень комплекту ВК 


| Аркуш Найменування Примітка 


Загальні дані 
План з мережами ВІ, 73, Т4 на бідм. 0.000 


3 План з мережею КІ на бідм. 0.000 


4, Схема мереж ВІ, 73, 74, КІ 


мл 


Схема бодомірного бузла. Вузол 8боду бодопрободу та каналізації 


Відомість документіб, на які посилаються та які додаються 


Документи, на які посилаються 
Детали крепленция санитарно- технических придороб 
Серия 4.904- 69 и трубопрободов. 
Узль и детали Пі оопрободоб из пластмасобьх т 0 
Серия 4.900-9 а РУ 
для систем Вводоснаджения и канализациий 
Документи, які додаються 


Специфікація одладнання та матеріаліб На 2арк. 


Умобні позначення 


КА 22 
Господарчо- питний бодопробід 81 


КІ 


Позначення 


П2020- 031 01- ВКС 


Відомість оснобних комплектіб родочих креслень 


Найменування Примітки 


Я 0 СВБ В о я я 


Позначення 


П2020- 03/01 АР 
П2020- 031 01- П30 


о 
є 
о 
еВ 

ра 

- 
со 


СНЖ ЦНГ 03) 2020- Кб 


П2020- 031 01- ПС 
П2020- 031 01- 53 
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Оснобні показники по мережам бодопостачання та каналізації 


Розрахункобі битрати води 
Примітка 


Найменубання системи 


3 3 При пож, 
м'Ї доб | м І год лі с ки 


16 л/с залпобуц 


Загальні вказібки 


1, Робочий проект виконаний на підстабі 
архітектурно: планубального забдання, забдання на проектубання, та 
діючих норм і прабил проектубання та будібництба. 
?, Розрахунок систем водопостачання та водовідведення Виконано згідно 
ДЬН В.25-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 
3. Перелік схованих робіт, які підлягають огляду. 

Відповідно ДБН А.3.15-2009, при прокладанні трудопроводів при схованих 

роботах, на які необхідно складати акти огляду бідносяться: 

- правильність ухуліб, бигин труб, установки санітарно- технічних 

пристроїв; 

- прабильність устанобки та спрабна дія арматури, запобіжних 

пристроїв, автоматики та контрольно- бимірюбальних приладів. 

4, Монтаж систем Водопровода та каналізації виконцється згідно діючим 
нормам: ДСТУ-Н Б В.2.5- 173:2013 "НАСТАНОВА З МОНТАЖУ ВНУТРІШНІХ 
САНІТАРНО- ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ" і ДБН В..5-64.201) "Внутрішній водопровід 
та каналізація". 

2. Виконати кріплення труд. 

6. Виконати гідравлічні випродування систем водопроводу і каналізації. 


П2020- 03 01- ВК 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, смт 
Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтадської одласті 


ТОВ ПК іІнжгруп 


Кваліфікаційний сертифікат 
інженера- проектувальника 


Перевір 0|люшятд | 7 
Розродибд Шевченко || ГЛжаа 


Адміністратибна дудібля 


Загальні дані 


АР М12343 від 07.09.2016 р. 
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Водомірний вузол 
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Вбід В 


(5) 232 0 футлярі 


Ф110 


П2020- 03/ 01- ВК 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратибних 


ншинете послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, смт 
Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтадської одласті 


КОоКАно 
КО Інжгруп 


План з мережами ВІ, 13, ТА на Відм. 0.000 квалівікаційний сертифікат 
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АР МО12343 від 07.09.2016 р. 


Погоджено: 


У-ЦЩЕАО 


Опуск К7 2110 
бідм. низ. футляра -1.100 


250 Випуск К1-1 Ф110 
ПРРРГГГГ////77 6 ЗОНА 1) р 1 п У ня о нн й футлярі 92200 
(г) Й п шпиииинниХі (пот НИ У///0ИИО ЛИЙ, у Відм. низ. футляра -1.150 
| -- У) 


2100 
450 


Б АЧС УЧ 


КА М С М М 


ТММ 
| 
| 


А 


Опуск К7 9250 під плиту 
Відм. низу тр.- 1150 


Р У 
600 


Й у, (Й 8 футлярі 2200 
1 Й ти - ви п б Ї о бідм. низ. футляра -1250 
ПА і 
! | 
А іа | Й і Й 


МІ ку Я. 
Опуск КУ Ф110 піфд плиту 


9 0 3 50) 3.50) 350 90 
0 о . , лл 


Від -нозу-тр.- 206 
а |) 
о з) (з) (з) о о 


ОІ 
є 
со 
еВ 

ра 

- 
со 


П2020- 03/ 01- ВК 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратибних 


и и послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, смт 
Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтадської одласті 
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План з мережею КІ на бідм. 0.000 
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Відомість родочих креслень оснодного комплекту марки ЗВК 


Аркуш Найменування Примітка 


' Загальні дані 


План мереж В1, Кі. Мо5О0 


Профіль мереж Кал, Ві 


и 1 


Відомість документіб на які посилаються, та які додаються 


Позначення Найменубання Примітка 


Документи, на які посилаються 


4.900-10,8ьг. Ї, Вьо.2 Трубдь и их соединения, трудопрободная арматура 


зором Изделия з/д к кругльм колодбцам 


902-09-22 84 Колодць канализационнье 


Документи, які додаються 


Пгоро- озу ої ЗВК с 


Специфікація одладнання Виродібв і матеріаліб На 1 арк. 


Умобні позначення 


- 
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Найменування Позначення 


Господарчо питний  бодопробід 


Со 
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Подутоба каналізація 
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Відомість оснобних комплектіб родочих креслень 


Позначення Найменування 


Грого- озу ою. АР Архітектурні рішення 
Пгого- озу о1 1130 Паспорт зобнішнього опорядження 
СНЖ- ЦНП- озу 2020- Кб Конструкції дудібельні 
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ізозРгого/ТТВ- ТМ Опалення та бентиляція 
Пгого- озу ою ВК Водопробід та каналізація 


Пасго- озу о1- ЗВК Зовнішні мережі водопроводу та каналізації 
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Оснобні показники по мережам Водопостачання та бодобіадбедення 


Розрахункобі битрати боди 
Примітка 
7 | л/с Пож. л/с 
О,26 


Найменування системи 


Загальні вказібки 


Технологічні рішення, прийняті 8 родочому проекті, бідпобідають 
бимогам екологічних, санітарно- гігієнічних, протипожежних |і 
інших діючих норм та прабил і задезпечують дезпечну що до 
життя та заороб'я людей експлуатацію од'єкту при биконанні 
переддачених у родочому проекті заходів. 


1 Дані креслення розродлені бідпобідно до чинних норм, прабил та стандартіб. 2. 
Оглядобі колодязі госп -подутобої каналізації та бодопрободу 

4-1000-7500 мм,прийняті із здірних з / д елементів. 

3 Родоти по прокладанню, монтажу та бипродубанню трудопрободіб биконубати у 
бідповідності з ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настаноба з дудібництва, монтажу та 
контролю якості трудопрободіб зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, 
ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настаноба щодо пробедення земляних родіт, улаштубання 
осноб та спорудження фундаментів," ДЬН А.3.2-2-2009 (истема стандартів дезпеки 
праці. Охорона праці і промислова дезпека у дудівництбі. Основні положення Й НПАОП 
4.5,2-7.02-12). 

4. Гідравлічні випродубання трудопрободіб виконувати: Рроб.-0,45 мПа для В 1 

5, Перед початком земляних родіт на дудібвельному майданчику 8 місцях 
проходження траси трудопрободів8 неодхідно уточнити наявність та розташування 
підземних комуникацій, погодити порядок бедення родіт з організаціями, що 
експлуатують бказані мережі. Відмітки існуючих трудопрободіб уточнити 
шурфубанням. 

6. Вкладання трудопрободіб рекомендовано виконувати на бирібняну, утрамдовану 
оснобу. Зборотну засипку труд виконубати: - 30см над трудою - місцебим грунтом 
дез каміння, дудібельного сміття; - подальшу - місцебим грунтом дез каміння з 
пошаровим ущільненням. При зборотній засипці модуль деформації грунта побинен 
дути 25-30МПа. 

7 Умобні позначення биконані згідно ДСТУ Б А.2.4-8:2009 Чмобвні графічні 
зодраження та умодні познаки елементіб санітарно -технічних систем 


Пгого- озу о1- ЗВК 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, смт 
Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської одласті 
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Найменування і Тип, марка, Код Маса 
| позначення Забод- | 
еанаейавня ра одладнання, Кіль- одиниці, паніні 
бироду, биродник кість 


характеристика 
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опросного листа матеріалу. 
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Господарчо- питний бодопробід В1 


Труда поліетиленова ПЕ 100 50К 17, Оп 63 


ДСТУ Б В.2.7-151:2008 зом проколом 


Сідлоба брізка для труд ПЕ Ф263х32 


Відбід 90" для труд ПЕ 232 
Кульобий кран для труд ПЕ Ф32х32 шт. 


О5епадогі М 


Трійник зажимний / компресійний для ПЗ труд Оп1ї10 


Подутоба каналізація К1 
Труди ПВХ збо 


Вибірка з/ д елементів (господарчо- питний бодопробід В Вибірка з/ д елементів (подутоба каналізація Кл) 
О| є. 
- я 
Е- б М -|З 
й з Найменування Чо ди У 
з - оЇ-іЕЇ з 
с 5 «|21915| 9 
« щ Че 
- 
п 
цю 
- | | | | | 
- рр р Пгого- озу ою ЗВКС 
| Зм. | Кіл | Яркі Мвдо. Підпис Дата 
| То з---|Пепелько НА. ДО 04 Аркушів 
9 п ПРЕЛА Рра До Специфікація одладнання, 1 
- Розробиб Шевченко || | 0 уробіб та матеріаліб.Видірка || кваліфікаційний зортифікат 
і контр. | Мисиця Т.Д. | обо | 000 зу б елементів інженерапроектувальника 
| (і | | АР Мотозазбід 07.09.2016 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ 


Аркуш Найменубання Примітки 


Загальні дані 


2 
2 
4, 
5 


План мереж жиблення, розподільчих мереж бентиляційного та 
технологічного обладнання, на бідм.0 000 
План прокладання прободки, труд на бідм.0,000 


План зовнішнього осбітлення 


1 
7 
10 
1 
12 


ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 


Ї Позначення Найменування Примітки 
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- 
Е- 
- 

п5 
о 
Е- 

п5 

с 


«18 
Х Іс 
з ра 
м 
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ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 


Позначення Найменубання Примітка 


Прокладка прободоб и каделей 
2.407-22 Випуск 1 0 стальньх трудах 


5.407-11 Заземление и занулениє зектроустанобок 


Прокладка осбетительньх злектропрободок и 
устанобка сбетильников с лампами накалиба- 
ния й металлогалогенобьми лампами 


4.4.07-233 


Устанобка одиночньх светильникод с 
лампами накаливания 


5.407-19 


Документи, які додаються 
П2020-03/01-ЕТР.С Специфікація одладнання на 4 аркушах 


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
Проект внутрішнього електроосвітлення ЦНАТІ розроблений за завданням дизайн- проекту та згідно з бимогами 
Розділу б ПЧУБ2017, НПАОП 40.1. 132-0) та ДБН В 2.5-23-20410, 
Вибір систем електроосбітлення приймається 0 залежності бід розряду зоробих родіт згідно з нормами осбітленості 
при проектуванні штучного осбітлення. 
Проектом переаддачені такі биди та системи штучного осбітлення: 

- родоче; 

- аварійне (евакцуаційне); 

Розрахункобі показники освітлення прийнято згідно з технологічним забдданням та категоріями зорових родіт згідно 
з ДБН В.2.5-28-2018 « Природне і штучне освітлення». 

Для осбітлення ЦНАП прийняті сбітильники на сбвітлодіодах. 

Групобі мережі освітлення виконані каделями | ВВГнг-19- 0,66, які прокладено приховано та 8 коробі труді, 8 

металорукабі та за підшибною стелею. 

Втрата напруги 8 розподільчій мережі не перевищує 2,590. 

Розподільчий щит набісного Виконання зі ступенем захисту ІРЗ31. Висота Встановлення щита 18 м до верхньої 
бідмітки щита. 

Типи сбітильникід, бисота устаноблення та марки каделів показані на кресленнях. 

Захисні заходи дезпеки. 

- Всі бідкриті пробідні частини сбітильникіб загального осбітлення, приєднати до 
нульового захисного РЕ пробідника; 

- труби, металорукаб та бсі металебі елементи, які 8 нормальному стані не знаходяться під напругою, заземлити. 
Технічні рішення, які прийняті 0 родочих кресленнях, бідпобідають бимогам екологічних, санітарно- гігієнічних, 
протипожежних та інших діючих норм і прабил і задезпечують дезпечну експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, 
що передбаченні родочими кресленнями. 
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Нобе дудівництбо адміністратибної дудіблі центру надання адміністратидних 


Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтадської одласті 


дркуцій 
ТОВ "ПК "Інжгруп 
Кваліфікаційний сертифікат 


Загальні дані інженера- проектувальника 
АР М.12343 Віа 07.09.2016 п. 
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відпобідає 
Зх220/380В 
(5-120А) 


тів | 5хЇн вимогам 
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Схема встаноблення пристрої и 


захисту бід імпульсних перенапруг 


- НА 


1 - увід розподільної мережі в будівлю; 2 - розподільний щит; З - головна заземлювальна шина 
(затискач); 4 - ПЗІП; За, 56 - заземлення ПЗІП; 6 - обладнання, що захищається; Е - захисний 
пристрій, вказаний виготовлювачем; Ка - заземлювач будівлі; Вв - заземлювач джерела живлення 


1 | Встановити РІР-ВЯС МАХІ У/ 34 на кожний з силових кадельних В8одіб згідно з схемою та 

рекомендаціями Виродника. 

ПЗІП (Пристрій захисту 8ід імпульсних перенапруг) підключається до мережі паралельно або 
послідобно і 8 пасибному стані ніяк не бплибає на родоту іншого одладнання. При різкому 
зростанні напруги ПЗІЇГ спрацьобує і бирібнює напругу до дезпечного рібня. 

2, | ПЗІП встановити 8 Я0О якомога длижче до побітряного 8боду, щод мінімізувати беличину 
індуктибного контуру. 

Для мінімізації опору пробідникіб приєднаних ад0 ГПІЗІ/! бикористобубати дагатожильні 
пробідники. Загальна добжина приєднаних до пристрою пробідникіб не побинна перебищубати 
Їм. Перетин з єднубальних пробідників повинен дути максимальним для клем захисту. Монтаж 


провадити згідно з ЕМ 33 2000-5-54 та ЕМ 33 2000-4-41, 
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Нобе дудівництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, смт 
Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтадської одласті 
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Блок комп'ютерних 
розеток приміщення 
Блок комп'ютерних 
розеток приміщення 
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Розетки подутобі 
приміщення 
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послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, смт 
Кільк. одок | Підд Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтадської одласті 
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Ї, Система зрівнювання потенціалів виконана згідно ГОСТу 303313- 95 
" Зектроустановки зданий, Часть 4. Тредобания по одеспечению дезопасности. 
Защита от поражения злектрическим током", ДБН В.2.5- 23- 2010 
" Проектування електроодладнання од' єктів цибільного призначення та ДСТУ 
Б В2.5-82:2016 "Електродезпека 8 дудгіблях і спорудах. Вимоги до захисних 
заходів бід ураження електричним струмом ". 

2, З метою зрівнювання потенціалів на вводі передбачається од єднання 
сторонніх пробідних частин у бідпобідності зі схемою, набеденою на даному 
аркуші. 

3. Захисні проводи виконати проводами ПВнг з ізоляцією жовто- зеленого 
кольору. 

4, Металеві денткороди усіх вентсистем приєднати прободом ПВ- 3, Їхб кб, 
мм до шини РЕ ящикіб упрабління даних систем або до шини РЕ силобого 
щита. 

5, Металебі елементи конструкції підвісної стелі, стін, Всі металеві труди 
неодходимо приєднати до шини РЕ щита ВРП 
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Сбітловий дабач 
(на зовнішній стіні) 


Погоджено: 


(и 


Примітки: 
1. Включення та Відключення світильників переддачається!; 
- у абтоматичному режимі 


- бключення та бідключення електроосбітлення фасаду бід сигналу 


Зам. інв. 


Копіюбаб 


фотодатчика при досягненні заданого рібня осбітленостії 
- бключення та бідключення електроосбітлення фасаду 8 задані 
періоди часу за програмою, яка задається б реле часі. 

- у ручному місцебому режимі за допомогою кнопок, бстаноблених на 
дберях щита. 

- у дистанційному режимі з диспетчерського пункту (ДП). 
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Давач руху та 


В1 0045кВт 82 0,045кВт 
п присутності г по 
Й | Я Рі ШИ / ЛІ 7 2 Кат. 
Й я СОЇ пе | Найменубання Па ев 
2 прим. м | 
лькик 10) т. ра 3 | прим 
ПИ 15 ик 1. й поберх 
Вали р з 
| | 0 ПОР | -- приміщення й 
на бідм.1б, 
ВВГнг- 15 3хіЗмр. 3 Дитячий куточок 1.54 
4 Переговорна 0.54 
5 Кімната для родоти з документами 9 
6 Сандузол 4.69 
7 індентарна 2.65 
а | | 3 9 Кімната для прийому їжі 9,54 
м | ШЕФ Ваніе | й, орі 76 9 рома Я для розсташубання інженерного 603 
ПУ 150 ик ш/ 7 Загальна площа приміщень на поберсі 14343 
мод ГТ 
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Експлікація приміщень 


аакакакаааааааааааааааввааааана кає 


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 


Підвісний лінійний світильник 100 хб см; плафон ділий; підбіс сірий (алюміній); 
матеріал плафону - скло| пластик; 3600 /м4500 К 
Підвісний світильник з ділим плафоном кулеподідної форми діаметром 500 мм, Е27, висота 1450 мм 


Ідеа! Цих МАРА ВІСА 5Р1 050 (161365) зі світлодіодною лампою потужністю 46 Вт 


- Підвісний світильник з ділим плафоном кулеподідної форми діаметром 300 мм, Е27, висота 1250 мм 


Ідеа! Цих МАРА ВІСА 5Р1030 (161389) зі світлодіодною лампою потужністю 46 Вт 


б Підвісний світильник з ділим плафоном кулеподідної форми діаметром 200 мм, Е27, висота 1200 мм 
каТих МАО4872С- 001 ЕПа (161389) зі світлодіодною лампою потужністю 20 Вт 


Лінійний світильник СОЇ ОВА| ЦЕ Ваккеп ЦдПі З36М/ 5000К ІР65, 150 х 50 х 32 мм 


- Вуличний світильник Їеа| цих АМОВОМЕРА АРІ ВІАМСО (066868), 27, /Р55, 


бисота 85 мм, ширина 220) мм, Виступ 120 мм 


Світильник аварійного освітлення з акумулятором ТІСЕВ ЦЕО ЕСО ТІ|/ У 5Е/ОР 12М/ ІН ОРА| СОМЕВ АМЕ 


Вумикач одноклавішний 


Поборотно- нажимний дімер 


Прихована проводка 8 газодлоку (наскрізний прохід 8 труді ФІБ) 


Прихована проводка 8 металорукабі Фібмм за гіпсокартонною підшивкою даху, підвісної стелі 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Примітки: 

1, Всі мережі прокласти з врахуванням розташування санітарно- технічного обладнання. (див. компл. ОВ, 
ВК). 

2, Вимикачі освітлення встановити на висоті 11 м бід рівня чистої підлоги, 

3. Місця зближення та перетину мереж електроосбітлення з іншими мережами погодити додатково під 
час монтажу. 

4, Лінії осбітлення передбачається прокласти від щита ЩВР у металорукавах за підшидною стелею, 8 
дорозні між негорючими (гіпсокартонними) конструкціями пучком по периметру дудіблі, приховано 8 
штроді 8 газодлочних перегородках. 
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Експлікація приміщень 


Ще Найменування На рев щі 
прим. М прим. 
І. й поберх 
1 Тамдур 1.69 
2 Офісне приміщення 96.23 
3 Дитячий куточок 1.54 
4 Переговорна 0.54 
5 Кімната для родоти з документами еВ: 
6 Сандузол 4.69 
7 індентарна 2.65 
9 Кімната для прийому їжі 9,54 
9 ан для розсташубання інженерного 603 
Загальна площа приміщень на поберсі 143.43 


3100 


Люк у підлогу для 4- х силових розеток і 2- х комп ютерних розеток 
65мм ДІР НМоог |едгапа з кришкою сталевою і кородкою для установки 


Блок з 3- х силових розеток та 2- х інтернет розеток Б|45, 


3 ДАі45 


7 ріте 


Блок з 2- х силових розеток та 2- х інтернет розеток Б|45, 
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Примітки: 

Ї Труди груп М43,5,10 прокласти на Відм. - 0.050 та кінці їх завести 8 кородку для 

підлоги | див. специфікацію). 

2, Всі мережі прокласти з Врахубанням розташування санітарно- технічного одладнання. (див. компл, ОВ, 
ВК). 

3. Розетки встановити на Висоті 0,4 м Від рідня чистої підлоги, крім окремо вказаних. 

4, Місця зближення та перетину групових мереж з іншими мережами погодити додатково під час 
монтажу. 

5, Групові мережі переддачається прокласти бід щита ЩВР 8 дорозні між негорючими (гіпсокартонними) 
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груп на Віам.0,000 
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с |» Го 
с | |Ф 
З 10 | 
512015 


Р 


зелена 


Експлікація приміщень 


Р 


1 | Максимальна розрахункова потужність інженерного одладнання Визначається потужністю 
електрокотла і станобить ЇЙ, 3 кВт, 
2. Розрахункова потужність теплового насосу 8 режимі опалення 8,639кВт, охолодження 7,633 кВт. 


з | | С Мефі, ф) 
| ПА ВР Б ЗА | и У ГО Ме - Кат. 
у220 че СОЇ. |, ДІ Наименубання На рев 
| пн ДЕН со п | прим. М прим. 
| Фанкойл 1 ме0 Ен МНЕ 50 Філнкойл 5 НІ Ме І. й поберх 
танкой о 3/ 
в -- 1 | 993Укбт | г ТО. ви 0,039 кВт | А 169 
ІВ ї ї рено Тамбур | 
й Фанкрийл / Фанкри анкролиЗ 77 2 Офісне приміщення 96.23 
0,043 кВт 0,043 кВт 0,043 кВт г М | 
з ГТ "- їв ТП їВВГиа на 510 3 Дитячий куточок 1.54 
МВВ не- но 3хі0 | 
0 : Р | УНН 8 металорука 4 Переговорна 9,54 
діам.90 5 Кімната для родоти з документами 9 
й | Гепловий б Санбузол 4.68 
| фон 1 3 8кВт 7 Інбдентарна 2.65 
5 716 В Р 4 нікаційна б "и 9 , - ПР 9.54 
ПИ, кВт шафа дае Й Кімната для прийому їжі | 
настінна ПВ Приміщення для розсташубання інженерного 
г - МВ | | ДІ 9 одладнання 6.03 
ПРОШУ ЗПР АНУ НО НУ Р НО АЛ АР МЕР НО МИР НО МИ НЕ ок те ен ерреркиеррирюноєот / 1, 1, є і т УД у - і / ПУЛУ АНУ М уррурросй КРАН АР АН; пирн ШР З агальна площа приміщень на поберсі 143.43 
Ваггувееч ро 1 ла Меї9 г нн 
РВст.310,5 кВт 
Рв. 29 639 кВт 0 металорукаві 
діам.35 
Р 
зт00 | 3850 3850 | 3850 3700 
19950 
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Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


3. Все інженерне обладнання живиться від Щита автоматики ЩА (розробляється окремим проектом 
ТОВ " (Сахара). 
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План мереж жиблення, розподільчих 


мереж бентиляційного та технологічного 
обладнання, на Віадм.0,000 
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на Відм.- 


т РО БЕ 
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| 
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| 3850 3850 3850 


ФІ Ф) 


на, відм. 120 


Експлікація приміщень 


її Найменування На рев щі 
прим. | прим. 
І. й поберх 
1 Тамдур 1.69 
2 Офісне приміщення 96.23 
3 Дитячий куточок 1.54 
4 Переговорна 0.54 
5 Кімната для родоти з документами еВ: 
6 Сандузол 4.69 
7 індентарна 2.65 
9 Кімната для прийому їжі 9,54 
9 ан для розсташубання інженерного 603 
Загальна площа приміщень на поберсі 143.43 


31700 


19950 


Погоджено: 


3100 
1 


прокладка каделю | /./ // 

о ВВІ не- на 0 Ж 5: 

5 металорукабі по | црцо сомонарізнийб ТМ25 

- горючим 4 

З конструкціям / 

дудіблі У 

о |Е би Хо прокладка каделю 
з З СУ 42,55) - | ВВГ нг- нд між 
5 |з «ба лави 
- ак Е -У/СЮ негорючими 

- 7, лу ди г конструкціями 

сс . , | Ра М і 7 / ; 2 / , й , 

б Р АРЕНУ, | дудіблі та інтернет 

РаУ є КУ кабелібд 8 ПВХ 
Ра і р 5 х і, / я Р. , Й 

зал ШИ ше - Й , : 
«18 | 
5 2 | 510 б | 
«МЕ | Фу 
86 Монолітний з/б пояс 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Примітки: 

І Монтаж електротехнічного одладнання та кадельних мереж Виконати з урахуванням розміщення 
санітарно- технічного обладнання (див. компл.ОВ, ВК). 

2, Місця здлиження та перетину силових мереж з іншими мережами погодити під час монтажу, 

3. Нарізку каделю перед прокладкою виконувати тільки після Вимірювання довжини траси. 

4, При проході одиночних каделів крізь стіни повинні дути Використані герметизуючі матеріали, що 
зберігають рібень богнестійкості стіни. 

5, Все одладнання ( щити, Вимикачі, пускачі, клемні колодки, каделі та інше) повинно мати перманентне 
маркубання, бідпобідно до нумерації на кресленні. 

6. Каделі прокладати 8 дорозні між негорючими (гіпсокартонними) конструкціями пучком по периметру 
дудіблі, прихобано б штроді й газодлочних перегородках. 

7. Інтернеть- каделі прокладати 8 дорозні між негорючими (гіпсокартонними) конструкціями 8 ПВХ труді 
по периметру дудіблі, прихобано 8 штроді 8 газодлочних перегородках. 
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Адміністратибна дудібля 
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План прокладання прободки, труд на 


Відм.0,000 


"у 
Ге Гео 
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З ос 
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Погоджено: 


смт Нові Санжари вул. Центральна, 


Копіюваб 


Формат Аз 


1 


існ.опора 0,4 кВ, |до якої 


ЯО ящик одліку що встрноблюється на фасаді дудіблі 7 


місце биходу каделю осбітлення 


Аркушів 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Експлікація дудібель і споруд 


Гу менпо нобання ааннсдралано пос | 1 | що ро 
Гу рнайанни ат овлоомо | | ро 
| найланни ді беюалв з | | ро 
Гн р | ро 
Гу нанік | | ро 
рано | | ро 


Умовні позначення 
--ЇЇ|4 - - | Кабельна лінія освітлення ВВГ-14х4 ) 4к8 8 ПВДІ ПНД 
трубі діаметром 50 мм 


Освітлювальний надір КОЗА 541-3,5 ОРА 1Дигі5 складається з: 

меї- Мої - алюмінієва опора освітлення 5А|- 3,51 860, висотою 3,3м 

б - світильників Во5а ОРА 1 під лампу з патроном Е- 27 (60 Вт)- Їшт 
- розсіювача Айгі5 400 з кришкою 

- анкерного вузла 

- щитка для заподіжникіб і заподіжнику 


Існуюча опора 0,4 кВ 


р В 
Вид 
1- 1 


сигнальна стрічка 
засипання шаром 


дрідної "0 0 10) 0 


підключається ЦНАЇ! 


ЛНД дбухст. труди 


чь 
ВВГ ха 8 труді ФО мм и 


ге, НЕ 250 

Алі са 
(ГРА 

300 й 100 

підсипання шаром 


3 0 Рено землі 


Встаноблена потужність освітлення 0,42 кВт 
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Адміністратибна дудібля 


План зобнішнього електроосбітлення 


інженера- проектувальника 
АР М1)343 віа 07. 0920167. 


Копіюваб 


Формат Аз 


Код 
Найменубання та Тип, марка, позначення одладнання, Забойд Одиниця 


технічна характеристика документа, опитубального бироду, биготоблювач биміру |Кількість, одиниці, 


матеріалу 


Примітка 


Металоконструкція корпусна набісного биконання 


з можлибістю бстаноблення лічильника, вим» 


ТОВ Фірма "Елекон Пті! 


комплекті з монтажною панеллю, захисним екраном (044)4518476, 239-08-93(4) 


Ех 

ши та монтажними стояками ЯЧР 3 А-4 
12 0 абпонатичний биникач на вводі рр 
ба бимикач автоматичний 3- полюсний, Інома32 А ВА417-29М3Р32 Ах ка С 
Лічильник електронний трифазний прямого бключення АР3Т.1000.М.П 3 х220) 3808, 5- 120 
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Комдінований длискаВкорозрядник 1- го та 2- го класів 3МРЕ, 
13 Ітах 8/20 мксеб0 кА Ер РІР-ВЯС МАХІ У) 3 
Металоконструкція корпусна набісного биконання шииееРруУ 


(| комплекті з монтажною панеллю, захисним екраном 


та монтажними стояками, ІР31І на 10 модулів 
апарат на ббоді. ШЕУ»? 
вимикач навантаження 3- полюсний, Ііномеб3 А 
Групові апарати ГГ 
бимикач автоматичний 3- полюсний, іноме23 А, тип С 
бимикач автоматичний 1- полюсний, іномеї6 А, тип С 
бимикач автоматичний 1- полюсний, іномеб А, тип С 
вимикач диференційний 2- полюсний, Іноме16 А, /8230 мА, тип С 


Щит 88ідно- розподільчий (| ЩВР): 


ТОВ Фірма "Елекон Пто! 
(044)451.8476, 239- 08- 9314) 
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та матеріалів інженера- проектувальника 
АР М412343 від 07.09.2016 п. 
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контактор 230 В, Пк-2308, Іном «25А, додатковий контакт ІНД кми-22510 25 А 230 В/АС- 
24) реле електротеплобе серії РТИ, Іустє1?,0- 25,0 А РТИ- 1322 
243 вимикач дВокнопочний зі світовим індикатором, 230 В,ІзЧір АРВВ- 22М " Пуск- Стоп! 


шт 


шт 


КОМП. 


3 Щит управління освітленням накладний 63 А, 3808, ІРЗІ індивід. Вигот. (арк.б, 1) 
Сбітильники зі світлодіодами 
1 Світловий Вказівник, світильник 220 В на світлодіодах 


є 
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влізов Апаратура  упрабління (відключення вентиляції при пожежі); 
«ОРІ 25, 


яд Суптінкове реле 5000-1230 4 датчик, ЕЇКОер 


МИ 

ПідВісний лінійний світильник 10) хбсм; плафон ділий; підвіс сірий 
Рі во БІБ 
Рі Що вв 
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Пабісний сбітильник з ділим плафоном кулеподідної форми 
ТИХ МАО40 - 00 
діаметром 200 мм, 227, Висота 1200 мм, потужністю 20 Вт (161389) 


Е 
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Лінійний світильник СЦ.ОВА| ГЕО Ваїкеп Шапі 36М/ 5000К ІР65, 
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150 х 50 х 32 мм 
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Вуличний світильник Ійеа! цих АМОВОМЕРА АРІ ВІАМСО 
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Лампа світлодіодна 2) Вт з цоколем Е21 
Трос з кріпленням у здорі 


зам. інб. М? 


бл 
со 


Ї 
Ї 


м 
м 


Трос сталевий у одплітці ПВХ | на метраж ) 
Провід ПВХ (прозорий) 2 хб.15 
Давач руху та присутності 8/ у, ЇР-21 білий, 360 о, до 2300 Вт надег ЕЕВОЗА 


Е 
З 


Е21, ІР55,висота 85 мм, ширина 220 мм, виступ 120 мм 066868) 
"Лампа світлодіодна 46Вт з цоколем Е27 
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Металорукав діаметром 35 мм 
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| Кадель з мідними жилами і полібінілхлоридною ізоляцією та 
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ра 


оболонкою, ВВГ 3х15 (прокладається 8 полості опори) 


Труда ПВДІ ПНД двохстінна ДКС діаметром 50 мм 


10 
105 


м 


Стрічка " Обережно кадель 0,4 кВ" оранжебв, 150 мм 
Електроустанобочні бироди 
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ра 


Вимикач уніберсальний 250 В; ЇЙ А з клавішею (12008402), 


є 
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Виконання ІР 20 1000102 РОЇО 


Розетка штепсельна 250 В; 16 А, з заземлюючим 


12000502 РОГО 


Е 
З 


контактом, виконання ІР 20 

Розетка штепсельна 250 В; Їб А, з заземлюючим 
12000502 
інтернет- розетка В| 45 (90562132) 
12011602 
12011702 
12011802 
12011902 
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контактом, з комплектом 19009, Виконання ІР 44 
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Рамка тримісна 


Рамка чотиримісна 
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Рамка п ятимісна 
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Монтажний комплект (для монтажу 8 підпідлоговий люк, 


для 1. го родочого місці): | едгапа 


Ш 


З 


Ї 


(ч- 


Ї "Люк у підлогу для 4- х силових розеток і 2- х комп ютерних 
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ТУ У 3,67- 00217099,3- 94 
ВВГнге- 19- 0,66 


горіння, з низьким димо- та газобиділенням, переріз жил. 
2 
5хІ0) мм 


бхб мм? 
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ВВГнг- 15- 0,66 361 


ВВГнг- 15- 0,66 318 


Труди 


Рукав металевий негерметичний ФУ, мм 
20 мм 
35 мм 


50 мм 


4833- 001 57393508- 2007 
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Гофрированная труда ПВХ 425, с протяжкой (тяжелая серия) 


Компоненти СІ 
СНР 1 
СК ра 

9С 93-6 РС 


5 ЇСА МЕ 
5 ЇСА МЕ 
5 ЇСА МЕ 


Гак для плоских поберхонь 
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(452) 7 знатідоцо хпнжодпаш іворгави ип/ 
чпоєШОонгпо гонжажой тоньпшомошдр сзомашопо я2пшодібнрорудо іннпдои Пшиз д0 
зомаиєдогвн понжажой рє |) шйЧогашом чнатімпдай хпьпноосапд івннов рШЗОЦОрод 
піпнршо хпнідорн 'дімєВднО? пибогподи пипамом єг янатімпай мійм 'єннатімпай 


12бО І10С9с-ССЯ НІ ор у Бишорор Ту Іппидош туш онріге 72 


Т - дірохпд хпнпіпобмода яшоімчитм 
мо|-С'ї - янатімпди ошог2пд 
Т - фіхаадои чшоімчим 
| - щіШ20мпіІШЗангод чніЦВШО 
гПузви хпндупшордшоінімро вннорон бБашнаг видірПЯ 
Лжажой оди вннатідоцо рш ппорєшонЩгпо гонжажой гоньпшомошд 
хмомашапі шннонроуидо зоргкиріи оїтп Тидірбо ормпшопдаширдох омшодоу 117 


вннатій іншязойи індонод) РБшиз до омпшопазшярдрх р»шодоу 7 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


А В НН 
ПА ННЯ 


Є 10 140 0С0Ш 


на 
ник 


дБ 09Птідоца 
хпнжажой шрирє б плнавоорадаи  хвіпОмфпіайо 9  мошязой| ТТЄ 


лгоуріи рід м СТ ішозпд рн Ччіпобмода хохкит он бірохпод 
вию  пшпдоношод оневороргдзи 1-445 Іьодіїтідойо інжажой їньба| (ГЕ 


дон20 пібийоган рн меШШПаМЗави 
рій возяшодудоношод іводітідоцо інжажой ідомьош Ідомпр іннпшомошду Б'є 


ім ос пшо2гпд ор чнажромтой хпньінохем 
рід інатпхрє пшбо іннпдой шпоєшонгйо тонжежой діфпдит жеддм пшодрру 
лирмиродогадзи ї пмикшшпамойзи |/у | обє рш мкудшо рш моніШо ой ХрИДНОМ 
-4Фуд0ря 0 вочшзоррумоди появ (4 02039097 00 плногір "91 120001900Т1У0 
ішзонрідойрід  шоміфпшаво) 8'ухохт / 1()с))-| чиг00мЖ оневрорездзи  мошизопи 
Шпоєшонгпо тонжажой діфпгит жадйам діжпнрідодиодшявуиг їшоомк Я 9 С 


вннаумаєює оговойно! рід онаимаєрє 
ршо ряпнжідоЦОЄ  огоньпшомошдр  огодойбаг  огомадно ор онанопірє  пшПо 
оннпдой вннавсумрі) "ошпіподшяаиа огоьбчмроцеой рід (4 ОСТІ РО 00 плнопір 


Р -ІДОБООО9ТОТУП Ішоонрідоцрід шожюфпшаго) схе 063109134 НХНМ мамасрм 


вочшзабномод  внновошосиодшмвид тжадам ор Проупай внневошмярі) |/'Є 


Фдіфпаит хпнямід монібхой рє 9Ї 
атнам ан мошизоди онагврородйзи їппрєшонегпо гонжажой Брорупай огончиойшном 
ончурмппай ішоониз ддзед,| "порєшонгпо тонжажой тоньпшомошдр пиешопо 
пшодод мпжей ппдодороиїп яшобьгцєгорє І||М|/// іІШФОдПИЖОМ ІНЬІНХа| 9/Є 


ФТ0С96-0СЯ 
НЯ росі шомогомпд зоррідойрід оїтп 'вннаишідоо анпідодр вочшзвьорораайзи 
г аводойд аньбшт "аонродпйи з гр "діррипай хпня/бдоморио рід м 1 атнам 
ан інОШОрІд рн пгомріи вндій рід м | агтнам ан вннодПазам діногдо хпндпшразио 
ор шозпд рн "доноб0 піьосдоган рн грузби хпндпшрашонімрр вннорон башнап 
інна тімпдй Бионоіфо 9) кочшзсидоношод І|МЦ// ( 11//8 204 | ШИ ІЄ0О рн бБррипай 
огонжежой огончуойшном -ончирдиппай ор кочшорьомиріи І ппоєшонгйо гонжажоий 
пфпаийт д кочшобибаг іводбітідойцо інжажой І2)0 вннонро/иоо огонжажойпшоди 
внношопаомпд оішодпижом І пикжшоОдпид020 пмипньіІнхоаш жомош р 'номайцєгодан 
оонжажой  'єннаьрнєпди | хі  ошо янеїтімпай о вннодбноми о онрігє | СЄ 


во; цош ги мвннодбхоаб 
є | дшопхоє огонжажойпшоди  пмешопо), 107:9с-С7Я НЧІ І морш 1071 
Шо онрігє кочшоудоношод іврдб'тідойо інжажош Ідомпр хеННаетімпдй Я у'Є 
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ЄиЗИ 10 160 0200 Р | Р | 
СС ГГ 
Евннгиудоноюшод 


огочнтінроє | вир (4 1203509 ор  плнгір | "91-9910000 1520 
ішзонрідойрід  шожміфпшаво) | 4/ІЖі, Ідомбдє «оишідо вБодбітідоцо 


онавкрорагадзи мошязоди діБодПтідоцо ШОК Б р 


(р0С9с-с7Я НУ Я бБишорої 14 ппидош (ги) 1.00 
вннатідоцо ріашопо онавоорайзи Бжажой оди парши вннайтідойо виї бЬ 


(9107 -/|ТТЯ НІ є онрігє) хеннатімпай Б діионгпі хпдоушідз 
' хпдомжбдє вннорой мохкит оневброргази Бжажой оди паром вннетідойо 7'5 


шпоєшонгпі тонжажой пмдоношоб гоньпшомошдр 
іннодоподио пай "бшяз до є пари Ппобяде їоноїмв рш тоно2рьд вннаьгицєзад0рє 
і Евннатідоцо вир дрневонєпди Бжежой оди вннатідошо  рмешопу) Ту 


Пжажой оди вннатідоцо рмешопо 5 


суд) /мпжад Р / мош "492 /мпжай Б яв вннатідойо інжодпаш 
пшодорадйвзи звиодєор ппяв 'ошПром -у| 9 «Т//9 90ФІ) » ЦУЦІ/ 9 Огонордодгашні 
зогомоцор  ш 0є о вннажагдашоси»  огонрдоєшрашнаг  шчуби шрно чшоіндрдйзан 
ршо бжеажой оди  діирнгло  бьорагдзи  онагьрорагдзи  мошизодй| | СТ С 


лобшойоиор і вннонромодо дімпноойпд діродоє озіІпОШНамПлмор 
озоньінхоШ | рш о с9-90сус пн)  1Т0-2С1-000  ШОУНУ | ЗебИ  ш пиргомпд 
є ішоонрідосирід Б пшономпд онріхдовн Іппрєшонгпо тонжежой тоньпшомошдр 
пидонршоб о вннонрорудоодйшмвуиа швннеийноє 1 вннгимаєрє анзпхор ут Є 


(БО0СИГ Ре 51/30 


НОБІО0Ї) 9х 0Є жін атнам ан могкшоди пгодпаш пмпжей 9 пиагшопо вннагидпж 
вир ішоониз озчншошоор копшотпуи оннодой гіїт огов кизпи "рог т| могкшоди 
атнампонот  тпоєшонгпо о гонжажой  пмашопо ш вннОдбноОГпяніф о збьейеа0оє 
вадошорб  рнаошкуибмбму  звадошор  орнаошкибмийяр з  внноБошобиоадшнауз 
моузавжр  мпнудгєа,|  'Юшпітодшмеио  оговчміроцєой рід  П/ (с ошошоВь 
Я 0сс фогбдирн бибашо огоннімє ржайеам рьобної з тпоєшонгпо тонжагжой 
Іоньпшрмошдр пядоноршоб внновошосиойшмвуив шмоуодажр шмпндонод ЄТЄ 


огондагєШгай г огондоноб шзайзжр ходр рід 
мІвЕННОБ ДПШЗОЧОбшмгуиа вочшоабьейєаооє г пдогашом | ор кочшкоонрід ПпПОЕШОНепо 
Тонжажой пигшопо ікрмппайодшягуиг УТ10)29с-сС7Я НІ (РГС 0 Є /шоонрідоирід 
0 - 'енноьОШООЦОйшигуг  ішоонпіррн о вннавайцєгорє | мангийшо ре СТЄ 


- 
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єузи 40 160-020 -ГРрР'рРр- 
А НЯ НИ Б 


внндумаєрє оговобно ор кочшпрододи Пррипдй вннауимаєоес 
ошпітодш»гвуиг оговчуройцєой рід с'Чхє п0Є31091341 НУХНУ мемадсор» вочшзбномпд 
внноь ршообиодшявуив  іжедам | ор | Т/)9 9041 | МЦІ| | вННОеьоми мрії | ф'С 


діибдбт согомоцор рє Ідон20 
піБойбоган рн очнрайазоцєго жомош р 'дінпаштнойм согомоцор реє кочяшзонопірє 
дібодПтідоцо вннагишау "бмипр 000 рицеш внноьпиомон хЕПОЇМ 9 000 ЕННКЕЦОг0Є 
огонаїдомп тамідпон хоноє 9 вочшовудоношод іводбітідоцо інжажо|| ЄС 


ром2 хпдогомшорвуий зогомойор рє вояшзонопірє вннеийіам кшшпамгази 
ршо монішо оси ошпа»рід  морододиодшмвиа внноррумоди з2бь рі) смбирном 
ч4удо0р» мпдозгришовий оси кочшоюрроумоди морододисодйшмгуиг шшерру тпирупж 
пмпнрім є пивудорм вочшзбномод морододиодшягиз вннороимоц| 58-10 рбЄ 
упно ! с9-9)Рр0Є пн) ЗБ пибгомпд є онрігє оізіпоШНамбмор оюншяизоди 
є ішоонрідойрід Б вочшзабномпу) вннонро/моо 'яорододиодшигуиг жошнор| г7'с 


модоношоП 
І вННОЮНРО/ОО вЕННажрогрурн огономгийцмом рш огончирбрідпрні вннаредоди в 
ЧІПЕИОЄЇ хі Фо вочШшЗоаь под "Пркиго Пмочнтіндоє чяшоргкуріи 
пирододи Бжошном їзаподи 9 ! роайзі) дібодПітідоцо хпнжоажой жошном 
Іпрриупай огончиодшном ончивиппай вннеидоношод "морододи кннорримоди в 
лІПпУбшоном 
хпнжошном вннгудоношод Ораш ришімєсд шіоой хпьдошогрій вннОНОМЛо "в 
/шзондоріови пінибшоОон 9) вочшойномпд пшодо, " вННнОдПдогПи200 огоньінхош 
го вНнНнОдбшобуицома  ніпошобуицома  д) 4 вннарагдд  'вннодбшном  'єннодпшягоди 
пдорпоси  орот  пдоноюшору у, рнпшобр о вннодбітідойо  рш о ппоєшонгло 


Іонжажой пигшопо, ВО0СУр-РС 5/ |М990 Н БІО Є ішазонрідоцрід Б кочшобномпд 
ипорєшОонепо Тонжажой  тОоньпшШшОмМОошШОУВ | пмоешопо пшодой ІіІНЖОШНОДу де 


шідод хпнжошном ордшппноодпд сіпоєіногдо оди ішооморія с 


шашо рш мороніШО ой вочшзоррримоди 


пляко ЧО 0С0СТІ 50 00 плногір 'ЄГ-//060009Т0ТУП Ішоонрідоцрід  шоОжфпшав) 
ЇХ? 0Є3109134 НХНМ мемадом вочшзонопірє дівордбтідоцо вннеавомярі| 95 


мо ост етнам 
ан пшпдоношо орннодой свьодбітідоцо ор шешо рід яношорід Биочг пай 'пгоурі 
рід ом г'ї атнам ан ішозпд рн ініШшо рн вочшоФудоношод Ііодбітідошо С'5 


ЕНннгудоношод огочнтіашПіно 


вир (4 1202609 00  ппногір | "81-9910000:520 | шоонрідоцрід 
шоміФПШИЗ2) «бжоежої | » 2620 омПдє «омшідо | тводбітідойо 


б 
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ПА А Я В 
ПА НИ НН НИ 


Є 10 140 0С0Ш 


вочшоьооргази ан рітпдоргазао огочянтпиуомдрн 
пнодохо орот прохоє дірпмпд хпдпиріжт  шоіншборід є Бжєкдє Б ТІ 


отпдоргдзо огочнтпуомдон пнодохо ороїт прохо | 


" МОдоношзПодшягиув 
вннодпшто/иб  мбупдрд|, пшорідойрід зом |вннеаибноє) вннеймеєрс  чПниоєї 
вннатпаси морішорнд согбайон рій вопшпнийо яшбжом іме 'єннонроидооашнауа 
пнпшорь іБбпрадомПашо ан І2П чшоревуріи аннеипнос 99 


(вннаирноє ) вннаимоеєрє огонзпхоє рш огоьодой пмаідгави рш вннеидпжодшягуг 
внневсимрід | кими  п»чуиш  пшпрододи | пидонрюшоб | меннОдпяШОШоПодйшмауо 
є  пшодой іншнамругай рш іншномай  "нчубдржрогоуивномоби 125 с 


"ДіБодпжоцо модоношободшягиг їппошоПбийома тоньгиєго рупдра|), 
96 121-000 ШОУНІУ рш модоноршоб шпошобийцомо є Пбябашоні пшодбномпд рш 
пшльдпд "Пмдошогрій Пнрідойрід пшОМ нанпдои ирногази ппьобрдогПи/и200 р'9 


Пиркаоиєой 
огочнтішінд І дірохрє хпнжажойпшоди 'пмеиєжао0 пмінхаш гомпд меННОМПаШОр 
жожош 0  'вннодбишошоб | вннонроиоо дш пюоршоПбийцома  штоньшінхаш  иупдрадй 
хі меннОМПОШОР рновагйцєгорє пшйо рннодой їподи домп рмайєзя с'д 


(ІнІрд»Б 9 пигиєго Ігонжажой рупдра|), 
ІТ0С3Т100:10-У ЗШУН гомпд ор онрідойрід копшодоюнопірє іннпдой Ппоєшонгпа 
Іонжежой  пмешзпо  кннодбдогі/200 | аньінхаш | 1 | кіпОоШОбуцому 79 


зІдшппндїрбо 9 рмайєго ордоизпмопди 
і оди рнодохо, 6007:С1-СбУ НУ пибгомпд копшодравм ро ппоєшонгпо 
Тонжеажой шпигшопо шідод хпнжошном -ончуадірбо дшппноодпд па; 19 


тоди орнодохо рш пмвиєго пгомпЯ 9 


4107:9с-С7Я НІ є ішзонрідоирід Б шідод Брпд огонор вннономпд 
рно фієнотіИ зримо ряво 'озіпоєіІНОгдо бОНОдОЄШІПейці вопшодонопірє Іннпдди 
поєшонгпі |онжажой вннодбдогПи2д00 аньінхаш рш рмроивн 'жошнод 9 с 


руцаш угдгжр хптні рш дбімпняипшідо хпньпашигуг рід м С" ІНОШОРрід рН 
(діб одПтідоці паїмєой пьобдоходд) вшшпамгави рід м у" атчяміо ан ІнОшорід рн 
- кояшоФудоношод ІіьОдбтідоцо інжежой ідоуигш рш ідомпр іньпюШоОмошду с'с 


не 
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дочрря дпоодєоа 


с 
с 


со | со 


дідаа 7 лпашамойі) ШАНИ 


ни но ою 


З80Ш 10 180-030 


с | с» 


момпашмаиа вннордос 


доупапу дпадгаві 


(«- 
С 


дочрря 


ршоії | опирі| мор зм ШО 


« 


ни 


їн 
СА 
о 
с 
со 
- 


рипндомоє рід 


- ХожфоношоПодшмгуг 9 вннагибноє п вннаймаєрє жодам вннодбштоиП 

є віпмбшоні, С9-90С0С пн) могомлпд |  модоношободшявуиг вннод'шторуП 
рупдрд), 35/ | Уг пшорідойрід нанпдои внногимаєрє жайам підшопоа|| 

рабшном оговБоауимаєрє огонодошязодирє ончуріпайо 000 физдори огончупдпж 

вннарадоди  огодочибн  'єннгуимеєрє  шрашогом о товБоїбно  ш ор  квннонрзпаи 

мохкут інеимаєрє пшПо іннпдой номдоноюшоб осоянхі Є ІінрЕК дой ЧІПУРашоном 
ідвиршам тні жодрош ор дішот  'вннодпишошободшмгиа  попидом  12Я 


вннеаймоєр 


"рд»пняуипьш огодомніяхраєой визий пшПо 
аннпдой ппоєшонгйо тонжажой пидоношоб тоньпшомошдр вннаьсимри ве 
лноє іньзиєдданожажой єгдзь мошпєнОйШ хі бБироримоди пшомабиор ан в 
ЦІРІГУ с/р НО) моораш 
чотні рід рнро іннатонрід  Вмионжагжойпшоди БВ шмпнодочиоєг 'юпизазмо 
оц руздажр огонждурєан огонжом рід пініи Пирриумчоди пшовородрайзи в 
ф10С90-97Я НЯ! СІ-рІ НО гомпд 
вопшодбипОшор рі/о вннаидпж піні хпня/иг00м іннодбшизоди па; свннаидпж 
огонддаєвй вннарадй огоньпшомошдр обь рн атпи орнетпиор пшйо ажом 
внноБ ошооцобшмгуиа огочнхі орддздзи 'єннзидпж шмздзжр хпнжаурєан ходр рід 
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Сбітло- збукобі опобіщубачі та сбітлобий покажчик розміщуються на бідстані не нижче 
ніж 2,2 м бід рівня підлоги, та не менше ніж 0,15 м бід стелі. 
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Нобе будібництбо адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 1, смт 


Нові Санжари, Новосанжарського району, 


Пожежна сигналізація 


План з розміщенням мереж та обладнання 
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Маса 


Тип, марка, Код обладнання, Завод - Одиниця 


биродник Виміру одиниці Примітка 


(кг) 


Кільк. 


Найменудання та технічна характеристика позначення документа, бироду, 
опитного листа матеріалу 


Позиція 
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Пожежна сигналізація 


Прилад приймально- контрольний пожежний ТГірас- 8 П.1 ТОВ " Тірас- 1" шт 
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ПП" Артон шт 
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ТОВ " Тірас- 0)! шт 
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ТОВ "ЗЗКМ М 


ТОВ "33КМ м 


Акумулятор Ї) В, 7 А год 


116 


Сповіщувач пожежний димовий СПД- 3 


зе 


Сповіщувач пожежний ручний оОРА- 1 
Покажчик світловий " Аварійне освітлення 0С 6118 
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Кабель МНХН РЕТ180/ЕЗО 3х15 
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Нобе будібництбо адміністративної будівлі центру надання адміністративних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 1, смт 


Нові Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської області 


Пожежна сигналізація 


Специфікація обладнання та матеріалів ПНВП "Прометей- Сервіс" 
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Копіюваб 


Формат Аз 


Погоджено: 


Відомість родочих креслень оснобного комплекту БЗ 


1 | Загальні дані 

2 План розташубання системи заземлення та длискабкозахисту 
Влаштубання одиничного модульного заземлюбача арт. 0- Ї0 

3 Влаштування контрольного з єднання 8 кородці арт. К-681 (Е5) 


Прокладання пробідника по стіні чи конструкції на ізоляційних стержнях арт. К- 752 


(Р9), Прокладання провідників за допомогою тримачів конькових Н- 044 (Р5) 
Клема фальцева з пластиком арт. С- 09) (Р5)Хрестобе з єднання провідників 
за допомогою затискача арт. С- 01 (Р9) 


Відомість документіб, на які посилаються та які додаються 


Найменубання Примітка 


Документи, на які посилаються 
Захист бід длискавки, Частина 1 Загальні принципи 
Захист 8ід длискабки, Частина 2. Керування ризиками 


Захист бід длискабки. Частина 3. Фізичні руйнубання споруд та 
недезпека для життя людей 


Електродезпека б дудіблях і спорудах. Вимоги до 
захисних заходіб бід ураження електричним струмом 
Документи, які додаються 
Специфікація одладнання, Виродів та матеріаліб 


Відомість оснобних комплектіб родочих креслень 


ЇЇ Позначення 
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Позначення 


ДСТУ ЕМ 62305- 12012 


ДСТУ ЕМ 62305- 2:201) 
ДСТУ ЕМ 62305- 3:201) 
ДСТУ Б В.2.5- 82:2016 
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Примітки 


П2020- 031 01- П30 


Зам.інв.М? 


Со 
(я- 
Со 
мо 
(я-- 
мо 
(я- 
- 
Чо 
С5 
Чо 
ра 
ик у 
Со 
(я- 
Со 
мо 
(я- 
мо 
(я- 
ха 
Со 
- 
б 
мо 


П2020- 031 01- ЗВК 
П2020- 03101: ЕТР 
П2020- 031 01- ЕЗ 


Водопробід та каналізація 


Зобнішні мережі бодопрободу та каналізації 
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Загальні вВказібки 


Родочим проектом переддачається система длискабкозахисту . 

Для захисту дуайнку бід прямих ударів длискабки переддачено длискабкоприймальну 

сітку з оцинкованої стальної пробволоки 48 мм. Крок длискавкоприймальної сітки 20 хд0) м, Клас | 5Р 
длискадкозахисту - ЇУ, 

Також стальну проволоку (8 мм застосувати як струмобідвід. Струмовідводи прокладаються по 
фасаду дудіблі накладним спосодом. Кріплення длискабкозахисної сітки та длискабкобіабоду за 
допомогою ізоляційних термостійких кріплень. Кріплення горизонтальних та бертикальних 
длискакобідводів побинні дути через 0,д м. Струмобідвід приєднати до контуру заземлення 
дудинку. 

Всі з єднання Виконати долтовими з єднаннями . 

Опір контуру захисного заземлення при струмах промислобої частоти не побинен 
перевищубати 4 Ом, 

Монтажні і дудівельні родоти вести згідно ПУЕ, ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова 
безпека у дудібництбві", 

Перелік актів на схобані родоти: 


Акт з огляду приєднання заземлювачіб до струмопрободіб длискабкоприймачіб. 
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Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, 
смт о Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської одласті 
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План розташубання системи заземлення та блискабкозахисту 


Прокладання провідника через ринву 


(С трі Зазі (т р2 Заз7? за допомогою зажиму арт. С-06 1 (Е5) 
зЗовоО 4370 
г) ння 
Опуск длискабкоприймача 
Дріт роемм 
Горизонтальний 
СУ ? длискабкоприймач 
р-вмм 
ча конькобому зажимі 
Не оа4 (оцинкований) 
Р аа 45" зання 
Горизонтальний - пеаеевнковаєннвенненмих 
Б; длискавкоприймач | 7 | Заз3 блискавкозахист 
р-вмм Й 


на клемі фальцебій з Ст рз Назва 
пластиком (- 091 Зажим для дроту до ринви уУглюа 

2 Дріт оцинкований для блискавкозахисту 0 08 мм умові 1 
А; пня шим ванн шим Об'єкт для кріплення зажиму (ринва, ін.) Ро ож | 


2350 


Погоджено: 


1 | Приєднання струмобідбоду до длискабкоприймача здійснити зажимом уніберсальним за допомогою 
долтобого з'єднання. 

2. Приєднання струмобідбоду до заземлювача здійснити за допомогою долтобих з'єднубачів 0 
кородках для контрою фасадного з'єднання. 

з.  Струмобідбоди прокладаються по фасаду дуоіблі накладним  спосодом. 

Струмопрободи розташубати не длижче ніж зм бід бходіб б місцях не доступних дотику людей. 

5. Креслення розглядати разом з арк.з-5. 


р 


Умобні позначення 


панно он - длискабкоприймач- сітка, ремм 
- струмобідбід, спуск бід длискабкоприймача на покріблі до 
заземлюбача дротом металебим свмм з кріпленням до фасаду 


Зам.інб. з 


Нобе дудібництбо адміністратибної дудіблі центру надання адміністратибних 
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послуг Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, 
смт о Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтабської одласті 
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План розташубання системи заземлення Кваліфікаційний сертифікат 
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Стрі..( тра тримачем дистанційним на прикручування спеціальним 
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. - бертикальний заземлюбач, р-абмм, невм 


Адміністратибна дудібля 
Заз1.Заза 


пана ад заці а сан а ан - горизонтальний заземлюбач аохамм 


Формат А3 
Інб. М? ор. 


та длискабкозахисту інженера- проектувальника 
АР М'олазаз бід о7.09.2016р. 
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з |О01 о 
5115 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 
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Формат А3 


Погоджено: 
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з 
З 
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Інб. М? ор. 


Влаштування одиничного модульного заземлювача 
арт. С-16 (БЕ5) 


ударний гвинт 


муфта для 
ударного гвинта 


-е 
полоса 25х4..40х4 | 


затискач 
С-044 


стержень 11500 
016 
муфта 016 
з'єднювальна 
стержень І.1500 
016 
- стержень різьбовий 1,5 м - 2 шт; 


- муфта з'єднювальна - І шт; 

- затискач для стержня 1 полоси - І шт; 
- наконечник для стержня - І шт; 

- ударний гвинт - І шт; 


обмотати місце приєднання 
стержневого заземлювача 
до полоси антикорозійною 
стрічкою РЕМ5О 


блискавкозахист 


В комплект С-16/30 входить: 


наконечник Р16 - муфта для ударного гвинта - І шт. 


С-16/30 Заземлювач стержневий Р16, комплект 3 м 


Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту 
(лолатково потрібна улапна насалка 51)5-Мах С-160) 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Влаштування контрольного з'єднання в коробці 


арт. К-68 1 (Б5) 


арт. К-658 1: С-б60 мм 
арт. К-6982: С-100 мм 


Р 09 кн Пк 
Коробка пластикова для контрольного з'єднання К-68 1 


Затискач контрольний для полоси В40 С-034 
Полоса оцинкована для блискавкозахисту 4Ох4мм | уу-40х4/5Т 


Коробку монтувати до стіни за допомогою 
2-х гвинтів з дюбелем розпірним 
С-031 
| | МУ-08/5Т 
г) прзееРеєЕЛененуоеЕЕВеВИ БЕ) 
БЕН НЕ ЕЕ ЕЕЕРЕАТ 
блискавкозахист 


Дріт оцинкований для блискавкозахисту 0 08 мм ХУ-О8/5Т 


П2020- 031 01- 53 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: Вул. Центральна, Ї, 
смт о Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської одласті 
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Влаштубання одиничного модульного 
заземлювача арт. 0- 16 (55) 


Ж 
ж 
о 
З 
у 


Влаштування контрольного з'єднання 8 
копобиі пото К-Б81 ЕФ) 


Копіюваб 


Формат А3 


Погоджено: 


Прокладання провідників за допомогою 


| Ми | тримачів конькових Н-044 (Е5) 
Прокладання провідника по стіні чи конструкції 


на ізоляційних стержнях арт. К-752 (Р5) 


К-801 пу 
Стержень ізоляційний 


арт. К-752: І.л500 мм 


Тримач коньковий прямий металевий на закруч. Н-О44 


| 1 | на 00000000 | Артикул) Коль 
-ш 
| Дріт оцинкований для блискавкозахисту 0 08 мм У -08/5Т 


| П2020- 031 01- 53 


Зам.інб. М? 


Тримач арт. К-301 кріпити до конструкцій гвинтами М8 або шурупами. блискавкозахист 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 
послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: Вул. Центральна, Ї, 
смт о Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської одласті 


Стадія | Аркуш | Аркушіб 
В Й Ка о 
РП 4 


Прокладання провідника по стіні чи конструкції на ТОВ "ПК "інжгруп 
ізоляційних стержнях арт. К- 752 (Р5).Прокладання Кваліфікаційний сертифікат 
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Адміністратибна дудібля 


Інб. М? ор. 


пробідникід за допомогою тримачів конькобих інженера- проектубальника 
Н-044 (ЕЗ) АР М1)343 від 07092016 п 
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Ж Р 
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Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Хрестове з'єднання провідників 
за допомогою затискача арт. С-01 І (Е5) 


Назва 


Затискач для дроту універсальний 


Погоджено: 


Зам.інб. М? 


Копіюваб 
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Формат А3 
Інб. М? ор. 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Дріт оцинкований для блискавкозахисту 0 08 мм УУ-О8/5Т 


блискавкозахист 


Клема фальцева з пластиком 
арт. С-091 (Е5) 


Дріт оцинкований для блискавкозахисту 0 08 мм ХУ-О8/5Т 


П2020- 031 01- 53 


Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратидних 
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послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, Ї, 
смт о Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської одласті 


Стадія | Аркуш | Аркуші 
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РП ; 


ТОВ "ПК "Інжгруп 
КВваліфікаційний сертифікат 
інженера- проектувальника 
АР М1)343 віа 07092016 п. 


х 


та 
уз 

С 

сЗ 


«м 
М 
ПИ ЦИ 


73 7 
ти 
Й 


4 


Адміністратибна дудібля 


7, 


7) 29179 

о| піз 
У 

ЗІ 

о о 

б 

Щ 


/.02,0 


Ж 
ж 
о 
З 
у 


Клема фальцеба з пластиком 


арт. С- 091 (Р9) Хрестобе з'єднання провідників 
за допомогою затискача арт. С- 01 (Е5) 


Копіюваб 


Формат Аз 


Погоджено: 
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Зам.інв.М? 
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- 

п5 
о 
Е- 

п5 
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Інб.М? ор. 


Тип, марка Код устатку- 
Пози: Найменубання та технічна позначення документа | бання, бироду Забод 
з характеристика опитубального аркуша матеріалу биродник 


Кіль- 
кість 


Маса 
одиниці, 


Примітка 
кг 


Блискабкоприймачі 


ць 
ол 


Сол мо 
бл м 


М/- 08/51 


1 Дріт оцинкований для длискаВкозахисту Ї 8мм 


ра 
сл 


64,50 грн. шт. 


Е 
З 


2, Коньковий зажим регулюємий Н- 044 (оцинкований) 


2,70 грн. шт, 


Е 
З 


Дахові шурупи з підкладкою К- 90) 


Сл2 
сл 


19,60 грн.| шт. 


Є 
З 


3.Клема фальцева з пластиком арт. С- 091 (Р5) 


28,96 грн. шт. 


Е- 
З 


4 ХрестоВе з'єднання провідників за допомогою затискача арт. С- 01 (Р5) 


Е 
З 


5, Прокладання провідника через ринбу за допомогою зажиму арт. С- 061 (Р5) 48,30 грн. шт, 


(я- 
Со 
со 


Струмобідбоди 


ра 
(я- 


108001 
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Со 
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М/- 08/51 


1, Дріт оцинкований для длискавкозахисту Д 8мм 


пи» з 


ру еЇ корів сор! 


?, Ізоляційний стержень арт. К- 152 660 грн. шт. 


ра 
(я-- 


Тримач ізоляційного стержня арт. К- 801 


мо 
(«- 


294 грн.) шт. 


Е 
З 


Тримач дроту металевий до ізол.ст. арт. К-830 


ра 
(я 


44 0 грні! шт. 


Е 
З 


Тримач пластиковий до ізол.ст. арт. К- 818 


ра 
(я- 


21,60 грн. шт, 


Е 
З 


213,26 грн. шт, 


Е 
З 


3. Кородка для контрольного фасадного з'єднання К- 681 


(Фр 


66,00 грн. шт. 


а 
З 


Затискач контрольний для полоси В40 (0- 034 


Заземлювачі 


168 грн. шт, 


Е 
З 


1, Заземлювач стержневий Зм 8 комплекті (Зм стержень металевий ф Їбмм, 


з єднубач стержня з полосою, наконечник та гвинт- заглушка) 


5 


2, Полоса металева оцинкована для заземлення 40 хі мм 1,28 68,54 грн. кг. 


- ? І 
ово Рим | 
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Нобе дудібництбо адміністративної дудіблі центру надання адміністратибних 


послуг Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 1, 
смт о Нобі Санжари, Новосанжарського району, Полтабської одласті 


Стадія | Аркуш | Аркуші 
В А 


| , ТОВ "ПК "Інжгруп 
Специфіка ція обладнання, Кваліфікаційний сертифікат 


Адміністратибна дудібля 


биродбібд та матеріалі інженера- проектувальника 
АР М.017343 вія 07.09.2016 п. 
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вчецєг9 енжожоцпшоаий І пягиєгод вмінха | 
шідой хпнжешноиі-ончи298І0/9 ішоояк чИиоадшном 
віппеодргазго оговомьошо інодохо оси поохеє 
вешіипнаІо/9 ішооцезпаш вннгеелшнланд о 


вешіпнао/9 пигхо іннгоцоОнхеаш-онпітеєінега о 
Лянпол/9 

вяпшопагшчнеавх генепшялашононм-она»шшлашіха у 
вешіпнаІоло 90ий і емпьнеопеио/9 веяпшопагшневавх 


внножоОцой інчиегее 
внопиеє енчшезоіново|| 


ШОІИЄ 


Хиегтавшеим веєгн 
ІОІЙІЄ 


о 
с 
б 
хе 
и 


епдоаєод 


со 
м 
о 
«Ї 8 
Ф 
Ф 
Е 
0 


но 


21 
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" ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ Ч-Р'ИРОТОГ 
на Ро ро ро ро р 


ппепиже9  2жло - г/Лиоойи кхпнепшевашоїійог  вннерен  вІпеагашні| 
"пдогоцо ппнидшоор гш ппньлає А г/ицоои хпнепшвашоїніи г хпноїхдогн 
хезои | хпншаофиоя / погиоаг икіпнечтемі вннерен кио вочизоаоешо 
Нио 2 (УНП ?е/Липоои хпнепшеашоїнійог  вннеоеген  ашнеб 
(вннеелоказвомго ого9двпоі гш погие іоногжаго 
дінегао чидеі0/9 вннееЛео0гІшодо гш вешіпнаго/9 киї вннееловавомго 
ого9епомі егеш погиев іоноегжавр еїнегао чие910/9 вннееЛеог/шодо вш 
вешіпнаго/9 ви) пянкшіо іончидигє оіннавенєпай Лиюгочиті зерівоцоіе 
(УНП) ешшооц хпнепшевашоїнімог вннеоен Лашнеп оешйіпнаего/4 
Ляоа 0С20С інезаго-Лиіошай ЛД «шогд0аФ |» дФшнейп ппнагнажні» ЯО І 
оненопіОЄ внне9/я/тпе іннігоцог | чоа 0202 По 9 «2 очашіоац» 
ПОф оненомпе пикиевшноєпасег є 00С:1 И| внне9/ я тпа іньіфеагоцо | 


"«підошпавши веодрлдгє гш вннееЛнеці |» відеєрСєСЯнч - 
"«прлаоцо гш пянпо/о іччорвима |» 9102:6-С7:Я 4 - 
:91цавонешо гш таон хпннпь оо оноІ9?о0цЦОІЇ? ОНеацдоаєодй шлгод | 
ргордпянкіО втоці | 

"еннееЛловавомгво ого80ПоЇиі 

вш поегеие гіоногжаго 9іНнегадо чио9і0/9 вннее/9ео0гЛиодо вш вешіппнаго/9 

виїї вннеелоказвойиво оговеногі гш погие гон9егжаго з9інегао чиозірлод 
внне9ЛеогЛшодо гш вешіппнаго/9 киїї 10:80 :Еннененєпаш гзочитйН!| 
"Чшоїновие геняшенлЛиюмму лшооновиев шип І 


'РОЗО:РО0:08:001ссресяс ппянкшіо іоНЧчиИдИоє йгитон ппеодашовгову 


зенечороозвевшио |, 
ШЯ пипнеопе "ЯрС20С2СО0/0 09 вннееЛлєшенем ен 9є|/26У ДІ - 
"преа іонтпиго іомчодвежнвоовон 
, Оцпегагжуї, ІІ пипнеопе "д020Г2:80 / | 09 Енневешооцобог ен кі - 
га РО РІ бів човонгешолодшнейе 
жеавиг хпньпашнашо ор 980//0с9ї вЕННенозпаш огоншавонешо КІ - 
"пова іонітпидо іоччодежнеоовон Лиюянномпе ивннаеті; інажоадешеє 
«СЄ0ЄРОбО 09 Є су квннежетдо вш пеойи/ інеіолдошоОИ)| - 
"ЕННВФ9е (шлчеойи ен вннерегє - 
легшорі ген онаенопіоє «ішогидо іоччо98шШШ0Ї | '"їнопеа огоччодвжнвоосзон 
"пагвжне? дон шио "2; 'енчивгашнад шле :о0060дре гє пога гонітпивд2 
Іомчодежнеоовон глдшоой хпнепшеашоїітог вннеоен лЛашнейп шшеіо/9 
тонепшвашоїнійог  о9ешіппнеіо0/9  г90ц»  вшяз00  внне9еЛшмеоа | 


- ЕННІЖОПОЦ ІНЧИШУЧУЄ І 
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є ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ ЧР ИРРОСТО ГО 
на ро ро ро ро р 


шопхеє огонжежоцпшоай 
пигшопо вннееЛлеог/шодо обоїт чшоінчинерідоцоів енереицнош еяпнаеойгеє 
ен опешедшицоче 2 Лоо99 вио| еєшенегйо онжежош  пиггиідшШОпПО 
вочшо/ногидо УНП  внННетіипай  і/  ,шопхеє  огонжежоцпшоай 


пигшопо, РІОС:9с-сС Я НУ Ру Іїпопидеш 9'риши є оноіге 


"пінчЧВашноГ іппиле 
оп доп оїт 'оппеєшенея Анезоєшеашней 2 вннед/єшенеу "пінчиегашної т илае 
ойи доп от  Чїжоави рід  кочшзовьедогави  квнневнешооцороя 


"шеІоло іогогф ен кочишзгьедогави 
вяпнашпьш вННейдонешоя "еешіпнаго/9. пянкшіо жеодрєз гоп оїт 'ЯМБ'О-ШІІ 
ніш тонвашівоц 09 иоров0ід вкочшзвьедогаги внневкешооцоашнанцч 


"вишом огоньпашнаше дів вннацецо кочшзгьнедогаги 'о028н ппеоциеш 
пшвелеошопаомпе чшовиовеор гн от ЄМшеагвиташ квннешовгн Ляогипя дк 
"ииообовн ипеоцниаш ипнкашівой кочизеьнедогаги оішеіоло пшеесонитецо 

"віппиво жеавгиг хпнагнажні хпьомної 019 вкочшзенедогаги іжоеавиї 
-шенагашні 'єннекешооцодшнеийе 'єннез/єшенея 'єнневешооцорояї 


"вннетіитпайш ІіннінНХеши 
"вЕНЧИВИ ппаш еччорвиюмаг 
пившоовпижомі питпньпєюф 
питнажейдо є діоо деадашой июкннеохва є шопь Лиош 9 ) шоєЛенво 
ЧМЯшенооайги гшениіх 
"питгшнейляор є пшодоаї вцо вннейтіипац 
"моБошля ппькшпо 
Хивнійагш-о0Даі) г/шоси хіНШИЦИО вннеїтіи ой гноє 
"ЕННВе/еог/цодо вноє 
"вноє венпіпеишофн/і 
"вННе9ЛМІБО ВнОЄ 
«(ноє хпнчценоїтянлф) 
анетіипайц  реияо | ппягш  пшееЛшмоойцеє  кочшзеьнедога?| | 
"иохер 
уиппеоиічиоз є ки9іоЛ9о веохавеоцоноо оешіпнаголд кочишзвьедогаді | 
"вннНейдовн кио г/шоои 
ицоомк ивннетперш гш гЛшооц ор ИШшішоор иквннетеанойц є генеєнеош 
соо-3 ВнОо9 "веуваноє  теєшеадашнейпго є иаофей /шелеи шненошиоя 
г 
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З 
ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ ГРУОГБТ ГО. 
ро ро ро ро р 


"«ІнігаЯд 2 пчацєгд іонжежой випевоа |» рІд0С-100:10 у ЧИУН - 
"«8ІЯпнНеїтваш ітеваш пноаохо пиївіпевгрошодой 

внноьваецєгдеє онеоо0шо пгоийпяе інчивгеє» г1-1 1./-00:0 ЦПОУПН - 

"«Івшіпнаего/9 / пшодоад іньпєгро0а |» 0102-2-Є1Я НЯ - 
"9еішнемгонлф вннежолаошцо т еоноо вннгееЛйштешя гш шідой 

хпнвииює вннеогеоай обоїт взонешогн  :8102:892-РС1Я4нН-ЛІ12Н - 
.. 60шочившпоашо 

9 видовє п пшоончившпжиороай ічикон, ,С9-Є0 Р0'І ШПН?2 - 

"«вешіппнаго/9 шшооцеепаш вннеавенетя» є102:є2-РКс8УЧ 12 - 
"«ІвшПппнаІо/9 

А вчягиєгд веопцопиоай І іпгайш гнодохо» 6002-2-2 7 у НЯ - 
«"Пплецєг9 пгоийтя пеорлдвгє 

тоненчяитйті хезои/ 9 оешіппнаегол4» ч4н2 8002-Є: Є -ЯнНЧ - 

«вешіппнаеоЛ9 91ішяз, 90 вяецєгд енжожо| |» 910С2:/-11:Я НЯН - 

«вННеногид0 
огоноеоцої? І віСОдшОПаш хпнЯПейпіоіш 'яіНнеаїм хпнашеи піОШОЖешШНО8 


штешедицоме овь дош іпеай пнойохо гипева |» 891-09:1-00:0 ЦОУПН - 


"«вешіпндойпае огончиза8Іо/Л9 вітеєтінггао» 910С2:с-р 9 НЯ - 
"Ашопхеєомевнопид оіотвдшоОпоО 
оінненрецидо  звгкиош  ішООмПІШОФенгов  внецішо (||| кие9іо/4 
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ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ ЧР ИРРОСТО ГО 
ро ро ро ро р 


чопш огочнргаго 
оібодцоєвг  'ЯМО|-//У | Чіпеєішенем  гіодвошЛдоц  ежеайви  'оіводцодров 
4ашпоохойй пінчивашнеї іїппиле оц вешіпнеїо/9 пянкшіО жеорєяЯ 


"Яр'о-П ноє хпннодохо вннеитпашор онеьедогаги тошлаоді | Лионаггрії | 
Аяилеодйи оп пянкшіо їжеийі ІОНОІХо-ОННедз8іш Жже9е00є9 чишкдрохоайй Ямр'о паоцо 
жоме| сямр'о паоцо інадяне 90 вочшкоохенє пеорловє іпнкшіо ген 


"внееагя ог-8 вечилЛ90аий ор діхпе з ІСОХО 
Хиюньінеш егн жозме| "ооводрлдеає оіондпого сіов0цшпж є -- ІСОХО ЛИІОННІНЗШ 
ен 'оозор/деє огюавохадвоцпапшов осювоцшпж є з/жем вянншо ІдОХеє 
Хионнінеш ен "иіпнатгрі | иочилеоай є -- ті00хо Лигоннеозш 'оончигашненб 
оіппиле оюнчивашогви є з/жем веянкиіо їооХхеє  Лиюннереш ен 


"пшейгве ідогіно 'пашів інчипо тпаЛлшевавиивш пнійієя ІІ 
інддгшявавх тноговгн палшеагиймаш пивннеепиом питпепихиташ І пивгпиоїз 
пипшовгь є оюиютє оючишоФдом 'оюноге огнжкшеє "лошіш ипепит/(о0и 
вочизлєпадшягавх от  'ппнчивешнанпшном-онаттюй  Жнопед  шеиішу 
Іноє підоцешооош зе "нопеай Лионьпшейтя Лиончио2910/90-оналшчешіхав 
(Хионоїхеє-оньінеї |) | 2 кочшпрохенє вешіппнеіо/9  япьнеопецу 


"шоопе ітешопо 
піч ПІШИОЯ ЛП и / 8'є9-С9'99 хежемйі 9 пяБенєош "Амиівашен Лиіонріхо-оннедреш 
9 ИОШПХ/ иіпньенє іє сзчивга ппегоцой звиг вешіпнеоїо/9 еяниіїї 


"иіоепаной ипнк 9ваш інацевшореай 
вешіпналі0/9  шнаейоим/ ен вннажововгн інеацеє "тшоонжлишой іонеитпаштпегн 
9шнлаг иквннезЛнейи гш иівннешлорів егенаногимо  паошпаавши ішоотяцід 
ен шигє внхад90|| "пеоблдеє обід енчию вешіпного/9  еяннийї 


УЧІПИНЯШЛЯ ЯОЙІД І УЯЧИБНУПИУЙІШЦЛЯ УЧИ 10Иазі Уа УХ с 
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ж ЧОП'ГО/Є0-0Сс0сЦ 
| зар 


обмити 
оїоньшггаая Анажоваосцо гш им 001; тшоподпшошоцоній имипнезорлашома 
Хнеайишцеш/ пшпьедогаги хвннейтійпаш хі28 Й Лгошоії | 
Лиегшопо Аньішоороз пшпьедогаги шегайноий ген 
"иОСс9 иомоая Є 
пшенозмпе пола "иідс сіОнпітеош ийісхос пивнолад жій егш пивгеноая 
жі пшее/штеше ппяв'ишідрсе - ненееоиоша ипншееопцеаанімі 
пшпицешА ошоіазої | (44 шоєоа г2по) чоцед гш ечоая хпнк 2ваго 
є Ахер овмаву тпшітаайдо пінк 90 4д4го оси вегіичивф є -- визІд3ої | 
тидОСХхОО ІХО09 еш мидосхо0ссх009 
иоашмієоа ",Иугя др оішоінчніт плоцд іннОШОедоєвг пчроаогааі| | 
ПИС9ХО0 І ОСС 
ЯпшОЛд; йенеийівмя мипногогф ипнепшеаозмаго иквннажоваоцо 
уіптагеоаи є имиідс -- пигшпийш питниеаеошеагвнім пшпишцешл 
пнішо інтінеоє "иіІ9 дшаенмівіо 200р- у ЛлаЛлшетмав пшешопаонмія 
"доБпиваги вннеапцио гноє "9ічоцо Лова р огонжом вннеелЛиав 
Лєтдодй ов Анодошо Анжоч 89 ииі006 осіии Лєгдойий огонномів Анпапт 
ен ионлі9 біш Лова внне9/тав чинаейвонліф ен 9ілоцо Лока | вннееЛиав 
:пм0вия ивннез/ тав є ітій/2 підопейя ен итід0СЄХС/Єх009 тоаєоа 
в/н дор оішоінчийт плоцд іннОШОедоєваЩ -- пніШО ІНТІНЗ90Є 


ИШУ Та 1 УЙІ У ППЯЛеЇ | ОНОЯХІНЯОСНОО  с'Є 


«Шдивгши вкочшзенедогаги ошеіоло 2 ідохе гн 
"внненоецдо огонагнажні вннге/( тмешеєоа виро вннеїтіипай -- 
""НИЙ| вио св'Ш 9) виєЛенво - 
Яжі Лиюппайц пшенигя -- 
лонаовоггаги - 
"вчБош/ИЯ оговбкшпо - 
"вннетіийпаш огоноїфо -- 
:Є квочшзвовиз3о виЗІо/9 ончиее9Лнеці | 
дв /ч- шейїной вяшиоіЯ и є'7 чипеонешо вшшипазчгаги плед 
ор гшоопя ппеойічиеоз хеїї и9'/ хсБ'9| хко0 29 пигватиєой є "шеерш єгд 
Дзоцдоєвг є визЗіо/9 взеохагеоцоноо -- чонпо/од ппнепшеашоїній Оу 


ЕННУІТІа ІНЧГУЯДНУПИ-ОНаЛСІЛЯЧІХаАМ 1 Є 
УІЯ9,40 
и. УЧЛИ10ИаАЧІЯУАУХ УНЯИІЯЛа їюноНмОНАЛМЛІМНИХаМ Є 
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, ЧОШ-І0/Є0-0С0СЦ ЧР ИРРОСТО ГО 
на ро ро ро ро р 


"80 Й 

хпньігоцогг-онагножні іооновиз3о паогашея (ішооновгизо іочногаг?о) 

| 00 вкочшПо0нНОів «ЕННВЗ/(ІАтпе іннігОЦОФг-ОНдагнажні оай Лшіеє 
огоннінхе |» 00 ОНОІФОЦОЇІЗ 91дошеф іоони/яло ой шідоа гяннийї 


УЧФІПИНЯШЛЯ ИЯНЕШІО УЯЙ1О0ЙачІЛУАУХ УНЧЦІЯЮШЛЯ  "йЄ 


"ношавнооціг ппяпіШОоогоцов пшеведоошове хеиєЛенво 
Я Ловнавя Лиовецешеийі оц питгешпиш пиштнношавногоціг ончиешноєпаог 
пшптош ошешо /Дяьошія ЛипоБвшпО 'єнненогидо огонагнажні 
вннез/  тешеоа во інно тіипаш "питгшненйі/лор є пшодоаї вцо ішених 
"шєЛенво 4 Ловнчавя Лиюванешеиі оси иИІс'б питешпиш питпнношавноціг 
ше носи вчептош кочшзовьедогаги вннетіипай хіо8 дк 
"пивжевашіо 
питаезініи сне є кочшовьедогави їжі Лиоппашц гшениїя гш енаогогагаі | 
нє"; ЛХшоопе гн гмшпий гннімеавя - хеиєЛенео 9 'огонееодавфош 
вш огонгалшенлштои Лноцдоєвг є пчоодогаайви вш пніШ? 
"июошяеоац-нпеепі є оноігє пшенозмпе 


вннгажрваоцо знтіаш ня 


"Лаочиочм огойю пчиеф - шегт8"оп вшипазої | 
"пшевесншоєоарІе 
вш ти дос моцодпиошоцоні ипнезорлашома пшпицеш/ чиомоН 
хе е хпльЛне гн ЛДяоцдоєве ор кочшпий8я ппяк "им С9Х00 1 Х0СС 
ЯПпШшО/Л с йенеигя мпногогф пшеаеосіппидо чио3ой сь'Ш е"'пнІШО 


внножрваоцо знтіноеоє 


ЕННУЖПЦЕаОЧО ОПОПІЕННІтТІа 8 Є 


Лшодпшошой огонанішог огончийтолмоопе є інецдоає "онмід кочиз/шномі 

ІЯк ен 'вшіфодї | Лєгаодйй огоннолів Лашемпаги оси пнодошо іочнтінооє 

є кочшогюіиціамеє г еьвеониеші Лноє 2 відваги вє вочшкодонпя 

іяв "хвитфоаш хпнітимоопе хпноонпе вн вочшзлшноми віпялашонохм 

енноліЯ тшего/9 щшоонепшчлафгогагна чногвій ппяоопе зЛьегцегдвє 

оїт Мовогф еьвеесішцеші Лноє 2 номід жешномі ппиЦцеш ппноонпа 

вкочшзвьедогаві ди 00С-5УЯИІ /91-С0С10/ "ппаю нідйошо ходо є 

ашоз 'пецацн читфод | шсумхьи с/'о гетнем  гн шизоноюгводцоциаш Лаоцо 
рю июшнзатіфгоеояз є '"шелецошяо "еочпшовицопешаеиї - ідд890 "енніЯ 

а 
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ЧОШ-І0/Є0-0С0ЄЦ -(|РРСО 
нам ро рр ро р 


вш нішо внненШшшоцо огонаіндавт вш 'окой ппнишоном єгадь нішо І 
допо ппияшоаож е хпненоз,90 шеганой піпчлашоном хпнк 9еаго вннен/Шоцо 
огонаінавт  сготоцор  вє  кочизЛИьоецєддвє  Иянполд  чшоїшоаож 
веодошооа | пнпьєой Лиюзвопайня ен дд0ра плави пловия іонношоедоєвг 
Є пивнішо є вновчавяєгд гвшкжнппай ШоІО/9 еивгхо енепшялашоном 

"ШоІОЛо пловоди то 28 ЛМинлаг 
огонипогн Ичигпе зенедогавги пянкціо вннееДнейци анчивгяпшагя 
"ролаоцо 
хпнезошлеоайй пзоно0б їшоозк 9 вочизлонейомгай ген пивгчпшопагшневавх 
пи/пнькІНехей питячєпн еш ошоіне9о0ЛиМг 'єншоїнчийт оірнамонегавн 
єї Дяєв є Л (2-1) адагт паннпиооа-овошнлаг гш (1-1 ||) шнлаг ппнипогн 
яв ягш 'є-ч || шнлаг з/гЛио Мшинегйвонлф оговольншшо вио сово0нор 


ІНЧЦІЯЮІОЛЯ І ПЯЛеЇОНОЯ Є 


"сіннеоїюоаш оп 90и/ хпеошнлаг Хшпи 

І 00 вочшпооноїе вннегнивеє хгееои хпнооапаш А шідоаї еянкиії 
"ІннееЛльойгеє пай ішоовпшовие іного0ай 
пшвиезкойи хпншеоє 'єішнлаг хпногооцооаи ітеош іоньенє І900Л/9 
ппньігоцоОдг А чшоїневен пшпьенєгє оо паошпаагши іонееЛопцио хежемі 

А ітпак і 2100пойш ХПнНЬКІдОЦОдаг-О0чпЕІф хпновгьл/о хпепишкнпацогн єЄ| 
"б'о чашпеонешо 91шнлаг вннеєдви рай 

огонноєго егенпопиег геньншошегедочногаго генепшеиаон 
"вногаго - шешо ор 'кногаго - чоноподо хпегінпе2 
Ср 'єногагдо -- чоноцодо хпаезініЙ Ше 00 91шнЛлаг чшотнопогаге енпієодо М 
"піпмашоном хпнношадоєшеє ор інепогагван гш р// пчавиг Аношад 

00 інепогагвочногаго пигчпшопавшнеавх пиптагтпен гє пшнла | 
"шпазхеоа гн порогз івошнлаг 

иг 0"; внній о пнпдпие 00 ( 40202 ппшаш) чнее/ятпе роави гн 

"Лаочиом огованьпаозм 'ппньпшовишцогіши "ппягай чонпие/2 - р-чи 
Хаочиозм огованьпаонм-оишіво 'пподдешешен 

шеам 2 'пподгеш 'ппеооги "ппягай чонпие/2 -- є-ч І 

"вт поннпиооа-о80шнла | -- 2-Ч | 
Хвшшіто огончивдаеіолод 

иівннеьонш3а є монпиело "сі |) шнлаг ппнипогц - 1-Ч1Ї 
:пшнеийгивз хпньігоцогг-онаганоажні р онгшіопе 

9ідшемі |; |; об Анпопиг Лнеогоєоа вн ієідЄОЙ Лигоньігоцогаг Я 
"9шед с згрви3о у-р00С-с12Є в9шіипнаголо Лнопеа 

вио р9-м9Ц| пиечт хепвод Л пІО ХПНЬІЙОГОо ЧИОІНЗпОнНаешні 
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ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ Р І, І І | 
ро ро ро ро р 


човаои Лиювохет зе ииі г'1-8:0 МОдшейтівір 
уиюшоао ипнагеєк 2 вочикниціая Анпшеадги хкпоги е пшпялашоном іншшоноцуу 


900С:09/58 ЛІОП Є 

оногє 20рсу вгш 200су шия соалшеиав інгееомав 
02/912 ши Аношдд є іннОШОедоєшеє ІінШШОНОЦІ пяне | 

шиО0с єгагн об0су8р 

пивавянне кочиз/Лномпе шеіоло 9ішшнемаие 

хпь/огн ор чородогагаги вннагйшіа м гс/ у 

інпьєоай вн 8002-19-/ СЯ:Я ЛІОЇ еє 1524-0091 
-001ЙІ-ФНЬ9Ша я пигай іоннійвагя іоцтшонеои Є пяооаоггці | 

"ИІОЯПНОМ 

ош шегйной пиивд іні 9д4д4го гш шеиавлеиі 

вн кочшогвапио печоадя ЛХшаоо ог-є пнпеогаго 
огаси хпнпозх є иггемоая ипнк 9гадо ой веоичивгЯя НиЗІаЗОЇ | 


"пиваовшо рен еяьпигагви як квочшзлеошопаонмпо 


жозе | 1610С:09/8 ЛІОН еє б0Рсу еш ОрОсУ ЦЯ (еякпивави 
ораЛлшемав ппнееомав 00 | - Р/Д 0С/9І12 -9кош) око 
я Аношодд є пппнношодоєшеє ппншшоноцу ппншшоноу| | С 
"ИИОСС Інтиашлне 
- ІнтиашЛнае "иміс/7 сіонпітеош інтін20Є нпПЬЕОй ВШ ІНТІНЗ0Є 
Хиговопайя гн 00Ра плавиг пяовия іоннНОШОдоєРе Є| ібХОгн пніШшо | р 
610С:09/8 ЛІОП еє 
20РрсуУ гш оддсу пя соалшемав ппнезомав дс| -і 
и 0Г/912 шия ЛАношдд9 є "'вНннНВегнивє огомодпиг 
ан '"ппнношоедоєшеє ппншишономі ппеолькнйшо шнейвонлф!| Є 
85 | 2 |і 
цу 
пійчлашоном опио вннеелЛнейтен ЕН 


оіппидеш зе інгогає вннатіа інепшялашоноя ішенипаЇ | 
дв0с'ь9 іпшіоів пІНШОШООДЕе Зерівоцоїе от Іхагеоси 
оготаги пгоцош Лхагае чназіа ошкжнппай 00070 /зишиоіе Днеоиі гє 
ндсЕЄ /ч :еяпном огончидаганой вчшім0іЯ (О01ШОХОП 
со--3о 6899 І) венчаиеодршєад кви9ЗІол4 'єщшнемеоніф хпеочльншшо хпншшономі 
я 
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ої ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ -(ОРСУО 
на ро ро ро ро р 


Ло0ае Аншпи шяз,д0 гн пшпевшооо 9іяпнчшозіОЛ9 9дашоамй ниїї с| | р 
"вешіпнаео/9 ор вшяз д0 ішоонеошог 
і Ппеаш пчецєгд ивгойте шідоай хпьеошогош хпненозмле чшоіногвошцріяе 

оди | чу пшеипашо оешйипнаїоло гн Шшогєор вннеиташо низи | Ір | р 
Інеицноголо ен то Лиюонаро901зе 

А огоп пшовизо гш шигє Лавт оговооа вннекіає пшеномия 0р рр 
"пиге90и/ пиштньінХхаш є оноігє 

вннанагцєгдеєогагно ого8028ьи/пш внневношяош пшеномия 6'р р 
"вупьнеОпемІ 
огончиозІОЛ/9 вннанацєгдаєорог квнновошлош д9008ьи пи пшеномпе 

вш ЛМинеаог огонжожош оговомної пєтвга оп пшодоа пшеномия 9 р р 
"пиецєд9 пмінхаш вннеьнагцєгдвє вио вннегелоошопай інжіЙОЦОЮ інацеошогпе 

"пиєІнехемі "шнейлашоні "'ївшнаегні шяз до гн пшпевшооїї / | р 
ЛОНЕЦІО ХПНШІШОНОМІ 

вш шпий 39 "Є хпнагдє є ЛДгодор Леоовьитш пшез/штеця 9'р' р 
"Анеиинего/9 оноггє Ияпьнеопемі 

Хиюнчцоз8іо/9 ен вннетіипаш івошлдои пшевелшштеця с'і'р 
"вупьнеопеиІ 

огончиозоло /жоайого Аннодохо-онопхеє пшевелштеця ру | р 
"вннеепдєоа аньпегрогг 

пшеномпае 'гешіппнао/од Леоноо Иньпєгоогг пшпаовшо є | р 
"роідеи ппьзошогош ен аЯЦ іогизо 2 тешнеий нор 

тоннідоОцдОНХеши-ОнпІтеєінегао еннацдоаєой пшпьецеєгдве гі р 
"еьжпн 
вочшкооаввн ої 'поохеє інпіпеєінегао жолеш 2 19|02-6-|:9 у НЯ пивгоимтпе 
є онОгє Лооідви оговбеошогош поохеє пшеномпе ішогидо томчо988шШЦио| | 
"Анопга огоччодежнеоогонц пагжне? вон шиИо "2| 'енчигашнор шле 
:ор000др2е гє погаонітпидо іоччодежнеоовгон г/шоои хпнепшеашоїній ог 

вннеовгн Лашней оіннажолаоцо оп шідоа внненомпе Ляшевош ої | | р 


ОСІ ШИИБЯОЇОЧНІШ ГР 


"ппнеонод І ппьеошогоіш 
:вешіппнаго/9 поогави 2290 кочшзошеонешовє шідоа внненомле щшоонеорішодви 
іоннігоцонхеш кннежагооо І вешіппнаго/о пчеошогош ппеєтнегао киїї 


УЯІПИНЯШЛЯ ИИІЗХО ІНЬПОЦПОНХУОЇ-ОНИІПУЄІНУЇаО й 
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З ЧОШ'ІО/60-0С0СЦ 
м 


ЧО 


Лношаод внніОдгеш Липжеай огоншоюгооцов-она »шеавииваш вннагадовшо 
вио гшпазе пшло еннпеоои ітійл/о іонношод квнхадоои вннеоОвимхл ки2І | 
(еічподля) Аношодд 9ічєває хпнчшиодшном вннез/доашпе гш а0ів 
пшпоовойй гвш Хшялегоади оговодоа ивгойтпе япшопавшнеавх І ашоіноів оцоіо 
"тіло  гонноШшед  чшоїк  пшееосшоайшном  онбіїхдогн  іннеедношад 
паї! 0002-96-/:2Я Я д212р/ иегоймпе пшеогвоцоїе іннпеои оішоаашном поошемі 
вш вннейиппай еипеовай 'єннее шогпай "іті/и/2 тонношед овия? 
троелряСяЯ Я 12р/ пегомпе пшедвоцого гш шаоцови 
пшеиг еннпеои піпнлайшоном хпнношедоєшеє хпншшономі кио вело шецо 
"пиваошевадівоодшнойне пипнниопиг пшезе/Дномпе Аношад вннеанчиїтд 
ньлав пшвеДномпе Кношад ЛьРго0| | 
"вдаошкнилцінеиг Дягг гн Лжешнее пшпавовг 
пшее/(ітікгави кочшзкнойодає інн вгє "їждиі інеєв3е інеииного/9 ген 
/х2 оліол Лишпш ваошкилцінеиг огончитоиошеов 
орг0иїцор вє кочшзве/д012 9іцетдвшеиі хпнчц98І0/9 вНнНФежешнеяєд, і 


ИІЯЛаЇ ОНОЯЕННІЦІЯЯЄ Є"? 


"шеголо іоччодвиЖав 

оешіпнаго/9 пшевоцеоай ішоонии тіоншчегойи вшшлодвн визії | 
"игедопож оси ваволіиі є 

шнемерніф пшпиеє гвш Лшнаемерніф оп пшодод іналшейаг пшенозхпя 
"дппеєшенеям Леоаепиє зе вили! 
Ооіннкицвашой квннегідоцеє вио "япнипішобі? чЕкОоОПОм євавгь оптеєшенехм 
Деоепиє 9 пшее/Дномпе прог Ляьеаз3оїя "еіфимл/є икннееЛеооршовє є «тон |» 

Хшпш пивооовн пшвеЛномпае /яьезмоге Ангеосишонч іно гн пооа2 і9кош паЇ | 
х28 Я0Гг заошевевноме сіогоніоцодр 

вє пшнейтгоніф ош петнеаш гш енееоцишом вннееЛшозмогв пшеномпя 
тетнеаш 
вш незоишоня 8 під8ошпаагши хпигацташ є 008 хпеоїтор оіннерецоцан 

оп поохеє пшпьедогаги оноіїхдогн шідоа хпнкииює інненомле паї | 
"шяеоашй 
Хионео 2 шивниппаш от 'єннаетіа іннігоцонхаш-онпітеєінегадо зоіньош 
"врупьнеОпеиІ огончиозід/о Лнешо огоньпшмлеф иєннеае/хеа» є ппашом 
аЯШі) шодоа внненомпе шлооаї | звидоаєой япноваоі | шідоа хпнеоно0 
внненомпе Ляшеьош об штешнайляор піншчоойи 9 шижнппаш от "пиївннаетій 
пиштньінХаш є оноігє 'геешіппнаго/9 Лоогаги огонеоноо шідоа внненомпа 
вочшзанвиовєор Лооідави огонеоноо пшодой інчиозіОЛо гн птевавичнар 

вннемтпашо гш Лоропаги огобеошогош шідоа внненомпае книзі! | 


Оіа |ЦИЙНЯОНОО сії 
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СІ ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ ЧР ИРРОСТО ГО 
на ро ро ро ро р 


б00с сс ЄМ 
НА сі Хшоєоа гойипе оноггє пшееДдномие пшодой інчИиве/жоваоцо 
Інхагеошї іонгеодавфош 
вннехпопе огонаїшюоног вннеьнецєегдеє ко пешойй Іінноз3і9 інНди3оВгЕ 
"вшишімо  генешцерпе 'пшодой інчивітецо вш інчиез9сн90р0єо "нчиозіоло 289 
інеьнілгє гр "хЕННетіипаш 9 кочиизвмо шор шідоа хпнавивиг внненом1Я 
"9, Сі 92ьжпн ан вашівоц 
гІЛХшеагитйош пай пшееДномпе кочшзвчолиор пшододй інадшеня щі 25 91 
гьжпн гн пшлд еннпеой чнайтіипаш іннацдодрео пай иои 012 и с") щшШООПе ен 
енвашітае 'нашівоц ваЛлшеавийв | оіодалшеавиташ смозо20ии є ХЕННФеі тІИ Па 
9  пшпооводй  онбїхдодн  пшодой  інчиее/жорваоцо  інтиашлня 
"910802ф осіннажоваоцо оц пшодой інтінеоє гш пгоцош внне2/штешяе 
Інчуевоіппидо "інакиви "іналшенлушит «еешіпнего/9 еосий оноггє "шеолд 
оц Іієкодо Лиюнеошцан 9) інтиашЛнао чшкоохе пшодод інчиег9/жоваоцо я 
"шідой хпнжешномі -ончшое8Іо/9 
ДХомеициюм вннетаговгє киош пшеаеДноміпе пшодоай інчие9/жоваоцо 
"пяєв ваги 
хі ІОНОІЇХдОан Жжочеш ве 'яі9дт ішоончиеяпшагео вш ішоончившноєпаог 
оомипашнпе є  пшеедномие  дбішо  Кчоцдоєвг є  ніШоО  /мовиму 
"хороаоггави вш нішо пловия іогпоай 85 
пшеедномпе "иошчегоайий ипьодой хпневедогавги "тін І 9дісі9дойй вннее/ ШТЕие 
"хчоБпиВгдги  вннецеонешод  "'Чнее шШтпа  хпнавшнезні хінташлЛнае 
Є й є'1-; сошоопе пиволак пшее/номпе бшо нішо ХхіНТІНФЗоЄє ЛМмовиУ 
9ФЕї ш600с-с-с Є У НЧВ Є Хшщоєоа пивгомпе є оноігЕ 
пшпоогойй піймлашоноям хпнношоедоєшеє хпншіоном вннеелштеця 
"рдодномпе Шшоаєо0 є ішоонтімі 
тондійшой ионошаед внненгнооо киоіш пшее/номпе пядішецо вшшиквнеє 
"91шнейгце 
хпнепшялашоном є огонжояї ко «ЯГ| 9 кочшзошеонешов  "УчоЛшецо 
пшейінє  вочишзкиовєор піЯк пай "Аношед ч4шоїннти  енчиеийній| 
паошеаодеи іончиз98Іо/9 ивнненИшеє 
є чопшпоовойди ненпеоц ношад квнніоддеш  пивЗом/ вш іШоОСонНиІ 
Лаоден ивгнейцішо їчтіило іонношаед пивяпшопагвшнеавх гє чиодшном 
"єннехпопе огомопет гш паЛлшеаагийаш внненійгє огохе!а 'єіаволд 
"бгюЛлашо рів пшеітпхеє їчнешо Лиогоцоз 29 ношад ппнереинА пшезЛиташта 
соо-3.  ОНОІХдОвн ИЮНОШОд ВєЄ Ловиегн ой 9100Ххеє іннеоодзоай паї | 
я 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ГІ ЧОШ'ІО/60-0С0СЦ 
ном 


ЧО 


пшід іннпеоц пшодоай інкнийивє "чшовьенеой хі іяв 'віленє оде рлаошо 
хпнигаєрш "'піпемінКимом тияеойи Й хпнеєвгмле гн шідой хпнкшиює інненомпе 
пай внндйеки9 ієгд к "петнеаш пяцпогє ор пшпоозоай з9іоо9оацодлаш 
вннееЛлдоашпе і пшодой інпіПЕиОєЄІ "9ічпШо ЕННереизеє Іі вЕННВЗ0іав9є 
"ЩО0І сншоінтопошожешнез сміончивипозеи! 29с7-24 "шпши 
енейя огончидотошяов иівннеодДО0ШОВЕє єї пшпоовойй жеавиг хпнагножні 
дЛлаш жешном 1 91єкоо0цоОм 91шнейгие хпнамдє вннее/штеик "пивовегпад 
питпномейцциїюм  пшеедномио  жеадви  оіннереичофи | Соц  пшодод 
"оізіпеєінегдо оіончио289Іі0/9 сіоноварш вочшзвидоаєой от 'шдоа 
внненомие тошмчдойи є оногїггє пшеесіногіоє петнеадйш ачнагйшіайм ддо20цо 
вш шідой внненомпе я9і0ошеи! дідпе ппньошешоо т шідой внненомпЯ 
Лд3 авгн огонеітій є 
вочшпеєоває (пеорлове Ііобоїної хезои/ хпиопшо е вннееЛовиз3о огоео02вьитши 
4поїм ішоОоОншлобІ? пай) петнеаш шпогн огоншодозє кио шнла| 
"иіОЧпнЗеоигє є сіннаждогел оси 'пшодоа зАномпе от оізтеєтінегао сіоноваріш 
«ІЯШ Й кочшздномие паетнедш Лшпогн огоншойдовє МШшинла! вннееЛогиз3о 
ого9008ьитпш  кіпої о вНнНнененєпя  спивива  пипнашєой  питпоегиешаені 
І пигшпіт пипнавшнозні питпньк9ваго чонішо хпнчашеяпшаде икжннаейцціаян 
є -- 4чноежововгн хпнейеє внножоайадє вио 'кочшзвепаєод от 'кншшпаношй 
огонношедошчцефог топи веннетнейіє вио 'єгїоом/ Лиїєпай Й чшововио 
іжеадви ІБОМНОї ПОМ 'пиювіПенінли ОМ  ПИПЬОГО Є нпшоеаги хеянкшіо ен 
Ань/ав -- хкпои хпиопшо 2 пь 'піпезмінлиЮм ДєПпид9оШ «со ШеиОи ОоншоОйо8є» 
огоненогидо "хк27 Я2Гг шпши 'иодошеовноме кочшовидоаєой оїп "ис"? 
ор сіонпдпиг "яоніШО хпнчиеячпшагае иквннейшазнеє "хкотнеаш Д пшееЛномпе 
шавєшенем  іо90їтор р вш товош/дой  "Мроеодцоров  вннеОвинОйЇ | 
хедлаш хпншнейгвподев 2е -- чипилЛе інпшоеави паш і хеянкшіО Ххпнажаеийідо 
вн "шигє інхагеси 019 и; ор вНнНеОвгих інпдпие пай чнейцшая єгд пиювяніШО 
питпнаценчпшаге є хкатнеайш Л - шигє 9 пшееДномпе внневешооцоашненйо 
жедеи  внне9/штеик  "Аньла9 | - хвої  хпиопшо 9  'иіодоо0цо 
уиіпнезобінехди  пшеедномие шнненешооц-оров вгш внневкгешооцодашнойе 
жедеи огино // жодеи хпнагножні хпеоовнитпши  внне9е/ ШшТеЯ 
"810008н О020ИІОЦОЮ ВЕ ИОЗПиОІ900079 
уипшпамогюв ачшоївиерпе 'звевилшшоси вяк "роя оваш монкшіо хпнежпнош 
є чшоїенпьой жеавгиг хпнагнажні оіннерегияоай І ошшитпаєоа оби пшодоа і 
"шідоай хпнчиее/жоваоцо овь Ош 
вешіпнаІо/9 боги ппнеоноо 9 пшогае жеавгиг хпнагножні вннерешяод| | 
"пигвожлио пиштнпітешеМшциоме пиштячоі є чнажоогош виош чнашогаям хпьодой 
ловшо вн квочшоївньошА жоадаги хпнагножні вннеогичоди поошецу| 


ПО ЖІаї Й! ХИНазнОаЖНі ХІНТІНЯОЄ ЕННУПУПЯОСАЧ  йЙР 
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ЕІ ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ Ч-Р'ИРОТОГ 
на Ро ро ро ро р 


"Хобеоацоєвг внне9/тіеріш 
"пигшпіт | пипньоегаго пипнавшнозні  петнеаш  кннейшіау- 
нстеИ! 
хпнопагийоє гш хпнавод вннее/об0шове єгд пдж/шо іо80євг еяпнегшоргаш 
шоонишіпацй зе Аньлазв  кочшпрозодй  петнеадш  вннейцдоаєоа- 
: 6еі0090дцоєвег хпьоїмної Ашопхеє ороїт поохеє вочшовьнедогави 
иошчооди іннеогичоди пайш Лоовоайцоєвгег жеайви внножоайзгдє ниїї 
"ииобОвоацоєве ипьоОМЛнОЇ 
є пнипшедвди чшоювию ЛДянполд оо жедйги хпнагножні вннереин3оді | 
«Іжодагирашнене гяпногшоргаш 
ішооншіпайї 8 | Аньлав  вннеелфаЛт  кочшпоозойди  іжедвиюоцидш 
тонигєдШ  Лєпидой  шпемінлдиом  інагенажні  бш  петнеадш  вшшпаєоа 
во пмінхоеш Іонппавдийює 1 81єінеходиї  шІідод ИюЮЧШеной огаді| 
"иошчеоайй ипивано вочшзанидоаєой і пивгджлцо 
пипьолМше/дишома питяччлмі є чнажрогош виош а4наейогаям хпьодой погшо гн 
вкочшишзаіньош/ жеавгиг вннергичойи обоошецу| иоагеорчилд чшовипогє тішОШ 
"іє" Хшоопе ген Яньлав пооводацодлаш чшовипопай /яшевоцо :пиоппаш 
в90 / кочшовипове іагтнеа | "ппивчеодивашоміюани ивннанчитті ипеоавтой 
є ух28 Я2р  тодошезвчоно 9Іроводцодлаш йвннеоейия  ішоончипевай 
пчатвбгави | киош  кочшздноми9  ШинЛлаї  квннейпогє  гншоайоявє 
(иошнлаг ипнеїтіш 
пшеедномио кочизгвьедогаги чнетіа хпнагенежні оноігє пивгойор обш 
петнеаш вннеипогве зншоаоає) Анопеа джлио хпняшенлимя Іптоізор 2 гнеєвгне 
ву 'янешодбі? ен завєга ппеоогьнитши 98 вочшпєо2рі9 пяцповє гіоншоайояє 
во ппншеопацеан ппяє 'шнла | Аньга9 пшеаедномпе онобїхдогн Лшинлаг 
Аядоаєой пивгжоавиг питптні є жоагиг хпнихлгойи вшогахеаави хнпо!и Я 
"длаш іннемоМшо пай 'оде 
"пивце овочовгипе іяв 'питешейргаш внножоомтоц 0іе хі пшегагол дот 'додом 
ппшпазеє 9 шшкєв пш/Ло іннпеоси пноз 9ешедея інпшоайви па! | Лосеоацодлаш 
внненпгоди пшезноЛшоо гн доїт 'яшочаоф осготоцор гє полаш шишпазмеой 
оц ж Лєварід чиоіюнеонешов пого | "9лаш егаоцєой ве-єї хпьоггиЛшопе 
обеоншовь вн лодіоріш пьо/оохвав ен 'хемоюврш хоер вен венетіеб0іш 
пшід еннпзоси генов "длаш ЛХшіп ч4шоваепансой Лоовоацоділаш інпшеаги 
пайш оїтявк "пивгрлаошо пити чшогрів ія 'піпеєінегао хпш еїяпнегшореай 
ішоониСпац зе 'єннежоомтоц пишаняпні доїт "Чнетіддош 1 ішипаялєой 
пш/ід іннпеоци 'шідод інненомпо пай вопшашоляє оїп ЧІПезмінЛИм ІІ 
"9іодшопай хпнигерш хпнаценпе чнажоомтой оіннегідоцеє 
оп пдрохеє шивнппаш ЧіпежмінЛигм інешенте чшодшелдишоме от 'піпеєтінеггао 
соо-3  / ВЯПНеойвє пяпнегшоргай інемпичпе пшодоа гепогмі ен "інанпипацй 
я 
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ЧІ ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ -(ОРСУО 
на ро ро ро ро р 


"оппеєшенея ЛЬоїНної 
зе пшерпзо гш «он |» Хипш 9120280н оіОгоиіоцо гє Ло0089 пшеелЛьвн3оізе гш 
пяиівпаш 2 Ло02 пшеапдє гнезошиоя є 'енгезоишом огонепшлецоаги іжемі 
оп вннееЛив20і9 пшез/штеше "япьнеопеиюлд гн внне9Анешии гнчиечпшада 
пшвелЛетінвггао б09 хпегнхаваеои гш хпеошнліа 09 Хшопхеє виїї 
"пивевеесіаЙнеєойоїе ода 
"пив3еідиваш пипньпшеиюани ивннанчитйті ипоойвтоай є Ань/а? оеочшовьБ 
ї х2Є Я2р тоадошвевномо 'кочшзЛномпе вннеишповгє зншоадоєє "июннаенчитті 
упеодетош є тошнлаг ипегіоїи кочизонопіоє 9інееоишом хЛєви геяипоге 
"пнійдфеш шопшо 29 копшпоовойи іннпвоци Лшяпіп оговочилн пшодоай 12Я 
"ропаги ппеомрогеи 9 гн пшодой інкииє пшее/номпе кочизлонейомаі 
(ні вш лома хезнеад ан дічпиез хпеошнліаї еннгеЙшШтеие 
"оіврідборов  ппеоовьвипш)  пигоо2  пипоегнхавеоц  вннееЛьомгеє рів 
полаоцо пзоноо Лшопхеє оси прохеє пшпьедргаги оноїхдогн шідоа хпнкиигвє 
інненомпе паї штешнемяор гободой погшо ген кочшзвьенєпе чнешоріве 
г епомі "ечпнеойгеє омоїво0 є онОігє кочшпєовпе шнлаг ппепеє 
СС ОіШОІНШОМІ мідтеоя І  сошеиойи сіоншоайогє" ипненогидо 
у76  Я2р  тодошезвнчоно  кочишз/Йномпе  Ишнлаг  вннейцдоаєо 


ИТОЧОА ІННИЙІІЄ ЗР 


"ноє ханнодохо хпноізоцоїз иівннеелхеай 
є ЛЖженедо 'вннееЛєшенем 'єнневешооцобов "чекає 'пяпашнчойне жеавиї 
інпшоаги паш і ошвнппашй жаавгиг хпнагнежні хпнигєош Кшопхеє прохеє 
Іеоноо 
піданагдеїт ен пившпий питнжойор икшшитпазнош ипеонеєв 92090 Є чи тіаПО 
іжейви  інавнежні ІБОЇ/НО  Чиоївиицвдашой го /годор Леооввит | 
"дбітнемйі І ИІ0'Є іІНФешооОів вн кочшзгьнедогави 
гн 91йєінехои хпнаго/ гшодоа гш шідой хпнчиезсаваеє вннеогзооац- 

"огов чо/9 
вннетійєоай гш вннееЛовги3о кочизеьедогаги ан хпяк хежаеийі 9 геноє гвнодаохо 
вкочшзЛипашняе Лоовойцоєвег орі? пмлод верпдо ой И0'2 інешобізе вн- 

«ЄВе 9ІПп4» 
туя веяпнегшоргай шшооншЛопашм е пчядвідИвашомівани інька пьоеошопаомпе 
'ночизонопІОЄ | деойдевт  /ровойцоєвг  ннецпогє гншоайовє- 
ооо 06 пи9еш хпепижоагшове юваш опи шідой жео0рє29 вннее/ штеца- 

а 
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ЧОШ'ІО/Є0-0с0сц 


"вшшквнє чоашо пчдливцо вшшненє овь вн Аношодд чшотініиі- 
"пядішецо опе гш вБеесіиеші - 
"єннеиташнта тпжеай ппналшеагвиташ ги вннеовихл дове - 
"Аношад еннге шаоцонваш гвш вннегелшогпаш прошамі - 
лнедовогдо пш/д іннпоои шідоаї внненомпае шичгойй Я 
600с:86 
-977:Я НЯ чопшеелагя онбіхдогн шідод хпнношаод інненомпе па | 
"єічОШ9 ХпаннНОШодошпЕИ вав жешномі - 
"піймашоном хпнношаедоєшеє жешномі - 
"піймашоном 
ханношед  вш  хпнношедоєшеє  хпнишоном  внне9/штеий  - 
:пшЛд іннпеои 
пигшодоай питнеоноо оогаги ппеоитпє 29 полаоцо вешіпнаол/9 овгь ОЦ | 
"хвЗои/ хпеоипє 9 шідоайї внненожмпе 
пеоцонхеш  чопшез/ипашор ончиешой ожло вгдгаш шідод кннодрд9 
овь оіш ЛДитош "кочшзвноги3ол агжло орогави ппеойитє 9 шідоа внненомпя 


ОЇ Ш ИИЯОЙИЄ Я 1ІІЧОаА ЕННУНОЯЛИЯ Її 


"июоашовін 'тОШШОдДОгш 'сміомпага 'пивноцдвт иквннеЗосіаи пе 
вочшзаонопІОЄ піпчлашоном ішоончивечпшаво ч«поашномї егеш піпчлИашоном 
вннажоцой огозонейци чиоашном ппньпєгоог | 'єннецціайнеє оговоовнитш 
вшо Лжешном хі ізпойц 2 ивегойпе июпнишчеойи жеави  хпнаеножні 
вш шеїоло інпшогь гш пілмлашоном 'яшинемодие вннежоцой ішооноізоцоїе 
таггаги (пінчигшненлашоні) піньпегоогг / звгкиой гш їшоомк ошоашном 
оговпндодпо шнонпшогь шовореино ониз0Оі9ан 3 ппякв 'ягашонтвави 
хпньпашейогег хі шішооньош чиоашном ппньпєг00д2 пшеаеснопіоє оноіхдогн 
жедги хпнагножні вннереичоди вш шо вннеогоє їюгпойй Я 

"пянвиіо іончио9ІОЛО Дяпнегагя гш /япнеомеє вннегіавдє ген тошявг 
вє оінне98грє чшоїгвгниош 'вгеешіпнеаїоло паошпавши ен інервинеє 'пеоноо 
тоншоопе гш іовонейи пленє "иівннее/нНОШоо є ис"; Анпдпие гн кочшомшомеє 
ІЯБ "пивменє питеоовнитши вочиздномпе шиооеаномі гн вннейшанеє 

"пініш хпноевагь оде пеорловеє іонекен рів кочиз/номпе шеіолд 

13108 ДІНПЯ "'«ІдшПпнаІОЛ9 92 пшодоа іньпЕ20096 |» 010С2:С2-Я РЯ НЯ і9вшопш вн 

вочшзондоаєой ппяк 'шдоа хпньпєгрогег вешіипндоапе иошлооай є ОНОІФЄ 
кочшо/номпе /Ияпьнеопеиї Лигончигод910/9 ен пшодоай інчиве/Днециєоі 

шпоевай І иаон хпняцозіо/9 ивгойпе І Лшчеойи вешппнао/9 

ЛХшязо0о оіннеїтіи ой І 91дшемеави хпньпашенйогаг чшоінрів оцоїе зЛьецеагдаеє 
губ 'ОіШОІНЬОШ Є І ІЙІ3,90 9 вопшее/номпае іннпеои пшодой іньпєг0096 | 


ВЕ ИТОЧОАа ІНЬИЄЯНОГї І 97Р 
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ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ -(ОРСУО 
ро ро ро ро р 


«91шянЛШ хпнацеовн 
пгод480ор гш їппиля» 1002-с3-Є с'Я НЯЇЇ ге0ип9 00 ОНОІЗОЦОІо? БОЧШЗОІНОПІОЄ 
хеЗои хпеоийпє Й вшшпачой огонношедошчиефовг вннез/шШштеияЯ 

"Легдеодиодшноце вш внненовгидо вннееЛштеий - 

"Хоочи гш ЛДгіно 02 піпчлашоном вш чо хпьодоа вннеїтпьо анпішоди - 

"нпьєой гш ношаед ош яне9/оошопашй вннагциаші - 

"двіяпниидоа ЛДегагідо вио вннейтіипашй вннее штеца - 

:пшЛд іннпЗдои боаги ппеоипє 2 пиггрохеє питпеомпьнерпеиюняшегееє 
"9бьжпн гш 2с - вашідой огочнтіне0є 

ооаЛшеавимеш  сіоводорочногаво  кочшовьенєпе  пеои/ теоипеє 
010с2:с91-9:с'Я н4р чопшеелипашор 

оноїхдогн хвеои/ хпеоитпє 9 піпчлашоном хпнь ин вннеогає овь ОІ| 

при "шідоай внненомпа овь біш пчеицєг9 в3інхаш- 

я 
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ешеїЙ | описи ходей 


ЕХ 
ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ Р І, І І | 
ро ро ро ро р 


"м | - ботдги ппьеошогоїш шопь Лиш Я 
21/Сс -- ВешіппнаІо/9 чшошеепаш енчивгееє 
гро Я М 
(01) С зон -щ з 
ТТІ 5 "7Я:7Я-71. 
"пшодой чиоінніиє зЛлеохеав ппяв чинзітіфаеон - ЯМ 
Ли910/9 пешооепидо20 
хпнепшялашоном чиоіниімло зЛлеохвав ппяв Ч"шнзттіфеоя - 24 
2ршязд0 внне029є 
Зо0и/ хпншеацяноям чииоіни/мЛ2 зЛлеохвав ппяв чинзітіфеонч - 14 
О1ИІ 7,28-Є0"РОІ ПНО 092 (є10с:се- Є У Я ХО) у ооо 
є онОігє "'геешіппнаІоЛ/9 ішооцеепаш япнєвнош ппнаногаголй 21 120 
Є 
гіч 
Я''Я-1. 
зво таоф 
вє кочишзененєпе 810С2:2626:Г9 У Я 10Ї Є онОігє ЧИОШеаепа | 
зо1ИС З(00МОИ1С-001)/39 ЗІ 
:пшвеанагайор 
гоЛд пткиоцпаашні ивннез/хеай є | вешіппнаегол9 чшошеаепа | 
26 РІС я Є'дхр'д/ :39в0ви3о ішооцвопаш пиаон ор шоатоаї | 
9Р'О/ "001 Х00С/(9РІ-009) 
літошци вннатнаигеє оиюгзгьненєпе 
шавиоцвашомо боошеиі птевелоошове глід ,и00С Йянпо/9 еітоши (91 02:22 
-Реу 9 12Ї у 000) гешіипнаего/9 шшооцезпаш 9ічпневной хпнаногавол 


шдвши 4 чянетітипаш хпногфо вешіипнаего/9 чшошеаепаш оиізенененя є:с 


1 ПМІдр І - шеголо ІіонОІфо вітоци енчивгвє 
лнео ІНОІХП9 ІЯВШ 
пьомеохеайе оиізевенейе вешіпнеоголд чишиошеевзпаш Лнепшетаон єс 
1 ) чяшовгь  ппнежлаооо 


йо 


п ппнеоє 'пппшвпацогайц гешочидвшпоашо зе гиереє п вешочидвшпоашо 
пшоончидшпжиороай ічиаон" ,38-Є0'201 ПНО вш Є10С:се ГУ Я ІОН 
ОНОІгє «ІШОВидО ІОМЧо98ШШ0| | "Анопга огоччодажнвеоовон 'павжнео вон 

шим (2; 'генчивашнеП шле :0006ддре гє порога іонітпиво іоччодежнеоовон 
гЛиоои хпнепшевашоїнімог вннеогн Лашней шеол/о іонеопшеашоїній ог 
оешіпнаго/9 геоц» ішшяздо гн вешіппнао/9 німав | | С 


УЧІПИНЯШЛЯ ПООПУЯЙай ЕННУЯЛІНЛаЇЧО С 
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вочшзальецєгдеє внненоладеє ов шигє шопхеє гвешіппнаго/9 
вннетазгаегеє киоїш чнажововн хпнацає вннайшеоноїе кочшзенедогави 
уппяв 'нецишоарнго пшпдоаєом оннпоо| | "9іцетавшеиї І піпяЛшоном 
вннееЛовизо т човош/дои хпеооввитш вннетім ой вио вочшолеошопаомпе 
оїт "хкпои гн гегаго іноїяв пшвелегіає кочишзвнододеє оньпаогашен 
ншаошпагши омоашологацд оц хешодоа гн огоп вннешопаомпе кио Мшинлаї 
(зЛної нів оїтяв) агт ппннишоой оінне9Лєає звгниош оавохек 20090 01 9 
"міпьОгІ вай НнАгпер пшетпивє ішодойї 8 
подагаги гоньнінхаш гш оіошооаш боаги 9 пінхаш пінчид8ІОЛ9 вочшзниогеор 
ан ашооай ппнвашіеоои 2 9іопчпе хпньегцєгдан вннатнеміє нитї) 6:9 
"пнпоог інндо 9 пячити вочшкоовойй пшодод іниЙ т оепидо2о 99 
Ляшідойпе огоннійіє хі хвгнодо 
зе хгеагнпеашнохм хпньпшейадг хпнчивійацо 29 шяз до гн вочшизкивевшови 
і піпеєтнегао хпняшозіо/9 хеєво хпневоєшеашной ген кочшповзоай 
япшовиг хпнпійвШоєІОйдІ? внНецеошогпа і ЕннНезІдагіОш 'Чнежорвовноггавр 
вш 9ІЯНПО/9 ХПьЬОмНОІ вННее/ тешеєоа огончєпид икннеолхеай є /:9 
"ршомІ хв пиле оси вннаєгегави 
огоп овь біш Хшпи внне9/оєо0а вннегідоцеє вио оі00089 вопшеаельоміє 
вшишио 2 'иошнаєгад вопшеепазен іннпЗеои хпяв пЗеоєля "херпмобигво 
А випьнеопейолд є пшпєоєвпе ондійшош вшииио агнчиозвіоля  9:9 
"9іппиваеє оде впо оізІтеєтінегао 
оончивійешцо іє мшомпнаеойггє інажрогел І інеог2019 гн ечпьнерпеи! 
огончидзіол9 паошпавши є чопшпеєовпе онанилгаа іннпзош прохоіЯ 
'вочшзннойодеє ойогло поохогв пшвеЛДшозмеє "пагнпашном / чопшеаелЛномпе 
оннпеоий вешітпндойпае огончшцовіоЛд зЗіоохоїе вннееЛловияу с:9 
"пяшош шипазеє жоячгш 2 'пагянло і паданпашноя ішпазмеє 
пшвеелеошопаомпе оноіхдогн Лянпо/9 хехагеои гн вшиіо вннеапопаш 
овь 0! вочизкноайодеє /янпо/д 9іхавоои є вшинию пшедрпя? р 9 
91шене ШОІд 
вннешопаомпе онгьедогаги ечпьнерпеиюло паошпаги гн є:9 
Ієкаг шочпнпіШоО!ІВ иПНавшнаані 
вш моровойцодрогв кочизЛновидо ппяв "Т'чпьнеопеми АиіончивіЙтецо гн ієваг 
02 кочизвітпьо шаоцонвашошев 'ншшіто Лєовпе 'шідоа хпнацееЛжоваоці 
і хпнчцее/джоваоцо "хпнчиоз8іО/О "хпнвииггє внненомпе роави Я є:9 
"'ЧНнежоонтои оз ІіНФїтПХеЄ 
пш/9 іннпеои о0нє чшовенио ан як 'єнноежововн інацеє ній гн пєвга 
ве0 пь нпоо оі00089 пшвепиош егяпьнеопейод/9 оспаошпаги оогаги пІНШІШ 
дк лолад оо пшеапопай ондіашош егяпьнеопеио/о опаошпаг | і:9 


УПИЯОЦУаЗО ОТОБОМЬОЇГО ІНОАОХО ОП ИПОХУЄ 9 
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З 
ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ ГРУОГБТ ГО. 
ро ро ро ро р 


66-СРО'9'Є Є НО 
інігаук е пноє іободоа Лшеиишчоаніи пиаон індвшіне? :66-/70:9:2:7 НОЇ "66 
-Б20:9:8:2 НО пшеорвоцоїге чшогвиІ "ечпьнерпеим огончида8ІоЛд 00 звгнитай 
от чаошпаги гн гш 9іянпо/9 хпнашіепй І хпеоцшпж хеннетійитайш 9 Ли т 
огоншошовкончяєпн І /мЛеєвафні Чіпеадів ит іно іипшоОлиОЇ | 
"віппеоргаго огоннаггонхаш 9ішяз 90 хпигайцташ пмчацєгд 
вш вннейдовн вьь/шошогевио огоньійершо гш огонавшінео вннекнацєг98є 
"вріуппео0р02дго огонроапайц огочнтпиозмевн внножоазгдє вш пнодохо 
ороїт вешояввдрономеє огоннпь гоийтпе ивннеиИПаШОО Є оч ШОГОІНОПІОЄ 
вшяз до внножоласцо єї пшодой інжешноимі-ончи98ІО/3 | | :9 
"пивннатій 
пирнаеножні пишттні гш ітеєшенея іо90/тор ивнННее/штеше "иівЕнНее НВ 
р уиіпнашцечпшавае нейцинаЩгголдд гш Анеишнаг ивннатіа мпняшеноїтеа 
а 
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с ПЕ ЕС 


ЕХ 
ЧОШ-І0/Є0-0С00СЄШ Р І, І І | 
ро ро ро ро р 


«ІЯШ 9 вопшкидоаєой іннпео0ц 
шамлоойй іончио9ІОЛ9 СаіншОІЯв вННІШевацІ вннешпи ончиегшер тчиія 9 / 
піпмлашонохм 
хпняшері9о0цоі?  гвш  шідой  ХПнНЖешноиІі-ОНЯЦо9І0/9 | ХПпнНеноміе  ІШООЯк 
Ачаюгаги пшпоовойди оноїхдогн шоашном Лиюнчивиппай паї си 
"шодоа хпнееохпаш хіНнОдагиой Локвиго 
9ішяе ішооншіобід пай шідод хпнидшогн внненомпе оненойодеє 
"9р10дшопай гш жеаагиг хпнагнажні вннге/доашпае пшле - 
"піймашоном хпнчиговоцог вшиЕНнППаш Огонжійоай пшияв - 
лшідодй хпнееохпаш Ловиго пшле - 
чітеєінегао іоншягойи Ловиевгн огончячздошев пенайх - 
ІТНІ 
вш шідой хпнпієодочмпшне внненомпе шена/ж 'шдоа хпнчивесаваеє 
пенаХж 'шдоа пенаЛХж ппняшегеє) шідоа херпе хпигазно ой пигна/ж - 
ІКОЧШКНООНОЇІЗ 
тк 00 Чіпешнем/я00  ІОоньіІнхош кнне029 енпішоойи онОбіїхдогн шідой 
хпнчшеїйашцо гш хпнжешноимі-ончи98ІО/9 91012 хІод інненомпо па! | р / 
"шодо хпнжешнои-ончио8ІОО чИодшном ппнаяшеий пай - 
пійвавцо вш 9106поадйш хпнчиз8ІОЛ9 хпивазно чисоашном ппнпітегавцо - 
"9швід8ашеиі 
"91д0дпе "'піпчлашоном "Чіпешнем/чор гободод чиоадшном ппноїхе - 
:9вьошяе шідой хпнжешноим-ончи28І0/9 ішоояв чиоашномч є / 
"ошоаашном вш Локвиевн 
огоногжаго шпивгенегадао пиптні 'ошоашном  огончивещіоло-онаЛшмешіхав 
огоногжаго пивгнегао "М окиген огоччодошеог /човаойц 2 пиюкіпеєтінеггао 
пипнишчеойи  "окиевгн  огоньнінхоеш  моваоци  И  иомпнеомеє  жочеш 
кочшзонопіоЄ шідод Ххпнжешнои-ончи989І0Л9 тшоомь чиоадшном гл 
"пнод8ошо іє кочшовь/Шеє оде "піпеєінегадо хпнчиаа8ІоЛ9 
00  чшкоохе І 'пивожиИШоО пиштпняшетаецо шідоа внненомпе хвірвВшо хіо9 ен 
вопшпоозойи нанпеои шідоад хпнжешноиі-ончио8ІОЛО ішоояк ЧчИОдшном 
9102-с-г 7 у Н4Н гойпе ор онрігє щішоочк чИОдашном ппнанацєгдває 
пшлд ненпеоц шідой хпнжешноймі-Оончио9І0/9 інненоміео па І|и/ 


фі 11Ч9Оа ХИНЖУЇІНОЙ"ОНЧИУЯШЛЯ ПООЯЕ ЧИО4ЇНОЯ / 
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г ч4оц-10/є0-0С0ЄШ Ч-Р'РРООГ 
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"йюонош пшешпоои боавги ппеоипє 2 г 'пшее/жроайогеє 
ан 'пшпшопь онаки/гаа ондбіхдогн кіпоі ібодоай гш поохоаш 'поєой | 
"хешоайовош вн бог/мім с вш хеянкшіо хпиваш гн рог/иія 0; пшев/їтпогаги 
еннпзеой гн шідой внненомио чої вид Мшаоцонгаш лЛхла чшогопяПі 
Лшаоцонгаш /хла вигхо вочизошеонешов пеорлд ор Лоєщ9 вия 
ПРОС ЄЇ 
928 4 дІ1ої ивегойпе оноігє и 02'| Сошоопе иквннежоойого ипнопхеє 
вочшзЛджоодого 9іжешнез пигвгнейя кннодітімгави гш полаоцо вннаргає 
ноє хпньгиєгдан їжецу| июнечави гнажроаого вешйіипнагол/9 від9ошпав | 
"вшяз,д0 оешіпнаголо ен аіЯШ ! ЧО / 2ш (С21-С1Я НБУ НЯ) 
вешіпнеіо/9  пмацєгд є хешнейляор хпнепшейаон / хпнеьедогаги 'шідой 
хпнжешноимі-Оончи99І0/9 внненомпа І 9імпьнеопеи хпняшозІОО ЕННВИМаШ А І 
внне9/штецдо овь бі пчгиєгд венноевашеєг02є є! 9ідоХеє иівННеЖжав000 - 
"оїтош Ловь оговодоай Ляоваоцеоа 
"'єнжпш  оговбодод ішоопцеопаш "еімпноїтвдац /Иянпьоцог; з8ом/ хпеодоре 
ЧІпеаш ео0и/ хпньгиєг9 еннгаоешо одроїт гивгачоє 'гешоеверономеє огозорлаш 
піпеєінегао хпноваршодо І! гончивдаевног /чод є иквннеипашо - 
"вешіпнаеголд9 
пмецєгд  гономецициіюм | вЕННеиташор ко  90и/  иквннедоошо  - 
:кочшзоЛьеиєадає здічпнеїтваш іпгаш гнодохо 
«Шеше/шиомеа вчацеаг4 "голаоцо вш чие8І0/9 пгоийтпе 
інеонор» 6002-6-С1Я НЧІЇ '«еоноо гш піймлашоном хпнчацозіоло "олаоцо вш 
4990 пягицєгд гонепшилашоном гш іоонпіоевн внненацєгдеє пипіпнпаш 
інчивгвє» ВБО0022РЬС1Я НЯ, '«пчецєгд пгойпя «пеор/деє іоненчитті 
хе9ои/ 9 оешіппнеїо/4» 98002-28-С71Я НЯ '«вешіппндойпе огончиозіолд 
вітеєінегдо» 9102-с-Ру Є НЯП '«ІдшИпноі0/9 Й вемецєгд веоиопиоа 
і теади енодохо» 6002-2-С9 у НЧІЇ бш «оешіпнеоіо/39 ен шпешнейі/чор 
тоншявдойи шо вш реия2» рІ0С2-8-Є С у НЯ Я пошянлЛи оноггє внецдоаєой 
дічпноїпеац іпеай інодохо 2 херохеє 9 вешіпнеі0/9  віпеєінега 
"«Хемпьнерпеи/ хпняшозіорлд 
хпнацідой  оде хпеоовьипш вен їтеай пнодохо є гойпе хпнашеиініу| 
внноежоагереє оду» 0С0; о /ІО0С908С 09 пнігаяд  пчпшшошподній| 
євчен -  в9вшобі| 'Оошід20  ОІОНОІдОЦфІ9 Є  чпезіхеф  пшШЕеЗоІНОПІОЄ 
нанпеоц шідой хпнчие891І0/9 інненомио паш іпеай оюнойохо гє оркиегцн 
ліпвайш пноаохо є неці | 
:пшлд ненпзеош /Іяпьнерпеи! Лиюончцое8іоЛод ен 


усій ІНОАаОХО ОП ЕННЯТІС ІНЯОНОО 18 
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огочій хегоиміте ген кочшомєго оїт Чпеаи пнодохо є чнетіа внненомпе 
івоноо вен веновецєддеє пш/д еннпеосй шідой хпньиийивє вмецеєгя 
600С2-01-с'Я НЯЮ є ОНОІгЕ 
пшпоозойий ошо шідоа хпнкиигє внненомпа і сптпеєтнегао 'єнне9Лнеці | 
"пиєінегаоойниї інногошеи (6 
"паіошлеф івпндойпе гепиоімт І іННФеацєадан-оннімих (9 
"пноє іоБодоай кашівой чшотнвеоєвгеє гш чшоінайцпиеє генеїтпеодіи (/ 
Яиомі ЛигоБодоа ен ппеадів гш Ли/т чногіай ппнетпаері (9 
"пноє іободоа вннейиші9з20 зншешообран (с 
"пнпрош оц єгагь вкопш/д0іе гжомі хпяк вннемпиеє 
"пгоїпнешй іньнпайшчгиз пшеосідсзшо джомі от 'илашо ппньпашнаешце (р 
"вочшоМтілгави 
питпн оїт 'пшейогаш 'пнегао іБодой ІіНнхі 'кочшовхла от 'пнптвиг (є 
"чшовоги от "(пооаои пчшеишт) пшейогаий (г 
"9шнла вннецездо0 (| 
:пшодоа иоагвшнвавх є хпнеєкв 20и "еід9ошчеф хпьпндоапе хпепиоріят 
і хпньецєгдан хпниЛшовн 9імпнеїтгаш гн Лепише вннажогагиой обої поохеє 
пшевбедогавги оноіхдогн "хкетнеаш і хенгевоцшом) хезмитпе Д чпоги хпьодой 
уівНннейтіиєоа є хпнеєкв 90ш '"шідоа хптні гш хпньйцигє вННеномПа овьк ОЇ! | 
«1ЯШ поВшо 
ен ончившае0-910С2-с-|97у НЯ оноюгяє ЧИШ'ЯІІ шпи пивовой інНнЖІдДОПОЄ 
2022 пдоогє інчИв9Лхвашо інчивіташцо -ішоопео гн шідоай внненомпе овь ріш 
їтеаш пнодохо є штялашоні-є0-872'с-00:0 ЦОУПШН оноОІгЕ- ОНВФеоднейола, і 
" 8іШЕеНЕВХ 
хпньогохвашо гвш 912коп хпннодохо иїкннешопаомпае є чопшее/номпае іннпео0ш 
шшоопе гн пшодоа чнгжооаого хпіп внне9/штвеие ішооепижомігн паї | 
"пхадеои паш іннешодо 
ашовітпхеє лк пивившопо пипняшіто оде пипшовьшіо пипняашцечпшазва 
інежоодого пш/д іннипдоц пшноєпаог іводоїй и 02 штЧид оСШОоОПе 
олаоцо і чидеол9 вннедргає овь ош 5002-2-С 9 у НЧН 9 рр ионоїгге ' 9іШенея 
хпньогохвашо гвш 912коп хпннодохо икннешопаомпае є чопшее/номпе іннпео0ш 
щшоопе гн пшодоа чнгжооаого хпіп венне9/штвеие ішооепижомівн паї | 
тросяр8СяЯ4 д12ор мегойпе онрігє икннажоойого 
уиппеоовьнитш інажрооайого пишл/9 іннпеоси ішоопе оси Ловгигави іжеиих 0ів и Є тнейі 
інешоді? гш агтчиію І и 7"; ішоОопе вн Хпн ор ПООХОай І вПОІЙІ ІНОдО, | 
янполд пнішо 019 и є тнемі гн чнешодізе гн тмошіе є гш Лоохе пнпапт 
тнай агн сіонпапт июмтероїш ипняшій(о /хагеє індітпхеє пш/д іннпеои 
полаоцо ор прохя гс егтчиюм ген нія пшеий вш іневеонейио пш/9 іннпеои 
соо--  ШІОЙй ХПНУШВ9/Джешнезєой вш хпнжешнез вио пяпьнеопецу| 
а 
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9ішнеоЛшо жолеш г 'пші920 іончивгеє іоНеоноо е0нешо/ хіНШІ920 І пШІ900 
тонпіогфоди іовомншеьвой Чочногаго з9інь/ пеай іннешопаомио па | 

йо Й 

-00:0 ЦОУЦН Пппнавенєпае плегцєадан Ііонеітпедріш пигшодоа є жочеш 2 "пеай 

пивеом питяжев гш пипепиоімт єї пивгшодоай є ишпнеєн ой "'иівіовфодйц 
діоо хіншшонеоцен внненегн огонпіогвфойи і оговобрлаш лодрваоі | 

(/0:8-00:0 ЦОУНЦИ) «ХіІнШШОНеоцен 

йтеваш вннеелоошовеє вочшзкнноаодеє хпяк ген "їпеаш пигзоиі пиштпньгшеадан І 

питепиоїят єї шідоай гш шідоа хпяжеае иомішеа?| |» є оноігє Ань/ав 9іжешнео 

інндітіигави  гш іннейінош пай чнежешнезгн хпипшоМцоб оньпнеаг 
чопшез/жавоор ошо 9ічшшош Ловпойй оговорлаш о0 іннен/шеє паї | 

(90:9-00:0 ЦОУНЦ) «лоніж ітваш вннее/об0шовеє 

вкочшзавннойдодеє хпяк ен Чіпеай пиювеЗой/ пиютньецєгдан І пиптепиоічт єї 

шідод гш шідоа хпяжеае иолми -гав| |» є оноггє Ань/а»в 9іжешнеа іннейтітвави 

вш іннеминош паш чнажешнезен хпитшоМшо, таон хпн кио хпнгйеонешов 
чопшез/жавоор біо моніж /2епоай оговорлаш ор іннонШшшеє па! | 


(Є ІРІ/9Р8 


дм 4«/00С2/00С2 пнівачд тошооіні| ипнезоашозгавея 'яргом а /002 830 1С 
оів пнігачк ЄОИІ| євлен) «910киео хпньпоги хпньпооійви вннгогеоай 


Дчовао! |» ор оногвоцого повиго іньпогиї/ іНЬПООІаФИ І Лшодоа ен шлшов пай 
іногагиош домен 9090 пшпоохоаш іннпеош 'оід8ошчеф хпьпндойпе хпепиріят 
оде/ хпньеиєгдан піО хеЗои/ 29 пшодоа чшомномпе оїп 'пяпнаеїйтваї | 
"пяецєд9 іонжежош 
є 9дішче хпнепшейиаон чненє Лчагівгаги Аньшоїт - июорогє ге 'кнненегн 
аенчивійецо чшкоохойй "шодоай Лчеш ген иквнновенєпай огаги 'очногагиой 
"'мочецєддеан оіонжежойц оінеїтпеош є хешодоай ген іекнпеє 'пяпнаеїтва | 
(хеиенайж хпногеоцої? А оізіпеоміф є) шідод внненомпе огь біш павшінео 
тоБпндоапе гш іпеаш плацеєгд 'пчгцєд9 іонжоежоц І іОННОгонхаш гоипе є чненє 
пчатогаги і ХжевшяЛлашоні попе іоЛ чашкоовоай "100:90:Я94ШУН С00:С0:Я94ШУН 
ЧО0 10 У ЧЦУН ЄГР-О00 ЦОУЦПН 00 оногвоцов "пимпнеїтваш вигол є 
"хемови хпнопхеє 98 копшпоохенє 
іннпЗеоц  "чпьнеопей  Лиюняцозіол9 ен чшовелогави як посі ОД 
жолеш 2 '"9НИІ ОЦ хпнажоогел "ьі02-100 10 У ЧШУН - Шдоа ХхпнжЖжешномі 
-ОНЧИ99І0/9 інненомио пайш пмецєдд тонжожойш штпева|| иювгоймтпо оноігЕ 
4аопшееЛьвцєегдеє еннпеои вочшизлоло оїт 'полаоцо вмчагцєгд енжожої | 
"вннІаЛЯ во віпоми гш иомош 'оі00028 є чоБО9 'кавшновні огонжежош 
вннееДштеий во Бвпої інчИеттецо пш/д іннпЗоц іешіпнаего9 ен 
лиідоа хпі внненомпае ен штешнеий 00 
соо-4. ПІННІеОЦОНХеш-ОНИІВЕсІНОгдо) 9  копшпио Інни І вШНОой3ОЮ 
я 
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пшеесінопіоєЄ оннпеои 'єннееЛеогішодо гньінхаш пьогевошляе Чптеєтнехомі 
їоцей 8100086  'яшієінехемі) нптеи  хпнЯшо9Іо/9 | опешешиону 
"врупндоапа-воровгаеє оізіпчлашоні інакнгдоргаги ія "вічовипе хпш там 
"хБвиюшопо піНЬПШеИІдани гш піньшШевадріг 9 вннднопш вшшенє І ЕННенпилє 
виоїш пляшіш вопшвесннопіоє оннпеои нптви/ внне9Л/90гЛшодо аннінхе | 
"вннеЗлаванеиі і пноОє ІОБОДОДЇЇ Ловйцео виоО пІНШешоОдОО "їшооаш оноьвацегдвє 
оцлд доїп 'июонипь ипчеш оневненєпе пш/лд оннпзои нптеи  пшодой 
епощу "9ічандоапа-91009808 піпнлашоні І 9102-с-р у Є НЯЇЇ иегойтяе оноігє 
пшвеснногіоє оннпЗдоц 'єннееЛеогішодо гньнінхаш пьогвьошя? "ппеєінехеині 
їоцейм 81000806  'яшєінехемі) нптеи  хпнЯшо9ІоЛ/9 | оппешешиому 
18 ПРО й Сі 1001 0нНОІеЕ 
Хшопхеє огончивлЛогопоні пигдооеє пигттні егш утвшшлЛєовпецо "иіогкоопешо 
іноьдиєгдеє пш/лд іннпеойц пипнеїтеаш іньінхош-онагножні  "ІБОдОІ 
ГРОСКЇ 
етмЯгдОїї пивгойпа є онрігє чопшвельецєгдеє гннпоои хкнпоїи хпБОдОй 
вш шідод хеянииіо ""япьнеопей Лиончцовіо/9 ен ечецєгдодшнецч 
"врупндоапа-гоогеє оізіпчлашоні інангдргаги Інк "вічовипе хпш там 
"хви шопо піНЬПШеИІдани гш піньШевадіг 9 вннднопш вшшненє І ЕННФенпилє 
виоїш плчшіш вопшвеснопіоє оннпеои нптви/ венне9Л/90гЛшодо аннінхе | 
"вннеЗлаванеиі і пноє іІОБОДОДОЇ Ловйцео виоО пІНШешоОдОО "бшооаш оноьвацеаШгдвє 
оцлд доїп 'июонипь ипчеш оневенєпе пш/лд оннпезоси нптеи  пшодой 
егпоу| "еічпндоапае-910082є піПЧЛашоні І 9102-с-/У Є НЯЇЇ тегоймтпе оноіеє 
пшвеснногіоє оннпЗдо0ц 'єннее/ео0гЛішодо гньнінхаш пьогвьошя? "птеєінехеині 
їоцей 8100086  'яшєінехемі) нптеи  хпнЯшо9Іо/9  оппешешиону 
"Лаовогор пивгаеомі інгьедогави ан 
от "хешодой гн 9120 хпневенєгє іпгайш веннешопаомпе пшезолшор ан - 
пигвиаОн ПИІПьЬОІО 
є онОігє Дшопхеє огончивлЛоопоні 91д90208Єє и! внне9ерпае І 0120 ХхпнНененевЕє 
внне9ЛеогЛцодо  гвош/лдоц-ондавшінео  егноїхдогн  пшпьецєгове - 
"РС8-00:0 ЦОУШН чнежошоий жолзеш е "(6с ом 4966180 СС 
08 пнігачі яєСИ; євяен) «пиїншшонеоцан певга хпяжез вннетілвави 
і вннейгіош иаон хпньпней |» '«Шттедй Лнойохо ойї|» пнігдя; Лнозмеє 
І І сто гойипае ивннеипашор є пшодоа ор пдо2го інобенєгє пшезмолЛцо0 - 
"Амоваоц 
шеєтнегао 2 Лионецеонеишол 2 іпгаш пмацєгд є жешянлашоні пшогзооаи - 
"пививагойй питпеоцпи гє ітеаш ивиюппай вш терошеми ипньгиєад9 
0іо0 хпневенєгє внневегн шідой внненомпе Ляшевош 00 пшогеоай - 
:ппнеєкв 90д90є чпозврошодоа иоаовогор гє шідой 
оо-з. | ЕННеревойи оде пипшлваш іоьпндойпе пиштн вннажоохоай овнк Оіш 8ІєЛе 
а 
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А хмоХшоо-Локавгн вннецтаофо іній ечпногие Шшогаєодр огоео0и/чопи 
щшоонекен гш шідоа внненомпе гньгиєгд гє огончиерізоцоїо мшовшіипнаегаанм 
ош  пячищи вочшзвиовє00 ШнІШ ІОБОГО Лепице Іноє 82 гше "'пивжеині 
хі вє жодеш 2 'піній хпнкашідоц іноє піннодохо 9 шідой вннНеном1Я 

нолшор-Локвавн єгд І сізіпеєтінегадо сіонпіпеше/ииомо 
є тейш пчецєг9 внноеьнацегдеє одбоїтп 9І0охеє вннаждрогел єгд вочшишзвноМшор 
гн "'егіодшопай  хпньінхешоашнено об кочшкооногї от '"хпчеш оде 
"пигнпеовагай питепиоічт пь питпшопиштеє хпнанеоцеє жомеш 2 ииіомопши ОШ 
пєвг оде пнпогй іяв-ЧО/9 ЧИНОМ ія 'віІДООводцодлаш вш нпологи 'яішеавив 
ивИЙШоОШ ипипаногю вннеоійген г вннесі 'єннезовоє пшпоогводі | 
"Штвипшноз іонжкшпае вашівой пиввеиютпаш 
питегіногмі пипневобрлд99 є внненоеидо  аенезоєінехой  пшееЛлеооошове 
ошо хееойи/ хпнашцідом І хпнавнотешо 2 хешодой хпнаиеевсавоє паї | 
1 гвжпн гн еяпнчивосіавоє рваєой І Лчой | гтнеийг гн шідой хпнєгиохаде 
жешо ч4шогвиг "овиео ппньпоги! ппнашетїлацо питпоаш іяв 'пяпнчцеесіавеє 
вочшовмошор гтчиюм І и с ішоопе ен шідод хпнчиво9сійвоє ОЇ 
"вНнНоБОІЗО0ц 
ФноІЗоОцОЇ? І ||| гьжпн гн пягиєгдодашнене є шлаг Анпіпеміфішеая чшогеиі 
"пягиєдд9 гойпае чненє (чагвгаги 'жешулашоні 'єнневегн питпоамй оїт пдо20 
вочшовмоМшор шідоай хпнк и/шоцоєвг гш хпняцезсаває внненомпе ої 
"йон хпіп шіоєоай 9 хпнгргизпе "гоимтпае жонеш г "ЧІ | ивннее/хеаЙ є то00 8 СІ 
І201 710010) ЧчПУН 'нтаон шоєоа огочі пгойте пшеае/Дномпе оноїхдогн 
шідод  хпніЕмшоцоєве | хпнчишеосійвеєодшнойне  іннеогзоди па | 
18-8/5/С 1001 
игегоміпе пшедрівоцоїе еннпеоси 'шідоад хпнжешноим/і-ончио8ІОЛ9 внненомпе 2овь 
ош вочшолеооошове їяк "чочисиш) 91шосиюиш хпнимопоїш віІпялашоном 
чИоС:6є-8:сЯ Я МОЇ 
чЧроємр8сяЯ3Я 12 івшипнаоло / гяагцєагд веоиопиоай І іпгай гноаохо" 
6002-2-с 9 у НЧІЇ тмегойипе пшеовоцоїе іннпеоиц 'шідой внненомпе Ляагцєгд9 
ашо/ьецєгогє ія 'кєннеелоошопай їтні еш вннее/їтоиоїш пдооге 
"9ді6нвеоцеошогпа-910088є пивіПЯЛашоні 
жочеш г Ч4102:81-С795У4 дкІої іноьедогаги їяв ЧчІпеше/шиоме тоньецєг9 
шпоевайц чопшезЛитпашор чшпженцен нптвиг хпньла іннее/20шовє па | 
"вннеолаванеиі і пноє іІОБОДОДЇЇ Ловиео виО пІНШешоОдО0 "бшооаш онеьвацегдвє 
оцилд доїт 'ионпь иплчеш оневенєпе пшлд оннпеосй нптеиг пшодоай гпо| 
сое-3..  9І4ПНд90йп89-9100982Єє піпмлЦдшоні і 9102-с-Ругє НГ иегойтпе оноіггє 
Ві 
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"нешо ппнжежоцпшоай гш оптпешеЛшциома вє іончиерів9ошоІе 
"пдого віппоєіай "вадиюн огонагвшнаовні 'єнновенєпай І ИїЕННФененевсє єї! 
пяьпидеш пшеае/Дтіепае оноіхдогн іолаоцо підодвьитш пінжоОЗ 2Єц гегм 0'с тнейі 
ен иодрквавє 9ічпновгангов хо90 тнемйі гн Лолаоцо Анжом ген :пивампновгангов 
пипеочтойой іневнацєддеє пш/д іннпеоц полаошо іевоовьвиті /:2:9 
РІС ПО ТО У 
ЧІПУН є /яшедрор / ХшянЛи пигвгомте є онОігє вннІОвеожежоц  пивдо0вє 
пиюпннизаги  пшее/штейцдо  оноОіхдогн пшпіт (інжожої | Інеииногрлд 
ен хпновенєгє "хвої 9 ивавшнеені ипнжежоцпшоай є пшян/Ли інжежой 
пшвелЛєтнвгао 'ешнеаог огонжежой оговомної оієт9га пшеномия 9:29 
"плецєа9 іонжежоц 
анешпи є чненє пчат994дги гш іжешячлашоні 'вннебегн гнчивіпацо пшпоовойй 
оноОїхдогн ізшіипнаого 9 ен питьоюсіпгай є шідой ЛДяшевной ої! с'є9 
"ЧипнЯяшіо хпивазо 9ічпногавян вш піпеєінегао хпіп шідоа 91япноІадя вн 
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ЧОШ'ІО/Є0-0с0сЦ 


Хтодів япнчцевен 


пшодой 
інчиве/жешнваєой лб шиштя д0швиЙЦцІнеИІ 
онжешнеЯ шь цожешнея І /Х2 олІоД пончо іошШЗУ СС 


пдошпавш ивінунао рай уві» ЕС ппеепчивеоновиг 
пашолЛогавия «ше; оіову| І оД/2х яошву Є 
шідоа хпнькіНХашоашнейе 

вио Мшшнемлашоні 

шчециточ'і є 

шідод 

хпньІНХеаш-онавшінВо 

вио Мшинеилашоні 

шлецитонч б І 

шідоа хпналшенлшшт 


во шмеции ом 
ппнькігоцОнХе | 8 | 

пловия 

Іонкигей вир шлении ом 
ппнькІФ20цоОнха | 1 | 
піймлашоном хпнишономі 
вннее/ношад 
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З ЧОШ'ІО/60-0С0СЦ 
но 


ЧО 


"пигхо іОБФегноми8 ивнННеОВиО ІЄ (шшоопе о П ІНВши 8) Литоншчвойй 
вннажоцош огоньпшлеф хі ішооногдоцоїе чагівгаги Иньпєгорогг пьвогевошн3о 
пнішо ген піймлашоном хпегившо вннеапио штоши вннеиттпаш гн шлу 0Є 

"2100ХОЄве 
вш 9шенеям хпнпіпвипшнаа хенішо хпньигя 9 вннгееЛлштвие гн шму 61 
"шопхеє ппнпієодомнпшне хі 'пецешер 
хпногимеє хпегившенм ппялашоном інкивгм 9 вннеогияч! гн шлу 9 
"пяреим іОНЕ СЯ ОПИЕШОЕІОЦарІ? вн ШЯУ / | 
"піпмашоном хпнгееошноміє вннеиппай гн шму 91 
"9ішнейоив хпнамєя 9ічпшоО вннеельшономє гн шму сі 
шешеиі чненоз, є шопхеє ппнпієоЧдомпшне гн шму рі 
(вннеесійвоє чшоіячк 
"816 тї хпнагоє гешонеойц) шідой хпнчацееснійвоє внненомпо гн шму 7| 

"пигхо іоБФегномл8 иівннНеОВиО ІЄ (щшоопе 0 П ІНВши 89) Литоншчводйй 
вннажопош огоньпшлеф хі ішооногдоцоїе чагівгаги Иньпєгрогг пьвогевошн3я 
"9шшнеймгие хпнаоцо хптні гш 91шнемеоніф вннейппай ен шму СІ 

хвІпяЛлашоном 
9 8і9т хпнаЛшевавитодш | хпньобсгоо внне9/штеиз гн шу || 
"шоояьк хі оїД0янІтО Є піІпУлЛашоном 
хпнношодоєшеє | хпнношод хпневнімгє вннейппай ген шу 0 
"вннее/дношад огонилшовн і2поайш 29 кочшоваепазеє оїт 
"єщшнейгие хі гш піпмлашоноя хіо9 вннеитпай гш Лчагогави гн шлу б 
"піпмашоном хпншішономі Аношод 9інчєгає хпнацоашном Ллаодоїв шмлу 9 
"иівНнНнецогам 
уіпьодой пецешер хпногимхеє гш паЛшемав чшоіногоцоід вн шму/ 
"пядтшецо 
вннееЛношад ор іонецеошогош і іонгееошноміє внНнНеи па ен шму 9 
"9дшнейеоніф Лношод 9імєває хпнчцоашном Лаодрів шму с 
"чне9/додацпе хпнаошеаодеи кио Шшинлаг 9ічєгає Лаодого шяу р 
"пипнео пипншилхзгоаий є іннкнеіади 9 вннеанчитті хі чишоіяк оде пешоовпшовизя 
хпноодпац хі 4нгтлаой чшоїншіобів ен яЗоноо пнчаюівгдави шму є 
(ешингигоніф осіннгез штвеие оц шідой /яшевош 
ор кочшзвренцяо шле) шичеоаш зе інененегє оїт 'ипш ЛШшинлаг пешоовпшовив 
вш вннезлавтен огоньпшчеф ішооноївоцоїв "енебоцшом вно мовенєошй 
"81диОЙ иівНнновенеегє є шнаемерніф оіш Леоноо Інгцеошогош гн шму є 
"9б1шнееоніф 
вннеовихеє і 91шнеміеоніф явоноб 9їшинлаг їшоомк Ловиео шму | 
1/ЧОа ЕННУНОЯИЯ ГОЧЯПОАЦ Я 
і. КОЧИІОЄЕЦИАОФО ІЯв 11ЧОа ХИНУЯОХИЛаШ ЯПЯУ ЯШУЧазі і 
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Ч4ОШ-10/с0-0с0СЦ -ГРИРАРОТ 
р ро ро 


"ончиодйшном вш пяпшетошев 'яіодшопай хпнжідоцеє 


"палшеиав оо Дневацо гш вннейеонешов чиоінчИиПповай вн шлу єє 


"910дшопашй хпньнінхаш-онавшінео 


вннейеонешоз 'юлаш вшш/Анг 'яіноця | чшоїінчиповай гн шму гє 


"9108ипап хпньІНХаш-онавшінео вннеацеонешов гш ещідооводцодлаш хпн 


5 вннервичойй вио негрєойод гш 9шенея "тін чшоіноошог вн шму |є 


"піпмашоном хпни/шовн иквннеовгима огаги 


піЖООИ вш 91номиед 'ешєЛенео вшшпазгаги оспипьиоєіой ог вн шму 0Є 


"бідет хі хпни/шовн ивнне2/штеше ргаги 


гоцоїш 91шнейюце хпнепшиулашоном внненомпео Лчагогави вн шму 6 
тшнлаг вн пгоцош оіш пеоноо вн шму 82 
"819т хпнпІПеИйофаго осппешоєіоаріг вн Му / г 


-"о10м0вия Сон и 


отшшпазеє чашовенцош ої "хечнвшо ен ппвоє! еннемппай гн шму 97 


"89Ііет хпнилшовн 


иівннеоеия | ореави шеіачоц шпииоєї 91дй8вт вннейппай ен шму 97 
шегінои випипя огоннойла вннеитпай вн шму ре 

"оппвиоєї одш ше ной пеоноо інхадоои вннемппай вн шлу ЄГ 
"9іч0Ц9 ХПнННОМІ9 ВШ Хпнад20 внНВИППпаш вн шму г 
"Ччненоз,є хпнаваеє 91і9т чиОдшном ппеомаюпя гн шлу 12 
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ч4Оц-10/є0-0С0ЄШ НН В В А 
Р ро ро ро 


"япнчцвелшяоойі | 


"япнеоиеє 
онежоогої | 


ЛХшхзеоайи агножні ппнаеошо | 


; ; ; Ь Й Ляніхваєой Хионопаоштом 
| 886888 | | 68889 | | реє6 |  ешо80р | ///991 | | | 5028 ||| 


ішовидо 
Іомч2980шШШ0Ї | ""Мнопеа 
огомчодежнеоовон павжне? 

ігон шио (2 'енчигашнеї 

; Й й шле :0б06дре ев пога 
Суб 916сС ЄРб 916с СОЇ РІ66 138266 гонітпиво іомаодівжнеоовон 
гЛиови хпнепшеашоїніт ов 

вннеовн Лашней 
шео/9 іонепшеашоїні ов 
оешіппнаго/9 г90н 


вешйпнатоЛо пшяз 90 інеоно0 


неошогоц | г еішяз,90 вннве/наейтец 
херогюви о чнгрвич3е шен шціооцео і '«ЧШшошаве доштом 
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Ф-ШЕАО Експлікація будібель і споруд 


Будгенплан 
РРн Ме п 
М овер- Площа 
| М 1:500 | а. Найменування ховістізабудови м? Примітки 
з бе 5 а 
-Н чи Центр надання адміністративних послуг 1 193.0 
Місце піключення тимчасового Майданчик для автомобілів бро 


електропостачання, згідно ТУ наданих замовником 


Побутове містечко 


ВИМЯ Біотуалети 


П | 
. Місце складування 
Вхід в будівлю захищений в Р 
захисним козирком очка з водою 
4 / 
о" 72, 
5. 
О05/ 2 
Х. Пункт охорони 
ОХ г Пункт мийки будівельного 
У автотранспорту від бруду 
зд 


- а уч фу 9 / /| Автомобільний маніпулятор 
я с » . 7є М й 7 -- М» я / х 
- типу Уоімо СХ7 


Бочка з водою 


Погоджено: 


П2020-03/01-ПОБ 


Нобе будібництбо адміністративної будіблі центру надання адміністративних 


чк: 
ою "Троу 
9 р 
І 7 - " 
з М послуг Нобосанжарської селищної ради за адресою: бул. Центральна, 12, 
81,26 ' - я й 
У 7 смто Нобі Санжари, Нобосанжарського району, Полтавської області 


Адміні буді 


05 
з 
зд 
75 
1 
5 
о; 
о 
Х 


Місце підключення тимчасового "7" 
водоп., згідно ТУ наданих замовником 81,07 


72 
о 
чо 
о 
і 
С 
у 
ера 
с 
5 
С 
55 
чі 
їз 


НІЗВІЗНИВНМ 
м» | ю о 

осо о | З 

З, го | а» 


копіІЮВАав 


| ІнвМ'ор. | Підпис | | | | | ЗамнвМо | 


х ; ТОВ "ПК "Інже " Кваліфікацій 
п- - земельна ділянка, площею - 0.1300 га з РОВНО | расаїнона ра м 
Н.контр. |Лисиця Т.Д. Будгенплан інженера-проектувальника 


23 - 
з18| (5 
Ф 
с 
фр» 


АР Ме012343 від 07.09.2016р. 


П2020-03/01-ГП РР 


Нобе будібництбо адміністратибної будівлі цент 


- 


ДО 


» Замовник: Новосанжагр 


Ам 


Полтабської області 


Аркуш | Аркушів 


тиеГ 


Нові Санжари, Нобосанєжарськогі 


б 
З 
б 
Ж 
В 
г 
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ТУ; 
О; 
о 
х 


їз 

с 

о; 
о | 

/ 


Петелько Н.В. 
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Ф202-81пУ 
Ян омчиашаї| пшмагоди аданажні ппнд0мо | 
у рнідо2рС пшмаоди дФошлашіхдр ппнддрио | 
017 омнату дошяигватії 


ФУ"/О/Е030Є0 вннатід індпшмашіхду 


ШІ |0/є0-0С20С2И нрии ппнчурвазна | 
:вннау га 


20000 дуз'Ян ЄП-ОНК0- 23 413-69- 
уяє м НІМ - ЧУ МИ ПІ ШЕ СИ -НО/Є0-0Є0дШ 
рязтпиорє ренчуиурдотновой рнчургос 
нор Інріхпя 


Р ОЇ 
Іл404Й МИБОЧОа 


ішорбудо том4200рШУОЇ | 

Пнолод огомаздржногодон 'пдожно) дон ши? 
7; 'ончурашнеї; ипд шнозаро реє прой гонітпиг2 
томазожногодон гпигви хпндпшорашоїнімро вннорон 
пашнап їдпрпо пондпшрашонімро одшппноїПпо адон 


49102 2р 06 Рід /99Є006М УУ 
рдошчешіхдр шожфпшаозао поноіпожфі дм 
49102600 дід ЄтЕД06М АУ 
ча0г 00Є Рід 964100 М «У 
рипнчурдПшмаоди-разнажні шожюфпшодза ппнпіпоміфш/ 09 
, багжні, з, 801 


до ау ні 


ну документацію у разі її вико 


несе відповідальності за проєкт 


Програма не 


99100600 09 ЄТЄСІ06М «ЇЙ 
рипнчу0дРршчхаоди- разнажні 


сь 
оч 
п 
сь 


т 


шожжфпшаа2 понопожфіуоду 


"ре 
ти 


РИ ПАН ИИ 


нен 


А/Є ГО/807060СЦ 


(шзончуррідойрід) дімршоюрн бори вннавонєгЯ 7| ям д/єдчдсаи 
рмоецед0 рш ЧШОІНГІрОН | ЧНЕП'Ід/Е070С0СЦ 

Ппшапхоє огончиюмтпі прохорє іннінхаш-оназнажн) | єПпЕЦ-р9/Є0-0є06Ц 
гтпдорагда2 знтпиомдюн рн бдпицд ряніго 6| ОНЯО0 Є -/0/20-0720СЦ 


вннагумаєрє рш шопхоєомдрязпи 8 ЕЧЕНІ/О/Є070С00СЄ 


вннатій Іньінхашодшягут / ЕЗАПЗЄЦЧІИО/ЄО-0600Ц 
втоєшмоном ош рідодиороя 9| 86 Я Є -І0/Є0-0606Ц 
шннаиазон шбаг хпняміоом оури кур рвш»з до чшонибшодвії с ниє д/є0-0Є0б6Ц 
вннатій інчиадірро-онаршмашіхау":» чує 9/20-0600СЦ 

нрий ппнчуразна є ШТЕЦУ'Ід/Е0-0С0С 


пяпнєОмоОцЧ ІНВНІМОНОМО-ООМІНХОШ ІНДОНОД С У ЕН Р/9/52073860Сй 


вннежодой інчуДреоЕ | ШЕ ЄЦ'І9/Е0-0С60С4Ц 


рмопирє рнауодонокоц замаоо В 
,Ирнрхорододршуоі), ЦУ| у 
пипнорпд 40207:50 10 Рід вннОдрЕшОНОМ рн 981 //6М БІ 


проб тонітпи22 помч2држногодон 
, бувазжії, цу пипнорпд 40707 20 1; рід внноБ ОШОЦООбд рН БІ 


жагдзи хпньпашягиг ор 80; /0С5М ЕННОІНрЗпдй огоншаюррношо Б / 


Бинвимюр Бичидмає оди Башорром огончигмеє огондржазії є ма ЗЛИВИ 


д0с4мк рямопедцо | 


р 
40207:9060 рід 7 вм вннажамоо рш пдомП індірбоошо Фо 
/ 


вннодібшмгоди рн еннОрдОС 


вннодбшягоди дімпногь б оди ішооморія 5Я-10/20-0С60ЄЦ 


ПУ Ці вннажраадарі | Уу-1/9/520-0206И 


йшмаоди рорум) 1910/60-0606Ц 


вннеьонеої | 


ришімлаї | 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


ДІЄ ТО9/Е070С0СЦ 


2? 


вннажродого віпржжюфппайо ірохо нрий "бобрномй єзадзи добрной ному | 2 А У І9/6070С0СЦ 


вннажрогіого віпожфлп'аці пибаг гонріхд Брозгоф "бноми пшнамгойоф | Й «У /0/Е0-0С0СЦ 


вннажркавио чшоіморід пиршогуи пипнношармозиіг шешо пидптрє ригху | 0/ (У "П(0/Е8070С60ЄЙ 


диризшом шобшпо чшоїорід єоурі вітпожуицзячч| 6«У /0/2070С0СЦ 


М 


віпожфлі1айіо 'діжрдшід пмахіа тпіпяпашоном хпнкимо пмах)| 8 «У /0/Е070С60СИ 
монішо мінтіндоє би пиєбя | 2 4 У /9/Е070С60СЦ 
рєпндом уоєбд "идіймой нри || 9 4у/0/620-0С0СЦ 
уУ-Я 'Я-у 1-9 9-/ прродф| 54 /0/8070С00Сй 
2-8 1-р пешєод| 74У7/0/Е0-0С0СШ 
нруй поняи бобу | Є «У /0/6070С60СЦ 
нрий пончурдрмпіу | СаУ /9/2070С60СЦ 
чянаимзагадя чшотморія | І «У /0/507060Сй 
вннатій індбшмашіхд у 
жгдам хпназнажні нрий ппнарадеє | /1/1//-/0/20-0707И 
зодшорогруд нюои | 9// / /0/50-0С00СЦ 
ори хпнвумає нори | | 5 ЦУГІО/Е030С0СЦ 
вннодбноми анчурупшагя | 7 ЦІ /0/Е030С0СШ 


вннодінруцеой вннгмзгау | ЄШІ 0/Є0-0С02Ц 


шдірбо плєв дпдй рмаху)| 21//-/0/Е20-02021 


нор інчУДерС 


нруй ппнчуродана | 


вннодібнамлон вннаь4онео|| 


І ШІ ЛО/ 0700 


ришім ла! | 
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«пгочті Ко химчотвмодл т хичощиж ої лонкоговіяв хилидмитя тя ІнвлоїІЯ 

чЧшнопииий ППЕТООНІ 

тончяилемдон 1 ПІвІНОїдО ТОНЧІГВИМ МО ХІ ЕННОБОПЕОСВє МВЛОМИЯ ИЛеЯОЦІПЯ 

внничоп КянитАд олоячовиод внноии од віп вмнки «кнножогоп тнЯоно0 
"ипАдопо ві иянимко тячопемод |» 81:6-С:СЯ НЯІЇ УК 5 п ог онтяоціЯ 

миндфмит | яоди итниг хиноядоь ОЇ и р» 81. внчквтної | Ля итниг хиноядзь 

опо їмо с'6 їнелошя вн кочІіЙПОХеНє кННеЯдІмооди 1м9,90) С ОІЗТПВІНОМА3ОЇ 

отонЯ Пи Кдолопа є ОнІйЛє ЧПИШЦкЯ ни ИноЯдов Оп итеч Ап єой кочізвяоХцої 

внновенєийп | оломчовлодл | шяІ Ко | інвНнОпІвІєО4 | омодно | «иІдолидої. 
врЯОПАдвє ві ЕвННВЯдАНОТТР 610С:Сс1:С3СС4Ч НЯ ЄС19 Ог ОНЯОПІЛЯ 

"идежнео іяоц їмо я с| 'внчедтної | Ля оп Аянкнтії 

Княпомоє члогОжомдо як "олОнами р КнпАноди в тончігвдлноїр ппЛя «пні 

гноядар» оновенеия (повідо тоячоєваго| | идежне?) тяоц 19 пдаолидої ияотлове 

Кнеци олончигвдзном ахо0ді 1) тнята Киряопоги вн оз ТИ ваноМ мої ото логи 

опо ві ЯгмниИх ХО ХИБОдНОЇ "нЯОтА9вЕ вннеЯОпгаІЗд иІниг "ин" хинояЦЧоь 


00 їПЯ ІНВЛОЇЛЯ ПИИІУАЦОї ОНЧІгВИНЦА "р 


тпинито 
точоглиж товжипдивн кнногосвн ЧІЗІНЧІТІ КьЬОїГНОї вн звЯйшя зн т ИЯОПЛОРЕ 
тояоштиж мо1хз,00 з он вннея Хамоодн 1,90 "кочізЛи дон он иянкті ІончІгоМоЄ 
кіп внногосвн чІдІнчиТІ тнЯтд Киючопоги вн ОІПВІНОМАНОГ ОГОНЯТІАО0Л1ОТИІ 
точоглиж  ІоніЛЯОПіЛЯ 0| ИЧОГАОВЕ 


ЧЛОГНЧІГІ ончІгРИМомеи "С 


о, Сь - «ИПЧОоЛиЧої, вно Лов в, вннеч не |» 610С:С17СС4Ч НЯ 
с'9 сива, ОП ОНІТЯОЦІЇЯ "кОчІЗдЛИ ОН он ИЯнЕТІ ТОНЧПомоЄ ИЯОПАОВЕ МОЛОДІІЯ 
йимилоКцої ончігемиомви ІНЯІЇ Киюрчогоги вн ОІТІВІНОМАХОЇ ОГОНЯ ПІ /ЛО0Л10ТИІ 
ІИМНЕНІГІЙ ТОНЧІОМОЄ ИЧОХАОВЕ МОГОЗЇЛЯ МИМИІЗдцОї ОНЧІГвИИомеИ | 77 


пос оОг - «ИІО1идОІ, вчОПлОвЕ ва, Еннея ДнецтТ |» 610С:С1 СС 4 Н4Т Є 19 0Х 
оніяопії Я "кочІіз дон он ПАдоцо ва, чия шАд "ятяним КО ч1отнІОдиЯ вим ІоХцОЇї 
оньинвкдл нят | Хиіояопоги вн ОІЗІПВІНОМ МОЇ  ОГОНЯГІТЛОСІОГИ|  "ХВАЛЗМ 
0 "'ЯІМНИГАО ЧІЗІНІОЗИЯ РИМІЗДцОї оОнЬьиИнкай | "1 


:внножомод0 в. иЯОмА ІнЯпІА90Л1оГИІ 


"єннеяЛьСвх олоячої вимо "еннея дЯяС1Ацодо0 
чинілдо1  вчтомзидцти и  "ияоноіо тнчитвдІСтнІМ в | ІНвЧОПЛОИац-ОнеЯОПлОЯ 
г інвчошваєой омодно кочакосвнійя (лоні хинчиомоє) пдолидої, вннеломдозмия 
яшия  хинжвяодоп ОЇ сичяокЛдвє  тоячоївмоді ві  ИЯОГАОРВє  ТО0ЧОГІЙЖ 
тондилавямоїотво тонепимє вноє "С-ук ИНОЄ ОП кОочІЙООНІІЯ ЄЯНЕНІЇ ВНЯПОМОЄ 
«лорд тоя498Я81Л0| | идежнео) тяод 12 пдаотидої ичоглове неши иинчивазно І» 
Камобдц вино К идежнео тчоц їмо пдотидої кннеяАноє Анештіі - 
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О-ШЕАО 


«пптолидзог, вно Кове ві вннвяАнец » 610С:С1С:С4 НЧІЇ СИ 81. ГИ ЯтТменОГ 
ломия лменнВИЙчІОї Є 81, жодом хиндаоножні ятхиновия яомА хиньтнхо1, ЛОМИЯ ОЇ 
оніляошіля иленКамоодивє Кілз,90 отонечогяооди птежінАио індоножні 

(имлежодом имлиндоножні илиниоєми иминітодо жти тивлоптя 

с" омоїеної) тловидо | томчочвілої| ХЖХнойвда отожчодежносочод "идвжнео) 

тон змо "с| "внапгедіногІ мя оп иянкшті тончтгомоє тя АХхивдацен ЛАиюнноїяти 

я онопенпноди иихк Є 0| ктодбем олонимоєги ОМ яшодея ХИНИТПемІНАМОМОЇГОЇ, 
шя си 03; 1Ппвєшенея ва Апонодноїмоя отонечоїмосдп я г С) . 

(имежодом итиндзножні ииинизє и 

ИМІНІЙО КО Жим ІНВІОНЯ СИ МОЛеМОЇ) ЯПОСВЯ ХИНИТВЯІНАМОМОПоЇ, "ППВЕПВНРЯ 
точяоїшої т точо1А90п ві Хпонодцопоя олонеяоїмосдап їя си ("| - 

апяти КО тонечогловдн ХаномвінАф 

опоси 087 - 4нвіоця КомитоКпої ончігеминім  Киїюндм й || АяиАяоди оп 

Кирил, оломчєйн Хпочодпоєва пниг тониєтт тоБої ної ця итемилия «ит4о1мдзі. 
рчопАове ві вннеяХнецтт» 610С:С1:С:С4Ч НЯЇЇ ГИ Амлетої; ої онітчошітя 

«идолидої вяоїглове ві, евннеяАнецті» 610С:С1С:С34 НЧІЇ СИ 
ві. ри ятмлейтої ої поонитяоціля А Хшочодногоя тжодом то0воїАНоТ ої - 

««иптдолидод, вчопЛове ві, еннеяХнецт » 610С:С1С:С:4 НЧІЇ 

стр пові, ог моонітоццтя К ящяз,д0 хинвяолмооди Атнометніф ої Ям | оОїг 
оолКацен веподоподімого пниг тонкфлмяоп ІОБОЇАНОЇї ТЯ СИ (Є - 
лнелотия плилоХпої ончпгеимтнти итемидти Я 


«внножогоп тіняонодб П/АЧопо т чоти Хо ч1отняйєОшант» 810С:0УС СЯ 

НТ, чломия икннвяХхвдХ є иївчоїной є имнЕнтІ ТОНЧІОМОЄ ЛДЯОГЛОВЕ 
оОноПЯОнвІоЯ 
он  ияОПдвє вннечошАлой ичомА тчигобоб "ЯніДотя  ПаО1Ид91  ИІНВєвЯ 
зн инодохо тондвлнео иноє "или тнойхвє тінжододиди "Хпноф олонітяопве 
-онподиди иноє іннодохо "'єннвіомдомия мижой иинчиетпоцо зт! ХИЯк Хежом 
я Кави солона КачиХя олоньмогоохав инодохо иноє молфепії неї минеяогодохо 
є оюотдолидої "плопгводв миньидогої з он 'инишівцо тонддЛічиАЯ мок, ви иноє 
ої кочамооніля ан имнкші/ тіончгомоє тонеєвня Ої/ вімогидн "ктдолидзл, "идвжнео 
оц ло я СІ "енчпедлної | пАя оп еянкшті енчиомоє (идвжнео тод 1мо неши 
ийинчтгедоно 1) тнят4Й Киіочогоги вн ППВІНОМ МОЇ ТОНЯТІТАОЛОГИ ОЇ ОНІЛЯОШІЛЯ 


"Є/1 9 96:90:6; ля ИинІвдаяк к,ЯОодопє инодохо вягодототнти| 
умоєвхен хиножиадзнівя "и вні є єт «НІЯН хиноїгоодвн ичої дове вл, вннея не 
циявди хиндавмнео хинявждої|» чомия мкннея хо є ві яЯтІімЗ,00 ХИБОІАНОЇ 
рі винряХамооди Камо, 90 тпіІоомитіодниоя оїнопАІО Птя поонжошеє я «итдолидоі, 
РЯОМЛОРЕ ві, ЕННВЯДНОІІ» 610С:С17ССЧ НЧ4ЇЇ С5| ові ОП їоонІЯОпПІТЯ 
К изнрадптя хинжожопитоди меннемиЧ10ї Є иткнийди кнногий тнімз0аї | 
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ипед тіоншиго? тояч2двжнеосяоц 
Каолліхом оловявномия вялодвнопооі 
олонченКихом-очопиж мдаЛіномхав ва. 
вннея Доброти Капійття доляолтхав 
ийняогої - Хитйтя хинчпевен 


оянопь ТЯ 


"жодом хип иивминовія є илиолєА жодзи 
хиндоножні хивоїної хеноє хиннодохо я л1904 хинчігояіітАО кннОЇїоЯ 
«Еннря Сомлооди кнножогоп тняоноО "иплаоцо 
вл, їжодом інпітняоє "вТПпвєШенеМ» Є10С:6/79СЯ НЯЇ 18 ов. ої поні ОпитяЯ 
Ком є чнедомія вн Хпончодподід, ияніло точохо0 птя Хнодого Анжох А їм р опіном 
кннеуеця А хі тнидитт иди жодом хиняйтпомєо хинитивєптенем жноїА - 
"рбрсом ко Ст0с60"0Є я ІТЯЧАЯН ОтонОнваоОп О1ОножИи Чон лає) 
модойо хинчиПтоОпЕОдоєві Хомопом р "п ої їоонитяоцітя А имод вяІидо 
оп ХКпочодноєва т20 тя хвдалом г я чіютоходи оп "він иимнЯОМмА т1оножомд0 
«полоє имнЕШІї ПІКЦІЙЯ КК -- Комі ОЛОЯЧЄЙН ЯПІОНОДПОЄВІ ЖЯОГЕД - 
:60С 9Х 
/6:Є0:50 Птя инівдм а ятдтотніу| Каонідву огочонвіооп хиножидонівє "кодом 
хиньифідхого инодохо шиявфі|» с иниовь ОЇ тоонітЧОціТтЯ А и с ЧНе1ОПІЯ 
вн Ям |; ог осюІЛацен ин ХхИНЕДІМЯОпП вП ЕННОЖОГОП ХІ ОЛОНОГИХИЯОН 
ичомА зє яш/ояодп хінивдм тя шниг инодоїо тЯПидо Оп ІНоГевІЙИЯ ОП 
«именишопи иминчемиїдоя хиножомодо "Адоїоодйц олонкдамяоп 1 ихнкї! 
тончпомоє тівимиЯ А - веподоподбімого ІНШ ХИНкЙмЯОП жяоОМЕа - 
:607 9М /6:Є0"20 пля иніІвдя я ятатотнту Ліонтову отІояонвІд0п 
хиножидочівє ш «Окодом  хиньифілого  инодохо  гиявЦі|» с иниїовь О0ї 
шоонінчоціля А валом | чнелоцтя вн яшодех хінивдм тя пніг инодо12 тчцидо оп 
пношеійля Оп "ИИВНИШОПи ИМИНЧОмИІд29Я тоножомоо 'ИЯНКІ ІОНЧІГОМОЄ 
пиеплия КК - тьвподоподідопо йІтни: хинчіодея | ХхиниоєЄГт ЖЯОГЕА - 
:ИПвІНАМОМ ХИндзножні 
иноє іннодохо шиївнХхедя швнілиняшАд | Кімзо,00 тннечАЛІмоодп иа 
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ТО очяшпен ЦОФ 


, р 005 - | рулідиє енниєздіогі офефоцо| 
ПЛАТТЯ, ту о |світови | ТО оччилен виаягай| | 


вува енітицео еячодежнвоояон зиняосмвя 
,0 очаштіен | явнояия 


СТ 'енчшеадшнеп сля идежнео тяон амо 


е1 ддеро - смізіпопи "еянкиії енацемає - 


У-ЦЕБАО 
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Адізогом олончгамає олонявжаз, кннаовопєздвє слониедлойи снолохошог вє онадоні) 


ИЯНЕШТИ 

тончпомоє ппвдл2394 

9С0СЄ08І тонявждої ВІРІ 

ХЯНЕТЛІ 

повидо итчоєвмот І А АЧіовпгехозіжагІі| Анчгамоє явнАЧлозадве 

внншявди олоняого т інойед Хиожчодежнеося у А пиття ик нВл40 
ИЯНЕШІ ТОНЧПОМОЄ 
втпедіо9д внявжадзї 
врнанойшє тожк тявлоГпи 
вн 'огофтоЛоптиоє 

є ОППРІНОМАМОГ 

оЧи втпвиЧчОфФНІ 


130 оячлоц ьияонея| ит1дз7) оячитион ПОФ'ОСОС Є08Ї 
«пгоуає ППРЕЙдВІНЗЯНІ ОПО ОТОЇ10А9ї моє єї ВИВІНОМАОГ РНБІНХо І, 


иднктлі тончпгамоє оппедлозай Хнявждаг оди тіоомогтя 


ЯТ4вІ3о1 "ИЯНЕТІ 


ОТОТЗА іє тончПгомоє РІШОШтІ 

ЕНІЛОГТЯ 
ідловівя Хиончцомоє Хмонягжазу! я оєгдп знечоЧ1озодеє оди кіпемдофні шооновія влдоф 
вннея вЧНомео олоязпоти ИЯНЕї т1о0нчПгомоє 
1 ипепя тонягждзи ятнелдо «понти 9 кннеє ХногАтод0 в вчтпиняШло втуТ вннеІЗИдомия пиЯ 
ИЯОПЛОРЕ ТОЯЧ0їГ'вИОЧІ ВІ ТО0чЯ0гІМЖ ШИ2Є чпомоє вІдолотем 


кнненя ШкдЯСМ Во ОолоЯЗПоОГи ва, ИПеця 
гонявжадат ятнелдо чпонтКо кннея ХяолАтод0 ві вяттиняШО кі Т0'Є0 | (внновенєйдп ояочіті| 
(впиниго внапетдотидйза. 
ст внагеЧІнаї -ОНЯИІВЧІОІНІ МІВ) 
кпипія "ифежне?о тяоц їио "нові йимчодвжнвоосяоц "Ятовидо вичоявІлої| | вННОЯ дПтвІєОЙ апоту, 
РОСОЗРОО:ОЄ:00Т9СРЕСєС  Чомон инчодфіовтем 
Хянкцті Анчпгомоє оди пшосмогія тнчигелеє 


имнкитіІ ТОнНчЧІомоє 
РОСО:РОО:ОЄ001ССЬЕСєС | Чомон иичодіовнех 
піловивх Хкончиомоє Хмонявжадої А ппеиЧофні Я ШОП КОЯРНОїНОЙ Є ИИИХЕ РЕ "ТНРЇ! 


осос9рсс9С0/6-ЯХ 0С0С Є081 
вед еншита? вячодежнеосяоц (1ипеє) Ляквє вн онеген 


СОС Є08І кннея м4оф ве! 
ос0с91998С1Ес-ЯН Кавлия домоц 


КХанвілії Анчгамає оди Кдловіем олончігамає олонявжаз у є 
ТЕТИЯ 
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(пинвіош льві/одоподімого пниг вяєвн вячодонізпоиг) 


"вминяомгее ліз 00 тоатомай лионотяя я очонЗцгчонвіоя 
"ЛІдИХвВе имвІвавив є лівавцв очоништвІіЛлОМм ОЛОта?ди ХРрМОГЯ ХИНЦІХПІЯ ВН вЕнненІ зи еяБоОї 9 


(кнненівіг90 008 идопо) 
/ по Фомон 


(ппнвізл ш тьвгодоподімого пниг вяєвн вячоданізиомт?) 
сес-цІЯ ля є-1Г Я РК0-1Г1 моонжаОой кнноьопезоре вно | С 


(ияФтиоя "идоцо) 
ТП Оообпоя євро зЧопо дзион 
(панелои тьогодопцодімоїгоа пниг вяєвн вячодовіопоиг) 
идежне о) 1Я0Н ЯМ 01/С8/011-01 ЧІНнопИВд Я 01-11 ЕННеБвІЗОпоОдтмого огодожі ь 


Ям ЕННВЬВІООПОГОЯ ОБВаВИ 
Я. илишпобімого 
па внногепоодіного 


:моЯОнвІЗА хинчгвятдлвноді мого 
ЧІ1ОІНЖАЛЛОП вноПЯОнВІ9Я 


п з відологом І 
яка ктдололея || 
яка КІЧОЛОГЯ | 


яка 09 підонжаІ1Оп (тонені зи) тоногояє0ї 
ТОБОїАНОЇ МЕННВЯдХХВаА є ЕННОЖвІнНеЯВн (ОЛОНЕОНЛОдп) олоЯоянаХвдєой олончгемиояви внивигоЯ с 


ям | втдолалия ПІ 
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щшзондомрідєздо "ШооОмпіІШЗангод ор гомпд вннОНОоОмМПд мохвут БипєпО внайбшо вннажамод 


(р'Ш І иШоонеушідо0 чнадій 'яшоігомод 'юдпшравинаш 'німооодшідои ) 
хенНатімпац й ПВипжай огоньпшомим ор пгомпд пьорьоммд "Пибногази огонпіпошоПбийома 
го рібодпшопаом  кир  бшаофмо»м  ш рш  пашооньбає вної  огонріхдогн  вннедодшу 


вочшоєнімє оїт до0мП хпняисіЛО пь хпньІімонОома 
хпньінхаш ор вннодбзошзпдй огоп рш |одшппносдпд дігнодо вннатчиіє 000 пІіПЖбдшоном 
хпнукон вннагупови єго пдорбоор рружмпайон) ош»з до Бишпдєой шоодпужом вннаьагцєадрє 


ютош мпшопавширарх хпньпшобярб пшооньпшамааг хі 'янажродого 
пашзодпшорид хпнпіпвиОєІм1дЄ 1 -о/уиеш 'доно0 І піПУбдашоном хпнямедірПо ішоомшодож 


нє 10 /60-0С0Ш нини но 
ро ро ро ро 
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му залу не 
ЯНЄШ 10 160 -0С0Ш ПИ В Б Я НН 
, Б  5фйнеш вва 


хошнамімор хпі' д хпневонєрє гомпд вННОНОМПд Фемшіван 000 вННОМПаШОран пшзгдеєпди гжом 
хпяв ор 'пирішорн пирдвиморідоПп І Пмайцєао ри ішЗончиИвІр хі Пдпицд янішмпшо І дазшмордох оди пурнє 
пмацєао рн чшордпицд от 'хрошодой ) чшовьб чшбаго іль 'поо20 20) доїт 'ярш ІінрдочиПбмаофо 


пшбо шннподой | пшнамПбмор  індпш»уПашоні  рш вркйойцєой «онпіпПОєІнОгдйо | "ндпШОмМа0Н 


дішиз до хпньїггоирно пошобицоме рш рдшппноїрПо морідоор орнажразушріи 000 


рнодошнйа оо ончиріпацо пшбо рннодой янатій хпнопіпоєіногдо І хпньінхаш чшоінчИ ПОЇ 


Пурногдзй пмдошогрій квндій огонріхооан квннаьзиєг0рє -- 
Еннегмд2рн вшорвь б рє і шопь бБмош д 'пиржам 

огоп рє 1 шяз до рн фірохорє хпноідодо дінрий (і/шоонріхдогн реє) ппоєшога юрш п»дошогрі)) -- 
фімріио,н хпдпирімт 

нпоєШомом - піІдФОдр інненяпнлд пай р підодо нпоьпбй хпдпуижом внногідойцрє ороїт дірохорє - 
чшНежрохтой І дішчефар хпнаидкпд вннанйіП орот 

дірохоє хпнріхдогн вшшенппди рш бношо огоньінхаш  пяніпо ' кннодПшоонгорір анорьзод) - 
шіоодй хпньпшивифоди хпнріхооан вннарадоди мохкит машопо 

' діодшопай "'дішнамдиг ршяз до пмейцєго вир хпдпиужод іношо Бионжгирн 9 внномпашрі)| -- 
Ппшмаоди іррумо д кочшзвидбодєой 

ончуріпгцо | 'нзіпошнамібмор  озонпіпошобийомо | є  онрідойрід | юршмз 0 | ппошобийому -- 
сниобдшном огончиурдмппай рш огонпіпрдаиоои 'огонріхд ППОрЕІНОгда МОХКИТ 

шіоой вннарадоди шшоомк рш дідойлд піп»Пашоном 'дпрідашом ішоомь хпнріхооан вннаьввгйєзо0рЄ -- 

лмацєго машопо хпнчуріпайо внношопдомпя  - 
фідпицд хпньіфодшоршом Пдводи 

дзшяирарх г вннанмпнп) яшоідпижом оди хпнор хпнаньошб ідрошоріи рн бшмаоди пооаєо | -- 
"р'Ш І дідпдєод хпнжажойцпшоди 

вннавоцєгорє 'ошиз 00 оуомубрн вннажадашосиз пноє І пноє тонопхрє -ондршінОо біннаконеЛЯ -- 


ршиз оо вннетімєой вир юрмпьнорпом бабсопя -- 


ри пмгиєго дідз дро хпневорнєоє ішзондпшмафе внневгйєг0дрє 


рш вннедодшо ороїт прохоє інпіпоєіногдо рш вннатій іньінхаш інакрорадзи пшгГо іннпооі| 


копуПорід ажд от Чідрдр 
пиршорн чшобєшомоу жомош р 'домрід і чнодіноба бишпдєой огоноройонпдруи чшоргідосцос -- 

рш»з до пнпшоь тондон20 
(пшномайд вузи 000 ішоомв рійшенордри меннатаїгой є одпижом) вннОдпноОї'янПфо жомош 


0 'єшзіндінобОан чшойшнодог г чнажошнодгази хпнпідйодо кшшеНОГИЦЦ? ЧШОГЬойєгоїС  - 
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ЧН'ЄШ -Т0 ІЄ0 -0С20Ш 


ліпибашзном хпнчямадірро 


вннажромтой іноидкпд пшодбої онорьзодо онріхдогн чнажашодо пиршоршчяубєга об 
дімой чшкй рн є,а атрій ан вннажагшодо чшоіньпрогад|) 


шПОШшобицоме гоньгиєго п ішоОнпІрон хі вннавацєдорє мошом є рбадоио 
І Ч/9дірбо хпьойбної тпоєпшдоцови орш чнажашодо вннарадоди є пикіпоєіногдо пипнодоє рі паці 
вопшодбномод іннпдой (рбаоціо) чиадірпо ппрєпшдойцори вир вннажешоро є пшодод рдои2 
І чуабірбо вннажашодо пшпрододи онакуиПпгаа онріхдогн їппоршобийцома бнімЧеш огонаиудоношод 


могкшоди шкжнноьонЕпай ршя500 огодошог ипршобийцзма пивиєдо внновецєдорє виїї 


"««момбдашо мпньпашмгиа вннажоайр рід 
дірохрє хпнапхоє ор пгомпя гхорРрасио 1 хвидірбо д омейєадодшягуит» 0107:79-С7Я 9 5129Ї7 - 
(| ЯБИ ) модоношободшягиг вннодбштоиб пирупдоа| ме 
««пидомопуд рід шопхоє » 
СТОСР-006С9 МАВ СТОСЕ-С06С9 МЗБ0Ї7 (1030-0069 О31510Ї7 СТОСТ 40879 МУ 5017 - 
"«промП ІНЬІНХФеш ІінЧИВерЕ 98 0ШО 
діхор І фіномуїо "бірохо іжодого грбаоиз І дімнпрбо Ппибашоної» 8007:62-97Я 4 5/2Ї7 - 
: «Ппошобуцома рмецєогд раси» І чигдірПо ор пгомпд Індоно0 » 8002 -6-СТ1Я НЯ - 


лиршнамбмор пипндпшомаон 
пипндонгб0 пипнибшовн є ішоонрідойрід Б кочшзабьШгиєгорє ппошобийцома Вбнімдаш огонеидоношод 


могешоди  межнноворнєЕПдИ | 0є 0 ршяз 00  ІінношШОПдомпд | пай  іпПпршобуцоме  ригиєод 


ШПУЇ УБИЦОМУ БНІЙ а ОЧОНЗИЯОНУ108Я МО/ВІОАШ МЕННУБ УНЕЙаЙШ 


УЄ УІМ39 40 ВЕННУЇ0ЙАОМИЯ ШУЇ13 УН ППУ УБИЦОМО ИХУЦЕЗЯ ПОМИЯ ВННУЯБИаАОФ ТІ 


с-РреУ НЯ є онрігє "шІдой І дірохрє хпьдошогрій 


змгицмом пшодЕрагази нанпдси шшяз 00 ри шідой інжоОшном -ончиадірПо хпндонг0 оіннономпЯ 


г онанододрє аЦі| є90 шідод хпнжошном -ончуадірбо вннаредод|) ' |4////) шІдОП 


вннарадопи дішмеойи ор онрідойрід ч2пшОдонопіре іннпдои пшодойд інжошном -нчиадірбо 128 


вннажомоий індонод рбаоицо рш чигдірпо пшнаморніф І пдонгр 910301 17Я НУ '«п»аиєао пгомпя 
" прорбоорє гонанчийті ходомї 9 одшппноїюРбЯ » 9007-С1-СТ Я НУ '«одшплноойпд огончиадірго 
вІПпОєІнОгО) » 9107- С- ГСУ НУ пибгомпд) вопшодПави онріхдовн шідодй хпнжошном -ончигдірро 


рдшппносдпу хорирше рн побшмешіхдо ршяз до їпоршоРбийома пмайєдо внноьагиєар0рє ви); 


11904 ХИНЖУЇНОМ ОНЧИЗЯІБЯ УЯ1 ПИНЧОАЙЯ ХУПУ13 


УН иабідМІИХаАУЇ УЇМ9 Ч0 ППУ УБИЦОМО ИМУЦЕЗЯ ЕННІБОШЕЗЧУЄ ПООЯЙ/ИЧО0О | 4 "ТІ 
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49076010 019 ЄРЕСТЬУ АУ 


рипнч/урдбшлмаоаци -рданажні У вооопу 


іо . 
51 
о НЕ 
сно 
о| Х 
а | 


шоміфпшоОа2 ппнпіпоміфі/ б9у 


шзончуорідоирід ) дімрімоон 2руу дн оячизшау 


терор»: 


ЯМ'ЄШ -Т0 180 0С0Ш 


ШУ. 
ЦІ! 


п 


х 


з 


122 (шоончиорідоирід) дічрМ рн 
Побуим вир Ришпоє огоньімонома огомпшобипди гко00 збіппдзйзи ан рмб2 орнавонєпя 
мі 0202 рн пнібдмб шеажрою 
ппндожовії од, пні ДбдмБ Бномоє онрігє) наг єс | 5 пШОИЙ ГОНШІООДОє ГОНЧИДМІНІМ ІЧінєой па) 
шєФи фРЕВЕСІ"РІ (СІЧ 
зорорумо хошоуи хпншідодоє хпняивиінім Б Ббишпоє огоньтшонома огодпужом гкно00 


наг зпш тсІЧа 299000/х 522 0 


доубмдоф реє кочшорьонєп) пмшпоє інодоєонгоді | 


нагопш 2991000/ 


зороумо пшдірбо годошПови -«ондпшрашотнімро чшошдИд момніхордєсй мпнзопдоштом є онрігс 


пари пшшзончувірЗзШШТЖ 
дом хпнаибмдон вннатбаси кочшзрдПорід ан орш»из оо пардур моріорн д »в мош 'омзПфпорум 
ан. бшдірпо  Пндпшрдшонімрор  "Пш»яз оо їндоє  яшоюдПогазви (тм 0120 | 0ШОІМЧИ  0Є 


(6103сс98 5107 "тиорш) 199 (/шоончиррідойрід) дімрімоюн Бору» ор вочшпоонрід 
видірбо рндпшордшонімро "шяз до рн чшорурогази оньпрогзи їлв 0120 онШОІМЧИ м 0Є 


паром ореот4ТМесМ 

шшяз оо рн чшоїрдрогави оньпрогази їж паром 
чшоіячИ я монпь мп»о| морододибо є чшврохпай івордПрідрід ілвар) дів 9Прідрід ОЇ г'т кочшЕрохонє 
інна тімпай 9 "жд рн дінр 5сТ жін атямід он могкшоди Боор рн нпрог 9 жін атямід ан онорьомшодом 

от "омзомпло|) "шяз о рн чшордПогази оньпрогази їлв "паро яЯшоїмчИим омпьонєпЯ 
(610СССс89 5/2 Ттиодош) 17) ('шзончупрідойрід) дімріморн Пори» ор вочшпоонрід 

видірбо  рндпшодшонімрр "УЗ 0 рн чшордПповдзи онпіІШОСИ ІЯв о "9120  0ШОІМЧИМ Є 

паро 0схТІ 

Лянпрбо 9 чшордпогдзи онпіШшоди МЕ (0120 ЯШОІМЧИІУ 
дів ОдПрідрід (Її 2т вннодПогави андагавиєзго 
анпіШшдИ адпужом морш внр оговодой могкшоди неромойдг Биоппай вир рнавонєпби кидірпо 
пмчигмо0 огош міду "дімпнфіПоди хпнпіШоои (| кочшзрьодрайзви ягоїм хпьодод мвннодПтошеой 

є онрігє тидірбо 8 чшоюрдповази онпіШОои діт парну чшоімчуиюм бдомніхраєсай омзвьонєпя 


ржажой - вкіпобшоо онпідодо одпижор/ 
0с7 14 - мдіамой рмшімріяЯ 
ім о с'? чшпдоношо кшшпамгази пмиоо ор ршозпя ппдомчид хрії мд'їхср'Я хко20 9 пмраїєой 


є "Пурдріи єг0 "Пмоудоєрг є квудірпо рдохаздоцонро  - монпрйо ппндпшорашоїнімру 


"««Ш'Шорудо томч2дршиої| 'бнопора огомчздожногодон тпаржно) дон 
шио "Я 'ончирашноїї ибд шозгарор рє прод гонітпи22 гомчздржногодон гПизви хпндпшрадшоінімро 


вннорон  башнапо шдірпо  ондпшрдшонімрр  одшіппндїрбо адон» ордшплнорпо шмз 00 


ІООНЧИУШІЯОЦІЇІЯ ) ВІМІЛИОУН БОМИМ МОНБХУаєда | 21 
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4 омчугшеї| 
«ибагжні » М//» Я0/ ЦІ / 


07 омнату 
«ибагжні » /|)» Я0/ Чошмеаті 
ЗІБЖІТОЛОЦ аБЖІУЗЯІ УЄ 


ділой бої - /пошоПийома німаз | 199) (ішзончуипрідоирід) дімрморн Борвим ор вочшпоонрід 
грузби хпндпшрашоінімро вннорон РБашнап видірбо рндпшорашогнімро 6Т07:сс99 51/27 | ІПпидоШ 


ор онрідойрід дімршиорн хпдпужом мпшопазшчордрх пмомнбходєсй пипнарадон ріод 0є 
: модонопЯ 


липшагавна "мекв дє "Пшдаоизнраш 


дішяз 20 пшорой вннанпипай рн зрдпийцд ан їидірПо |вннодінога) одомрід от 'омзриппо|| 
лигиєадан тоньіго/ома тонагїтпдріи мошяз 00 з ан видІрбЯ 


(шзонроимо 1о04нрайда2) домі хпньтго/оаг 
онаанажні ішоонрорумо шшогашом | ор вочшпоонрід рдшппнорбо р»нвир домб хпньтгомогг 


ор онрідойпрія в пирозгоди мк домі хпьоонроумб хпмош рє вочшзоьооргйзи одшіпноїрбЯ 


липітройі гонабшяибя мошяз 00 


з ан і пнпітрошіо гонабшчиб дішиз 00 іноє піннодохо д ппнодоторшеой ан видірбд 


лора дур зчиу І 
ями ТО 10 0с0Ш А ОО Б ОН НИ 
І І І І 1 


Програма не несе відповідальності за проєктну документацію у разі її використання без погодження з Програмою 


Ф-ЦЕАО 


з Є В Р 0 п О0 Ю 


Проект реалізовано 
за рахунок коштів 
Програми «0-ЦШ.ЕАД 
з Європою» 


Ця публікація підготовлена в рамках міжнародної Програми «0-1. ЕАОД з Європою», яка фінансується Європейським 
Союзом та його країнами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Зміст цієї публікації не 
обов'язково відображає погляди згаданих донорів «0-1. ЕАОД з Європою». 


Сайт напряму з покращення якості адміністративних послуг Програми «0-|.ЕАОД з Європою»: Піїрз://їзпар.ціеад.огд.ца 


німеччиною з 5 і Я У 
ОЕЦТЯСНЕ ИБАММЕМАВВЕТТ Роїя5Н аїд Рапіда ел со 


м ни Швеція ЩО МІНІСТВУОЄ п д5 | ум у Міністерство а 
і З м. и . цифрової трансформації іністерство розвитку 
німеччиї Зуегіде айезздао ч ж 5 України громад та територій України 


Європейський Союз 


